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RETROSPEKTIF 


SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


BAHAGIAN 


KETUA SEKRETARIAT, 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 


Salam Sejahtera, Salam Malaysia Madani, Salam Sabah Maju Jaya 
dan Salam Integriti. 


Pada kesempatan ini, saya merakamkan penghargaan dan ucapan terima 
kasih kepada YAB Ketua Menteri dan YB Setiausaha Kerajaan Negeri yang 
mengiktiraf sumbangan penjawat awam dalam merealisasikan Hala Tuju Sabah 
Maju Jaya. Ruang peningkatan kerjaya dan peningkatan kapasiti juga telah 
ditambah baik dengan mengambil kira keperluan semasa bagi memastikan 
perkhidmatan kerajaan dapat disampaikan dengan sebaiknya. 


Penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua Kementerian, 
Jabatan, agensi serta penjawat-penjawat awam yang telah bekerja keras, 
berusaha gigih dan mengorbankan masa dalam usaha menjayakan Hala Tuju 
Sabah Maju Jaya - Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025). Hasil usaha 
gigih semua pihak telah dapat dilihat apabila ekonomi negeri Sabah 
menzahirkan petanda-petanda pemulihan seperti peningkatan kutipan hasil, 
kemasukan pelaburan baharu, dan peningkatan kehadiran pelancong. 


Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan khususnya 
kepada seluruh pasukan Sekretariat Sabah Maju Jaya yang diketuai oleh 
Timbalan Ketua Pengarah (Perkhidmatan) dalam melaksanakan 
tanggungjawab selaku Urus Setia Sekretariat serta melaksanakan pelbagai 
program. Mentaliti berfikir dan bertindak 24/7 sebagai penjawat awam adalah 
faktor yang membolehkan setiap inisiatif dilaksanakan dengan jayanya. 
Diharapkan Sekretariat Sabah Maju Jaya akan terus menggalas 
tanggungjawab yang diberikan dengan cemerlang. Momentum ini perlu 
ditingkatkan dan diteruskan di masa akan datang. 


Dengan itu, harapan saya dengan penghasilan Laporan Tahunan Hala Tuju 
Sabah Maju Jaya - Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) akan 
memberikan inspirasi kepada semua warga perkhidmatan awam untuk 
menjayakan pelan ini. Sekali gus, memberikan rasa kepunyaan bersama dan 
rasa kebanggaan akan pencapaian pelan ini. 


Wassalam. 


YBhg. Datuk (Datu) Rosmadi Datu Sulai, JP 


RETROSPEKTIF 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


Inisiasi 


Pada 29 Mac 2021, iaitu dalam tempoh genap enam bulan dari tarikh penubuhan 
Kerajaan Negeri, Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang dimulakan dengan Pelan 
Pembangunan SMJ 1.0 bagi tempoh 2021-2025 (disebut sebagai Pelan SMJ] telah 
dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri. Pelan SMJ dirangka berpaksikan tiga Elemen Utama 
yang diinspirasikan daripada moto jata negeri Sabah iaitu “Sabah Maju Jaya”. Huruf 
awalan setiap perkataan dalam slogan ini iaitu “5” “М” dan “J” dijadikan awalan bagi tiga 
Elemen Utama Pelan SMJ iaitu S: Sektor Utama Fokus Pertumbuhan Ekonomi yang 
terdiri kepada Sektor Pertanian, Sektor Perindustrian dan Sektor Pelancongan; M: 
Modal Insan & Kesejahteraan Rakyat: dan J: Jaringan Infrastruktur & Kelestarian 
Hijau. 

Adaptasi ini bertujuan untuk menerapkan semangat perjuangan kemerdekaan dan 
pendirian negeri Sabah terdahulu, untuk membangunkan rakyat dan negeri Sabah agar 
mencapai kemajuan dan kejayaan yang gemilang, seterusnya menterjemahkannya 
kepada hala tuju di dalam Pelan Pembangunan SMJ. Di samping itu, Elemen Utama ini 
didukung oleh lima (5) Pemboleh Daya iaitu Kemampanan Fiskal, Kemudahan 
Kewangan, Keberkesanan & Kecekapan Penyampaian, Kecemerlangan Tadbir Urus 


yang Berintegriti serta Kerajaan Digital Berteraskan Teknologi & Inovasi. 


Implementasi 


Usaha-usaha pemulihan ekonomi negeri giat dijalankan melalui pelaksanaan fasa 
pertama Pelan SMJ yang meliputi sejumlah 573 inisiatif. Kesemua inisiatif dirangka 
selaras dengan fungsi teras setiap kementerian, jabatan dan agensi Kerajaan Negeri. Ia 
dipantau secara dekat oleh Sekretariat Sabah Maju Jaya (Sekretariat SMJ). Status 
pelaksanaan dan pencapaian setiap kementerian dibentangkan kepada umum setiap 


tahun melalui Laporan Status Pelaksanaan dan Pencapaian Tahunan SMJ bermula 


dengan tahun pertama pada 29 Mac 2022. 


RETROSPEKTIF 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


Implementasi 


Usaha diteruskan kepada pelaksanaan fasa kedua Pelan SMJ yang meliputi 510 
inisiatif, yang mana sebahagian besar daripadanya adalah merupakan lanjutan kepada 
inisiatif tahun 2021, sebahagiannya lagi adalah inisiatif baharu. Laporan status 


pelaksanaan dan pencapaian bagi fasa kedua dikeluarkan pada 29 Mac 2023. 


Di samping inisiatif-inisiatif ini, Pelan SMJ juga memulakan beberapa inisiatif 
baharu yang dikenali sebagai Inisiatif Fokus Semasa. la merupakan inisiatif yang 
dijadikan tumpuan oleh kerajaan kerana ia dirangka untuk memanfaatkan potensi-potensi 
ekonomi negeri yang kurang atau belum diterokai secara tuntas, serta untuk mewujudkan 
persekitaran yang mesra pelabur. Seterusnya, diperkenalkan juga Inisiatif Flagship, iaitu 
inisiatif baharu yang berimpak tinggi, membawa pembaharuan kepada pembangunan 


negeri dan menonjolkan identiti negeri Sabah. 


Pewujudan inisiatif-inisiatif tersebut juga bermatlamat untuk meningkatkan 
keyakinan pelabur bagi menyalurkan dana-dana pelaburan di pelbagai sektor dalam 
negeri ini. Pendekatan mesra pelabur ini meletakkan kedudukan Kerajaan Negeri Sabah 
sebagai pemilik aset yang menyediakan lokasi ataupun platform tertentu untuk dijadikan 
medan kemasukan bagi para pelabur menjalankan aktiviti ekonomi, dengan persetujuan 
yang saling memenangkan kedua-dua pihak serta pada yang sama dapat menyediakan 


peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat di seluruh negeri. 


Refleksi 


Selama dua tahun pelaksanaan Pelan SMJ, hasilnya sudah terzahir melalui 
beberapa pencapaian. Kutipan hasil negeri pada tahun 2021 telah meningkat kepada 


RM5.449 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 51.74%. Seterusnya pada tahun 2022, hasil 


negeri yang dikutip mencecah RM6.96 bilion iaitu peningkatan sebanyak 27.75%. 


RETROSPEKTIF 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


Refleksi 


Rekod kutipan bagi kedua-kedua tahun ini adalah pencapaian yang memecahkan 
rekod tertinggi kutipan-kutipan hasil sebelum ini. Selain meningkatkan kutipan hasil, 
keyakinan pelabur telah terbukti apabila sebanyak tiga (3) pelaburan besar bernilai 
RM6.9 bilion telah masuk ke negeri Sabah dalam tempoh dua tahun ini. Yang pertama, 
pelaburan syarikat dari Korea Selatan, SK Nexilis (М) Sdn. Bhd. bernilai RM4.28 bilion 
untuk membina kilang kerajang tembaga di Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP). 
Pembinaan kilang sedang berjalan rancak dengan kemajuan berada di tahap 68.8% 


setakat Februari 2023. Ia dijangka akan mula beroperasi pada bulan September 2023 ini. 


Seterusnya yang kedua adalah pelaburan daripada syarikat negara China, SBH 
Kibing Solar New Materials (M) Sdn. Bhd. (SBH Kibing) bernilai RM2.0 bilion untuk 
membina kilang pembuatan kaca panel solar dan pemprosesan pasir. Kemajuan 
pembinaannya setakat ini berada di tahap 25% dan dijangka akan siap beroperasi 
sepenuhnya pada Oktober 2023. Manakala pelaburan yang ketiga adalah daripada 
sebuah syarikat pengeluar produk berasaskan kelapa iaitu Linaco Group di daerah Paitan 
bernilai RM620 juta. Ketiga-tiga pelaburan ini secara keseluruhannya menyediakan 


sebanyak 12,750 peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Sabah. 


Satu lagi pencapaian berimpak tinggi yang dikecapi adalah pemeteraian Perjanjian 
Kerjasama Komersil (Commercial Collaboration Agreement, CCA) dengan syarikat minyak 
dan gas negara, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Kolaborasi ini dijalinkan atas 
prinsip Greater Say, Greater Participation, Greater Revenue. Melalui kolaborasi ini, negeri 
Sabah akan mendapatkan perkongsian hasil berkaitan minyak dan gas yang lebih besar 
(greater revenue sharing), penyertaan dan penguasaan yang lebih besar dalam hal-hal 
minyak dan gas (greater participation and greater say), di bawah satu (1) rangka kerja 


perundingan (consultative framework) komersial bersama dengan PETRONAS sambil 


memastikan negeri Sabah mengekalkan hak perundangannya selaras dengan Perjanjian 
Malaysia 1963. 


RETROSPEKTIF 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


Refleksi 


Bagi memaknai Perjanjian Kerjasama Komersial (CCA), Kerajaan Negeri melalui 
Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Sabah, Sabah Energy Corporation (SEC) telah 
menandatangani Perjanjian Bekalan Gas Asli dengan PETRONAS yang menjadikan SEC 
sebagai pembekal dan pengangkut gas asli domestik terbesar di Sabah. Langkah ini akan 


membantu Sabah untuk maju ke hadapan dalam meneroka potensi penuh rantaian 


industri gas asli di negeri ini. 
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LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH MAJU JAYA (2022) 


: PENCAPAIAN KESELURUHAN 


BAHAGIAN 


PURATA PENCAPAIAN 
KESELURUHAN: 91 61 9 


(490 INISIATIF) 


JABATAN KETUA MENTERI (JKM) 


90.85% 


(31 Inisiatif) 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN & 
INDUSTRI MAKANAN (MAFFI) 


92.49% 


(119 Inisiatif) 


KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) 


87.91% 


(11 Inisiatif) 


88.75% 


(27 Inisiatif) 


KEMENTARIAN PEMBANGUNAN LUAR 
BANDAR (KPLB) 


KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) 


96.96% 


(14 Inisiatif) 


89.29% 


(55 Inisiatif) 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
8 KESEJAHTERAAN RAKYAT (KPMKR) 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 
8 ALAM SEKITAR (KePKAS) 


86.60% 


(23 Inisiatif) 


98.25% 


(22 Inisiatif) 


KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN 
PERUMAHAN (KKTP) 


KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN 
INOVASI (KSTI) 


89.11% 


(9 Inisiatif) 


98.81% 


(13 Inisiatif) 


KEMENTERIAN BELIA & SUKAN 
SABAH (KBSS) 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 
PERINDUSTRIAN & KEUSAHAWANAN (MIDE) 
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JABATAN KETUA MENTERI 
(JKM) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 


JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


BAHAGIAN INTEGRITI DAN GOVERNANS NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Mengadakan Hari Integriti Negeri 
Sabah dengan menyasarkan 
penyertaan 500 anggota 
perkhidmatan awam negeri Sabah 
pada setiap tahun. 


Mengadakan Jelajah You-INS di 
peringkat Kementerian, Jabatan dan 
Agensi dengan menyasarkan 
pelaksanaan sepuluh (10) siri jelajah 
setiap tahun. 


Kajian Membangunkan dan 
menggunakan Sistem Penyampaian 
Pengemaskinian dan Penilaian Dasar- 
Dasar Kerajaan pada tahun 2022. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan pelan konsep dua (2) 
Projek Pembangunan Saliran dan 
Tebatan Banjir Kilat di kawasan 


Bandaraya Kota Kinabalu (timeframe: 


2021-2025). 


Melaksanakan pemasangan 40 unit 
lampu solar di perhentian bas di 
kawasan Bandaraya Kota Kinabalu 
menjelang tahun 2025. 


Melaksanakan projek pembangunan 
Taman Awam 1,Tanjung Aru. 


Membina perangkap Rubbish Boom 
Trap di Sungai Darau menjelang tahun 


2023. 


Menaik taraf sistem elektrikal di Pasar 
Besar Kota Kinabalu menjelang tahun 


2025. 


Menyediakan Pelan Konsep bagi 
Taman Botani Sabah (timeframe: 


2021-2025). 


Mewujudkan sistem pengurusan data 
setinggan yang lebih sistematik dan 
selamat. 


Pelaksanaan projek pembinaan 
Dataran Sepanggar untuk membantu 
rakyat kerana akan menyediakan 
ruang niaga terutamanya peniaga 
kecil di Sepanggar serta menjadi 
kawasan tumpuan pengunjung 
menjelang tahun 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


500 Orang 


10 Siri Jelajah 


Jumlah Peserta 


Jumlah Jelajah Yang Dilaksanakan 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


100% 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Penyiapan Pelan Konsep 


Pemasangan Unit Lampu Solar 


Peratus Pelaksanaan Projek 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 
Projek 
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JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Tempahan Dewan oleh syarikat 
pembekal (GoNet) menjelang tahun 
2025. 


Mewujudkan dan Membangunkan E- 
LESEN bagi memudahcara pelanggan 
DBKK untuk memohon semua jenis 
lesen(trading license) secara atas talian 
menjelang 2025. 


40% premis makanan mendapat Gred 
А dan 60% premis makanan 
mendapat Gred B di Central Business 
District (CBD) Kota Kinabalu. 


Melaksanakan Projek Pembangunan 
Landskap di 5 buah pekan utama dan 
1 buah kawasan lagun menjelang 


2025. 


INISIATIF SMJ 2022 


Memasukan senarai tajuk penerbitan 
dalam sistem pengurusan arkib negeri 
dengan sasaran 15,000 bagi tahun 
2022. 


Membangun dan menggunakan Sistem 
Pengurusan Arkib Negeri pada tahun 
2022. 


Menambah baik Pengurusan Sistem 
Rekod Arkib ke Versi 2. 


Mengadakan 1 aktiviti Pendidikan 
menjelang 2022: Simposium Sejarah 
Sembulan. (Membuat kajian dan 
persiapan Simposium Sejarah 
Sembulan). 


Mengadakan 3 pameran. 
Pameran Sabah Maju Jaya. 
Pameran Sejarah Sembulan. 

4 kali pameran di Walkway Arkib 
Negeri Sabah. 


Pendigitalan lima (5) jenis surat khabar 
tempatan dari tahun 1883-1973. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Memberikan Gred Premis Makanan 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Tajuk Penerbitan 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-lnisiatif. 


Aktiviti Khidmat Nasihat Yang Siap 
Dilaksanakan Kepada Jabatan 
Kerajaan. 


Jumlah Aktiviti Yang Dilaksanakan 


Jumlah Pameran Yang Dilaksanakan 


Bilangan Surat Khabar 
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SASARAN 2022 


100% 


SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


JABATAN ARKIB NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Pengumpulan maklumat-maklumat 
sejarah di Sabah. 

Fasa 1: Pengumpulan maklumat 
Sejarah Sembulan Bulat Sebulan. 
Fasa 2: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Tuaran sepintas lalu. 
Fasa 3: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Persatuan Rumpun 
Bajau Samah di Tuaran. 

Fasa 4: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Mempakul. 


Menerbitkan 4 terbitan (Laporan 
Tahunan Arkib Negeri Sabah 2014 — 
2020), Dairi A.R. Dunlop, Biografi Tun 

Sakaran) dan Sejarah Sembulan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permohonan Tempahan 
(Bahagian Pemuliharaan) dalam talian. 


INISIATIF SMJ 2022 


Bangunkan akaun/portal repository 
yang dapat diakses oleh semua 
dengan kerjasama Jabatan 
Perkhidmatan Komputer Negeri dan 
Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah 


pada akhir tahun 2022. 


Menambahbaik sistem e-Tempahan 
akan ke versi-2 dengan kerjasama 
Jabatan Perkhidmatan Komputer 
Negeri pada akhir tahun 2022. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan inisiatif untuk 
memastikan semua undang-undang 
negeri Sabah adalah yang terkini, 
tepat dan selari dengan keperluan 

semasa. 


Melaksanakan pengemaskinian dan 
pembaharuan undang-undang negeri 
Sabah supaya ia sejajar dengan 
undang-undang persekutuan yang 
sentiasa selari dengan keperluan 
semasa. 


Pelaksanaan pendigitalan sekurang- 
kurangnya dua puluh empat (24) buku 
Laws of North Borneo, Enakmen, 
Ordinan dan Undang-Undang lama 
secara berperingkat setiap tahun. 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Aktiviti Perolehan Maklumat Dari 100% 
Tiga (3) Daerah / 4 Fasa 4 


Jumlah Terbitan 100% 
Peratus Kemajuan Sistem 100% 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Peratus Kemajuan Sistem 100% 
Peratus Kemajuan Sistem 100% 


SABAH 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Bilangan Rang Undang-Undang Dan 
Pindaan Undang-Undang Yang 
Diluluskan Oleh Dewan Undangan 
Negeri Sabah Pada Tahun Semasa 


12 Rang Undang-Undang 


Bilangan Rang Undang-Undang Dan 
Pindaan Undang-Undang Yang 
Diluluskan Oleh Dewan Undangan 
Negeri Sabah Pada Tahun Semasa 


Bilangan Buku Laws Of North Borneo 
Dan Yang Lain-Lain Yang Diimbas 
(Scanning) 
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JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


JABATAN PEGUAM BESAR NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan satu (1) aplikasi khas 
yang dikenali sebagai Sabah e-Law 
bertujuan untuk menyediakan akses 
tanpa terhad bagi sumber undang- 
undang yang terdapat di negeri 
Sabah menjelang tahun 2025. 


INISIATIF SMJ 2022 


Kutipan hasil hutan sejumlah 145 Juta 
pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Informasi dan Pemantauan 
Kawasan Konservasi (CAIMS) bagi tiga 
(3) jenis kelas hutan simpan yang 
dilindungi sepenuhnya pada tahun 
2021 dan menggunakan Sistem 
Informasi dan Pemantauan Kawasan 
Konservasi (CAIMS) pada tahun 2022. 


Memulihkan lebih kurang 450,000 
hektar kawasan hutan terosot 
(Degraded Forest) di seluruh Sabah 
menjelang tahun 2030 dengan 
melaksanakan rawatan Sivikultur seluas 
5,000 hektar untuk tahun 2022. 


Menyasarkan 400,000 hektar ladang 
hutan di seluruh Sabah menjelang 
tahun 2035 bagi tujuan bekalan kayu 
secara mampan dengan 
membangunkan seluas 6,000 hektar 
pada tahun 2022. 


Pendigitalan Pentadbiran Data Sumber 
Hutan Negeri Sabah. 


Melaksanakan lima (5) Program 
Kesedaran Awam mengenai jenayah 
perhutanan untuk menangani persepsi 

negatif masyarakat. 


Membangunkan Sistem e-Bayaran 
Permit Pelawat ke Kawasan Rekreasi 
Berasaskan Alam Semula Jadi di 
Kawasan Hutan Simpan pada tahun 
2021 dan 2022. 


Mengenal pasti keluasan Totally 
Protected Area (TPA) seluas 2.2 Juta 
Hektar (30%) daripada keluasan 
tanah negeri Sabah menjelang tahun 
2025 dengan mewartakan 10,000 
Hektar kawasan TPA pada tahun 
2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


1. Penyediaan Kertas Kerja Aplikasi 
Digital Sabah E-Law 
2. Permohonan Kelulusan Kewangan 
3. Penyediaan Kontrak Lantikan 
JPKN Sebagai Jurutera Perisian 
Sabah E-Law 
4. Proses Penyiapan Aplikasi Digital 
Sabah E-Law 
5. Pelancaran Rasmi Aplikasi Digital 
Sabah E-Law. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Kutipan Hasil Hutan 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Peratusan Keluasan Kawasan Hutan 
Terosot 


Peratusan Keluasan Ladang Hutan 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Peratusan Bilangan Program 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Peratusan Kemajuan Proses 
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SASARAN 2022 


SASARAN 2022 


100% 


PENCAPAIAN 
2022 


PENCAPAIAN 
2022 


INISIATIF SMJ 2022 


Mensijilkan satu (1) Projek Sustainable 
Forest Management (SFM) Dengan 
Keluasan 1,452 Hektar di bawah 
International Union For Conservation Of 
Nature (IUCN) Green List. 


Memulihkan 1,000 hektar kawasan 
hutan terosot (Degraded Forest) di 
seluruh Sabah dengan melaksanakan 
tanaman mengaya untuk tahun 2022. 


Melaksanakan satu (1) Projek Perintis 
Perhutanantani (Agroforestry) yang 
melibatkan penduduk kampung 
dengan kerjasama Pelesen Sustainable 
Forest Management Licence Agreement 
(SFMLA). 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan dan menggunakan 
tiga (3) sistem atas talian pada tahun 
2021 dan 3 Sistem atas talian pada 
tahun 2022. 1. e-Land Enquiry (Web 

Processing System) 2. Online 
calibration application (For Andus site) 
3.Online Land Acquisition Plan (E- 
lacplan) For Valuation Section, Lands 
And Surveys Department, Sabah. 


Memproses 40,000 permohonan tanah 
di seluruh Pejabat Tanah Daerah 
dalam tahun 2022. 


Mencapai pungutan hasil sebanyak 
RM250 juta dalam tahun 2022. 


Mendaftarkan urusniaga tanah bagi 
Single Dealing (Geran Pajakan) dalam 
tempoh 5 hari bekerja. 


Mengeluarkan kelulusan permohonan 

Tanah Anak Negeri/Native Title (NT) 

dalam tempoh 24 bulan bermula dari 
tarikh permohonan dibuat. 


Mengemukakan pelan dan draf warta 
75 Tapak Simpanan Perkampungan ke 
Pejabat Hasil Bumi untuk proses 
pewartaan bagi tahun 2022. 


Mengemukakan warta pengambilan 
tanah ke Jabatan Peguam Besar 
Negeri dalam tempoh dua (2) bulan. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Kemajuan Proses 


Peratusan Keluasan Kawasan Hutan 
Terosot 


Peratusan Bilangan Projek 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Jumlah Permohonan Tanah Diproses 


Jumlah Pungutan Hasil Dicapai 


Jumlah Urusniaga Tanah Bagi Single 
Dealing (Geran Pajakan) Yang 
Didaftarkan Dalam Tempoh 5 Hari 
Bekerja 


Pematuhan Pengeluaran Kelulusan 
Permohonan Dalam Tempoh 24 
Bulan 


Jumlah Tapak Perkampungan 


Pematuhan Mengemukakan Warta 
Dalam Tempoh Dua (2) Bulan 
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JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


JABATAN PERHUTANAN NEGERI SABAH 


PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


JABATAN TANAH DAN UKUR NEGERI SABAH 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 


INISIATIF SMJ 2022 


Mengukur keluasan 15,000 hektar 
Tanah Anak Negeri baharu bagi tahun 
2022. 


Menyediakan 12,000 geran deraf 
bagi tahun 2022. 


Menyediakan geran draf kawasan 
tanah hak adat yang diukur melalui 
Program Pengukuran PANTAS dalam 
tempoh 12 bulan bermula dari tarikh 

pengukuran di lapangan dibuat. 


Mengeluarkan 3,000 Surat Tawaran 
Pengambilan Tanah kepada Pemilik 
Tanah bagi tahun 2021. 


Memproses dan menyediakan 
perakuan kelulusan permohonan ke 
Jabatan Peguam Besar Negeri tukar 
syarat geran tanah dalam masa 90 
hari bekerja daripada tarikh 
penerimaan permohonan yang 
lengkap dan teratur dibuat. 


Melaksanakan 30 kursus Latihan Dalam 
Perkhidmatan secara dalam talian 
kepada Pegawai Awam Negeri Gred 
41 dan ke atas. 


Melaksanakan Audit Indeks 
Kegembiraan Organisasi Berprestasi 
Tinggi (I-KOBT) terhadap 45 agensi 

(50%) di bawah Kerajaan Negeri 
Sabah pada setiap tahun. 


Melaksanakan dua (2) kursus/latihan 
mengenai 5K di lima (5) agensi di 
bawah Kerajaan Negeri Sabah. 


Melaksanakan kursus Amalan Baik 
Peraturan (GRP) kepada Pegawai 
Awam Negeri Gred 41 dan ke atas. 


Melaksanakan perkhidmatan 
kaunseling kepada anggota 
perkhidmatan awam negeri pada 
setiap tahun. 


Melaksanakan Program High 
Performance Talent untuk mencari 
pelapis pegawai muda pada tahun 
2021. 


Melaksanakan tiga (3) Persidangan 
Pengurus Sumber Manusia untuk 128 
Pegawai Sumber Manusia Kementerian 
dan Jabatan pada setiap tahun. 


(KESELURUHAN) 


Jumlah Keluasan Tanah Diukur 


Jumlah Deraf Geran Disediakan 


Pematuhan Penyediaan Geran Draf 
Dalam Tempoh 12 Bulan 


Jumlah Surat Tawaran Yang 
Dikeluarkan 


Pematuhan Proses Dan Penyediaan 
Kelulusan Dalam Tempoh 90 Hari 
Bekerja 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 


Peratus Pelaksanaan 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 


Peratus Pelaksanaan Kursus 


Perkhidmatan Kaunseling Kepada 
Anggota Perkhidmatan Awam 
Negeri 


Peratus Pelaksanaan Program 


Bilangan Persidangan Yang 
Dijalankan 
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SASARAN 2022 


15,000 Hektar 


SASARAN 2022 


0 


100% 


3 Persidangan 


2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 


INISIATIF SMJ 2022 2022 


Melaksanakan tujuh (7) siri Program 
Outreach Perdana secara tele sidang 
melalui aplikasi zoom yang boleh 
menampung 500 penyertaan mulai 
tahun 2022. 


Melaporkan kemajuan inisiatif Hala 
Tuju Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) pada 
setiap bulan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Portal BKNS bagi memudahkan proses 
pembayaran elaun BKNS pelajar dan 
telah dikemaskini mengikut keperluan 

semasa bagi tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pengurusan Fail Dan 
Pengesanan Dokumen Atau Surat. 


Membangunkan sistem e-Matriks bagi 
Pegawai Perkhidmatan Gunasama 
Pentadbiran (N) Negeri. 


Membangunkan sistem permohonan & 
pemprosesan peruntukan 
pembangunan (D Vote) JKM untuk 
Bahagian Pengurusan Kewangan (BPK) 
menjelang tahun 2022. 


Membangunkan sistem permohonan 
dan pemprosesan lesen perniagaan 
untuk Pejabat Daerah di bawah 
Flagship Pendigitalan Pejabat Daerah. 


Memperkemaskan 
struktur/mengukuhkan perjawatan 
sekurang-kurangnya sepuluh (10) 

agensi Kerajaan Negeri pada tahun 
2022. 


Menaja seramai 2,106 pelajar 
diploma, sarjana muda dan sarjana 
bagi tahun 2022. 


Menaja seramai 306 pelajar daripada 
golongan B40 dan luar bandar untuk 
mengikuti pengajian kemahiran dan 

diploma bagi tahun 2022. 


Menjalankan dua (2) siri peperiksaan 
guna sama bagi 82 Skim Perkhidmatan 
secara atas talian. 


Menjalankan Program 5K yang 
melibatkan 200 penyertaan Penjawat 
Awam Negeri secara dalam talian. 


Menyediakan 10 Kursus Latihan Dalam 
Perkhidmatan (Fizikal) Dalam Negara 
sepanjang tahun. 


Bilangan Program Yang Dijalankan 


Laporan Kemajuan Inisiatif Hala Tuju 
Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Pembangunan Sistem 


Prestasi Kemajuan 


Bilangan Daerah 


Bilangan Agensi Yang Diselesaikan 


Bilangan Pelajar 


Bilangan Pelajar 


Bilangan Peperiksaan Skim 
Perkhidmatan 


Bilangan Penyertaan 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 
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SASARAN 2022 


2 Siri Peperiksaan Bagi 82 Skim 
Perkhidmatan 


500 Penyertaan 


JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Menyediakan pelantar E-Pembelajaran 
dalam talian Sabah ELITE Percipio 
kepada 1500 Pegawai Awam Negeri 
Gred 41 dan ke atas. 


Menyediakan sebuah Buku Garis 
Panduan Tadbir Urus Agensi Awam 
Negeri Sabah yang komprehensif. 


Merangka dan membangunkan satu (1) 
sistem kelulusan untuk menambahbaik 
dan mempermudahkan proses 
kelulusan pembiayaan rawatan 
perubatan bagi pegawai dan pesara 
bagi Perkhidmatan Awam Negeri 
Sabah serta ahli keluarga yang 
berkelayakan. 


Pelaksanaan Talent Development 
Programme (TDP) untuk 10 orang 
pegawai Kumpulan Pengurusan dan 
Profesional (PNP) Gred 41 / 44 / 48. 


Penganugerahan Penarafan lima (5) 
Bintang (Star Rating) KPI SM2 kepada 
semua agensi pada setiap tahun. 


Menyasarkan 10,000 pegawai dan 
anggota kementerian, jabatan, 
pejabat daerah dan agensi Kerajaan 
Negeri menyertai kursus berasaskan 
kompetensi dan keperluan tugas hakiki 
yang dianjurkan INSAN setiap tahun. 


Membangunkan dan menggunakan 
Dashboard Sabah Maju Jaya pada 
tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
INSAN Integrated Training System 
(INSAN-ITS). 


Menyediakan laporan tahunan Hala 
Tuju Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) pada 
setiap penghujung tahun. 


Mewajibkan semua penjawat awam 
GRED М40 ke bawah mendapat 
latihan luaran atau dalaman sekurang- 
kurangnya 40 jam atau 5 hari latihan 
setahun bagi setiap kakitangan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Inventori Aksesori Pakaian 
Istiadat (SIPIR). 


Menaik taraf Sistem Pengurniaan 
Darjah Kebesaran (e-Kurnia). 


KAEDAH PENGUKURAN 


(KESELURUHAN) SASARAN 2022 


Bilangan Pegawai Yang 
Menggunakan Pelantar E- 
Pembelajaran 


1500 Pegawai Awam Negeri Gred 
41 ke atas 


Peratus Kemajuan Penyiapan Buku 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Pelaksanaan Program 


Peratus Pelaksanaan 


Bilangan Penjawat Awam 10,000 Orang 


Prestasi Kemajuan 


Peratus Pembangunan Sistem 


Peratus Kemajuan Penyiapan 
Laporan 


Bilangan Penjawat Awam 


DAN PENYELIDIKAN SABAH 


KAEDAH PENGUKURAN 


(KESELURUHAN) SASARAN 2022 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 
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PENCAPAIAN 
2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


PEJABAT HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN PENYELIDIKAN SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Menjalankan bancian penduduk setiap 
dua (2) kali setahun di lima (5) buah 
Skim Penempatan Orang Asing. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bancian Penduduk 


SASARAN 2022 


Sistem Pengurusan Bencana. Peratus Kemajuan Sistem 100% 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permohonan Penduduk Tetap. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pas Kerja (Umum, Oil & Gas 
dan Ekspatriat). 


Membangun dan menggunakan Sistem 
Kutipan Awam. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permit Hiburan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Maklumat Komuniti Pala'u. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan Communication 
Education and Public Awareness (CEPA) 
yang berkesan agar rakyat Sabah 
datang bersama-sama memelihara 
biodiversiti dan melestarikan 
penggunaan sumber alam. 


Menyasarkan pemprosesan 
permohonan tanah orang awam yang 
secara puratanya boleh mencapai 
sebanyak 300 setiap tahun dan 
memudahkan proses penyemakan 
status permohonan tanah melalui 
pembangunan Sistem e-BUMI bermula 
tahun 2022 sehingga 2025. 


Penggunaan sistem Sabah Biodiversity 
Access and Export Online Application 
System (SaBAES) untuk permohonan 
lesen akses dan eksport akademik 
sepenuhnya secara atas talian. 


Pelaksanaan lesen akses dan eksport 
akademik sumber biologi Sabah oleh 
Pusat Biodiversiti Sabah. 


Mengumpul dan merekod maklumat / 
data terdahulu sehingga kini mengenai 
spesies hidupan liar di Sabah untuk 
dimasukkan ke dalam sistem Sabah 
Biodiversity Intergrated Information 
System (SaBIIS) dalam bentuk peta 
serta menerbitkan maklumat berkaitan 
spesies berkenaan. 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 
Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Bilangan Program 


Peratusan Bilangan Permohonan 
Tanah 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kemajuan 
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SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


PEJABAT HASIL BUMI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Penguatkuasaan peraturan berserta 
garis panduan perlu dilaksanakan 
selari dengan Enakmen Biodiversiti 


Sabah 2000/2017. 


Melaksanakan program Outreach dan 
Kesedaran mengenai ABS dan PIC ke 
26 daerah Negeri Sabah sehingga 
tahun 2022. 


Mencalonkan pewartaan landskap 
Kinabatangan seluas 259,021 ha 
sebagai Biosphere Reserve di bawah 
program Man and Biosphere, UNESCO 
dan dokumen pencalonan dihantar ke 
ibu pejabat program Man and 
Biosphere, UNESCO pada tahun 2024. 


Mengumpul dan mendokumentasi 
maklumat / data yang melibatkan 
pengetahuan tradisi TEK (terutama 

sekali dalam kajian ethnobotani) di 8 
komuniti tempatan dan natif di Negeri 
Sabah sehingga tahun 2025. 


Kajian dan semakan semula SBS 2012 

- 2022 mengikut Terma Rujukan yang 

disediakan dan kajian tersebut harus 
selesai pada 2022. 


Membuat kajian dasar bioteknologi 
Sabah untuk menghasilkan Sabah 
Biotechnology Strategic Plan. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melancarkan sistem Pendaftaran 
Rakyat Sabah di Semenanjung 
Malaysia pada tahun 2022 dan akan 
dirasmikan oleh Ketua Menteri atau 
wakilnya. 


Mengadakan Hari Bertemu pelanggan 
(HBP) 4 kali dalam tahun 2022 di 
seluruh Semenanjung Malaysia. 


Menyasarkan 50,000 Rakyat Sabah 
yang berada di seluruh Semenanjung 
Malaysia didaftarkan dalam Sistem 
Pendaftaran Rakyat Sabah menjelang 
tahun 2025. 


Pengoperasian sistem Pendaftaran 
Rakyat Sabah di Semenanjung 
Malaysia pada tahun 2022 
sepenuhnya. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Kemajuan Proses 


Peratusan Bilangan Daerah 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Bilangan Komuniti Dan 
Natif 


Peratusan Kemajuan Kajian 


Peratusan Kemajuan Kajian 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Sistem 


Jumlah Pelaksanaan Program 


50,000 Rakyat Sabah Yang Berada 
Di Seluruh Semenanjung Malaysia 
Didaftarkan Dalam Sistem 
Pendaftaran Rakyat Sabah 


Peratus Kemajuan Sistem 
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SASARAN 2022 


SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SABAH (PENTADBIRAN) 


INISIATIF SMJ 2022 


10 pegawai kerajaan awam negeri 
Sabah menyertai latihan/kursus 
anjuran pihak Rakan Pembangunan 
dan Asian Development Bank setiap 
tahun. 


10 produk inovasi setahun meliputi 
kawasan Zon Kota Kinabalu, Zon 
Kudat, Zon Sandakan, Zon Pedalaman 
Bawah dan Zon Pedalaman Atas 
menjelang tahun 2023 dan 2 produk 
inovasi Berjaya diaplikasikan dalam 
penyampaian perkhidmatan setiap 
tahun. 


Menjalankan dua (2) kajian ekonomi 
iaitu Collaborative Approach to 
Special Economic Zones (SEZs) 
Development and Cooperation in 
BIMP-EAGA dan Review and 
Assessment on BIMP-EAGA Economic 
Corridors. 


Membangunkan Sistem Permohonan 
menyertai International Greentech & 
Eco Products Exhibition & Conference 
Malaysia (IGEM) dan Pemantauan 
Data Inisiatif Teknologi Hijau Kerajaan 
Negeri Sabah. 


Membawa sekurang-kurangnya lima 
(5) produk inovasi berasaskan 


teknologi hijau menyertai International 
Greentech & Eco Products Exhibition & 
Conference Malaysia (IGEM) setiap 
tahun. 


INISIATIF SMJ 2022 


Anugerah Kecemerlangan Pendidikan 
Sabah (AKSA) kepada 200 penerima 
pada tahun 2022. 


Melaksanakan Program Bantuan Ihsan 
Komputer (BAIK) fasa 2 kepada 560 
pelajar miskin tegar yang layak di 
negeri Sabah pada tahun 2022. 


Melaksanakan Program Bantuan Tunai 
Khas Peperiksaan (BAKTI) untuk 
memberikan bantuan tunai sebanyak 
ЕМ200 kepada 40,000 pelajar calon 
peperiksaan SPM / STPM / STAM dari 
keluarga berpendapatan isi rumah 
RM5000 ke bawah pada tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 


(KESELURUHAN) SASARAN 2022 


10 Pegawai Kerajaan Awam Negeri 100% 
Sabah 
100% 


100% 


PENCAPAIAN 
2022 


Jumlah Produk Inovasi 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-lnisiatif. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 


SASARAN 2022 2022 


100% 
Produk Inovasi Berasaskan Teknologi 
Hijau Menyertai International 100% 
Greentech & Eco Products Exhibition Ж 
& Conference Malaysia (IGEM) 


SASARAN 2022 


40000 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
2022 


Bilangan Penerima 


Bilangan Penerima 


Jumlah Penerima 
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JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SABAH (TUGAS-TUGAS KHAS) 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Aduan Kesalahan Jenayah 
Syariah (Modul Tangkapan dan 
Penguatkuasaan). 


Mengadakan lapan (8) siri kursus 

pemantapan kepada 338 orang 

pendaftar (Jurunikah) pada tahun 
2022. 


Meningkatkan kompetensi Imam 
melalui penganjuran Program 
Kompetensi kepada Imam Daerah, 
Imam Kariah dan Imam Rawatib di 15 
daerah. 


Menyasarkan kutipan zakat RM104 
juta pada tahun 2022. 


Menyasarkan pertambahan kutipan 
dana Kumpulan Wang Amanah 
Baitulmal (KWAB) sebanyak 
RM1,000,000.00 setiap tahun bermula 
tahun 2021. 


Menyediakan bantuan 
kewangan/geran tahunan sejumlah 
RM2000 kepada Persatuan Ibu Bapa 
Dan Guru (PIBG) di 1500 sekolah 
seluruh Sabah pada tahun 2022. 


Menyediakan Bantuan Tunai 
Pendaftaran IPT (BUDI) secara one-off 
sebanyak RM2,000 kepada 5,000 
pelajar yang mendaftar ke IPT kali 
pertama pada tahun 2022. 


Sistem E-Perkahwinan iaitu fasa 
pertama: membangunkan dan 
menggunakan sistem permohonan & 
kebenaran Kahwin Semasa. Sistem ini 
secara atas talian untuk kegunaan 
orang awam. 


Tabung Simpanan Pendidikan Anak 
Sabah (BISTARI) sebanyak RM100 
kepada 2,500 bayi yang lahir pada 
tahun 2022. 


Menaiktaraf Sistem e-Zakat pada 
tahun 2022. 


Bantuan Ihsan Sekolah Sabah (BISBAH) 
(peralatan sekolah) untuk 1500 
sekolah pada tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Penyiapan Sistem 


Bilangan Siri Kursus 


Bilangan Daerah 


Jumlah Kutipan Zakat (RM) 


Jumlah Kutipan Dana KWAB (RM) 


Bilangan Sekolah Yang Menerima 
Bantuan 


Peratus Permohonan Yang Diproses 


Peratus Penyiapan Sistem 


Bilangan Pemohon Yang Diluluskan 
Permohonan 


Peratus Penyiapan Sistem 


Bilangan Sekolah Yang Menerima 
Bantuan 
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SASARAN 2022 


15 Daerah 


RM104 Juta 


1500 Sekolah 
4750 Pelajar 


2,500 Bayi 


1500 Sekolah 


PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SABAH (TUGAS-TUGAS KHAS) 


SASARAN 2022 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem profiling pendidikan negeri 
Sabah bagi menyimpan maklumat 
setiap IPTA/IPTS dan sekolah-sekolah 
yang terdapat di negeri Sabah. 


Meningkatkan agihan bantuan zakat 
kepada RM100 juta untuk tahun 2022. 


Sistem e-Kemasukan Tingkatan Satu 
iaitu membangunkan dan 
menggunakan sistem e-Kemasukan 
pelajar Tingkatan Satu. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
2022 


Peratus Pembangunan Sistem 


Jumlah Agihan Zakat (RM) 


RM100 Juta 


Peratus Penyiapan Sistem 


LEMBAGA KEMAJUAN PERHUTANAN NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan penyelenggaraan 
ladang hutan mengikut jadual yang 
telah ditetapkan iaitu sekurang- 
kurangnya 6 pusingan setahun untuk 
1,500 hektar ladang Kayu Acacia 
Mangium di kawasan Wilayah Utara 
dan 8 pusingan setahun untuk 2,000 
hektar ladang Hutan Lateks Balak 
Getah di kawasan Wilayah Barat. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan Pembangunan Tanah 
Projek Sosioekonomi seluas 2,529 
hektar dan Tanam Semula Sawit seluas 
6,311 hektar di seluruh Sabah 
menjelang tahun 2025. 


Melaksanakan Projek Bersepadu 
Pembangunan Ekonomi Kampung 
(PROSPEK) kepada 1,022 Benefisiari 
di kawasan projek sosioekonomi Geran 
Komunal Tongod menjelang tahun 


2025. 


Membina baharu sebanyak 48 unit 
dan membaik pulih 260 unit rumah 
buruh di ladang projek sosioekonomi 
SLDB menjelang tahun 2023. 


Menaiktaraf Jalan Ladang kepada 
Jalan Pembatuan sepanjang 418 
kilometer di Kawasan Projek 
Sosioekonomi menjelang Tahun 2023. 


Mengagihkan bantuan baja sawit 
kepada pekebun kecil SLDB di 
kawasan projek sosioekonomi seluas 
6,524 hektar menjelang tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


SASARAN 2022 


Semua Pusingan Penyelenggaraan 
Dapat Disiapkan, laitu & Pusingan 
Setahun Untuk 1,500 Hektar Ladang 
Acacia Mangium Dan 8 Pusingan 
Setahun Untuk 2,000 Hektar Ladang 
Lateks Balak Getah 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
2022 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Bilangan Benefisiari 


Peratusan Kemajuan Unit Rumah 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kawasan Pengagihan 
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JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


LEMBAGA KEMAJUAN TANAH NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Menyediakan bantuan keusahawanan 
kepada 400 orang Pekebun Kecil 
meliputi bidang pertanian (tanaman 
kontan), penternakan dan ekonomi 
desa di kawasan projek sosioekonomi 
SLDB menjelang tahun 2025. 


Menyelaras Tiga (3) Fasa dan 
Melengkapkan Dokumen "Title Survey" 
Proses Pengeluaran Geran Tanah 
Kepada 299 Peserta Ladang Dalit, 
Keningau Menjelang Tahun 2024. 


Merangka Pelan Strategik Lembaga 
2022-2026 (PSL 2022-2026) pada 
tahun 2022. 


Melaksanakan Projek Perumahan 
Rakyat Termiskin (PPRT) dengan 
membaik pulih 500 rumah dan 
membina baharu 50 rumah 
Peneroka/Pekebun Kecil SLDB 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf Jalan Perhubungan Utama 
sepanjang 22.8 kilometer melibatkan 
komponen Jalan Berturap (R2), Jalan 

Pembatuan, Jalan Konkrit dan 
Pembinaan 1 unit Jambatan di 
Kabintaluan Tenom menjelang tahun 
2024. 


Membina Tiga (3) Unit Pusat 
Pengumpulan Produk di Sandakan, 
Lahad Datu dan Keningau Menjelang 
Tahun 2023. 


Menaiktaraf sistem Job Online. 


Menambah modul baharu sistem E- 
SPANS. 


Menambah modul penyampaian 
keputusan mesyuarat dijana daripada 
sistem E-SPANS. 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan Program-Program 
Cintakan Tanah Air. 


PENCAPAIAN 
2022 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


SASARAN 2022 


100% 


SASARAN 2022 


SASARAN 2022 


Peratusan Bilangan Pekebun 


1. LOA Kepada Juru Ukur (10%) 2. 
Memantau Kerja Pengukuran Di 
Lapangan (60%) 3. Penyediaan 
Deraf "Title Survey" (20%) 4. 
Penerimaan Deraf "Title Survey" 

(10%) 5. Memajukan Deraf "Title 

Survey" Ke JTU Daerah (Fasa Ke-3) 


Peratus Kemajuan Proses 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kemajuan 


Sebanyak 3 Unit Pusat Pengumpulan 
Produk Siap Dibina 


PENCAPAIAN 
2022 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


1. Peratus Kemajuan Naik Taraf 
Sistem 


Jumlah Modul Baharu Dalam Sistem 
E-SPANS 


1. Peratus Kemajuan Penambahan 
Modul Penyampaian Keputusan 
Mesyuarat 


PENCAPAIAN 
2022 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Jumlah Program Yang Dilaksanakan 
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JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


UNIT PEMIMPIN PEMBANGUNAN MASYARAKAT NEGERI SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Mengadakan 25 Program Libat Urus 
bersama Masyarakat Setempat Bagi 
Memudahkan Penyaluran dan 
Penyampaian Maklumat Berkesan. 


Membangun Satu Sistem Saluran 
Maklumat sebagai Medium 
enyampaian Maklumat /Aduan antara 
Jabatan dengan Masyarakat dan 
sebaliknya. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem pelaporan Unit Pemimpin 
Pembangunan Masyarakat (UPPM). 


Menaik taraf Sistem State Projects 
Information System (SPINS) ke versi 
2.0. 


INISIATIF SMJ 2022 


90% kadar kebolehpasaran graduan 
enam (6) bulan selepas tamat 
pengajian. 


Melaksanakan 10 program kesedaran 
awam/latihan kemahiran/CPD/Up- 
skilling/seminar yang selaras dengan 
inisiatif kerajaan untuk menjadikan 
Sabah sebagai negeri berunsurkan 
“Smart and Green' dalam Tahun 2022. 


Melaksanakan aktiviti Pendidikan Alam 

Sekitar sebanyak 12 kali setahun untuk 

lima (5) kawasan Konservasi di bawah 
jagaan CEMD dan Kelab Pencinta 
Alam Sabah (SNC) Kota Kinabalu. 


Melaksanakan aktiviti rondaan 
kawasan sebanyak 180 aktiviti setiap 
tahun bagi keseluruhan lima (5) 
kawasan konservasi £ dua (2) 
kawasan rehabilitasi untuk 
mengurangkan / mencegah insiden 
pencerobohan dan pemburuan haram. 


Melaksanakan tiga (3) aktiviti atau 
projek penyelidikan UCSF yang 
berunsurkan inisiatif hijau, etnik dan 
pengajian sosial dalam Tahun 2022. 


Jumlah Program Yang Dilaksanakan 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


1. Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 2. Peratus Kemajuan 
Penggunaan Sistem 


1. Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 2. Peratus Kemajuan 
Penggunaan Sistem 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Bilangan Pelajar 


100.0% 


Bilangan Program 


Peratusan Bilangan Aktiviti 


Peratusan Bilangan Aktiviti 


Bilangan Program 
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JABATAN KETUA MENTERI UKM) 


SASARAN 2022 


YAYASAN SABAH 


INISIATIF SMJ 2022 


Memberikan latihan praktikal kepada 
30 graduan mengenai konservasi hutan 
dan perlindungan alam sekitar di 
semua kawasan konservasi dan 
rehabilitasi (INFAPRO & INIKEA) pada 
tahun 2022. 


Mencapai 70% daripada graduan 
University College Sabah Foundation 
(UCSF) dapat mencari kerja/sambung 
belajar /bekerja sendiri selepas enam 
(6) bulan dari tarikh akhir graduasi 
untuk Tahun 2022. 


Menetapkan sasaran 7,300 orang 
pelawat setahun untuk keseluruhan lima 
(5) kawasan konservasi dan dua (2) 
kawasan rehabilitasi (INFARPRO & 
INIKEA). 


Menyasarkan 405 kemasukan pelajar 
baharu ke Kolej Teknikal Yayasan 
Sabah pada tahun 2022. 


Menyasarkan 70% pulangan 
pendapatan semula daripada dana 
berjumlah RM460,000.00 yang 
diperuntukkan kepada 24 orang 
usahawan kraf tangan dalam tempoh 
masa 12 bulan. 


Menyasarkan penyertaan lima (5) 
orang daripada pelatih (14 orang 
pada tahun 2020) akan menjadi 
pengusaha/usahawan dalam bidang 
rekaan digital tekstil menjelang tahun 


2025. 


Menyediakan peluang pendidikan 
tadika yang berkualiti dengan yuran 
yang berpatutan untuk 80 orang murid 
di Kota Kinabalu dan 150 orang murid 
di luar bandar dalam setahun. 


Menyediakan peluang untuk sekurang- 
kurang 20 orang murid sekolah rendah 
(7 -12 tahun) setahun untuk mendapat 
bimbingan dalam semua mata 
pelajaran teras serta jagaan ( 
termasuk aktiviti kokurikulum) sebelum 
dan selepas sesi persekolahan di Pusat 
Transisi Bahagian Perkembangan 
Kanak-Kanak. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Bilangan Graduan 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Peratusan Bilangan Pelawat 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Peratusan Pulangan Pendapatan 


Peratusan Bilangan Pelatih 


Peratus Bilangan Murid 


Peratus Bilangan Murid 
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PENCAPAIAN 
2022 


JABATAN KETUA MENTERI ОКМ) 


YAYASAN SABAH 
INISIATIF SMJ 2022 


Menaja seramai 1,244 orang pelajar 
pada tahun 2022. 


Mencapai kemasukan mahasiswa/i 
baharu sebanyak 300 mahasiswa/i 
tempatan dan 20 mahasiswa/i 
antarabangsa untuk University College 
Sabah Foundation (UCSF) dalam Tahun 
2022. 


Menyediakan peluang perkhidmatan 
asuhan dan jagaan berkualiti, selamat 
dan kondusif dengan yuran yang 
berpatutan untuk 100 orang kanak- 
kanak taska dalam setahun di Taska 
Ria dan Taska Sadong Jaya kota 
Kinabalu. 


Membangunkan Sistem “Facility 
booking & Reservation’ Yayasan 
Sabah menjelang 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Peratus Bilangan Murid 


Peratusan Kemajuan 
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SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN 
KEWANGAN (MOF) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 
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KEMENTERIAN KEWANGAN SABAH (MOF) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
Melaksanakan Pelan Operasi Latihan 2 б 
(POL) bermula tahun 2021. pte Kemajuan 100% 
Melaksanakan Pelan Strategik Sumber t Я 
Manusia pada tahun 2021. peratu: Kemaluan 100% 


Memastikan 100% laporan insiden 
dalam Sabah Pay telah diambil 
tindakan dan dimaklumkan kepada Peratus Purata Insiden Diambil 100% 
pihak yang bertanggungjawab oleh Tindakan 
Unit Sabah Pay dalam tempoh masa 3 
hari. 


Memastikan Aplikasi Sabah Pay 
digunapakai oleh 200,000 pengguna Bilangan Pengguna 200 Ribu 
menjelang tahun 2022. 
Memastikan pembayaran balik 
pinjaman baharu oleh Badan Berkanun 
Negeri/Syarikat Kerajaan Negeri Jumlah Bayaran Balik Pinjaman RM7.5 Juta 
sebanyak RM7.5 juta pada setiap 
tahun sehingga tahun 2025. 
Memastikan prestasi kewangan dan 
pengurusan tahunan Perbadanan 
Pinjaman Sabah berkekalan pada 
Tahap RAM Rating AA1/P1 1009 
tahap RAM Rating AA1/P1 melalui SA аи 00% 
pengawalan dan pengurangan kos 
dana. 


Memastikan sekurang-kurangnya 
15,000 transaksi dalam Aplikasi 
Sabah Pay dilakukan antara | ica 15 Ribu 
pengguna-pengguna dan agensi- 
agensi Kerajaan Negeri Sabah 
menjelang tahun 2022. 


Membangun dan menggubal Pelan Қ 
Peratus K 100% 
Anti Rasuah (МОБ). Шалыс % 
Membangun dan menggunakan Sistem ‹ 
Peratus Р 100% 
Cukai Jualan Negeri (eCJN). саналау ара 00% 
Memb d k ist 
embangun dan епови ап Sistem Peratus Penyiapan 100% 
e-Anggaran Hasil. 
b kan d k 
Mem Sa E на Peratus Penyiapan 100% 
Sistem e-Kenderaan. 


Memperkasa sekurang-kurangnya dua 
(2) strategi pemasaran yang 
melibatkan idea baru, inovasi dan 
kreativiti serta menggunakan media Peratus Kemajuan 100% 
sosial yang sedia ada selaras dengan 
transformasi digital Perbadanan 
Pinjaman Sabah. 


Menambah baik Sistem e-PUKONSA 
melalui penggunaan Digital Payment А 
Peratus Р 109 
Gateway dan Sijil Identiti Dan Sistem лы арды % 
Penandatangan Digital. 
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KEMENTERIAN KEWANGAN SABAH (MOF) 


INISIATIF SMJ 2022 


Menentukan perkhidmatan 
Perbadanan Pinjaman Sabah yang 
berterusan dengan mengekalkan 
prestasi dan keberkesanan khidmat 
pemulihan perkhidmatan (disaster 
recovery) Perbadanan Pinjaman Sabah 
yang sedia ada. 


Menganjurkan satu (1) kursus / bengkel 
kepada Ahli Lembaga Pengarah dan 
kakitangan pengurusan utama Badan- 

Bandan Berkanun dan Syarikat 
Kerajaan Negeri pada setiap tahun. 


Mengkaji semula Perjanjian Sukuk 
(sukuk covenant) pada tahun 2021. 


Mengumpul data aset, liabiliti dan 
ekuiti di sekurang-kurangnya 100 
Kementerian/Jabatan/Pejabat 
Daerah. 


Menyasarkan kutipan hasil negeri tidak 
kurang dari RM3.8 bilion pada tahun 
2022. 


Menyasarkan penurunan kadar 
teguran di bawah 5% ke atas baucar- 
baucar kerajaan. 


Menyediakan aplikasi permohonan Sijil 
PUKONSA atas talian (e-PUKONSA) 
untuk Kontraktor Kerja, Kontraktor 
Bekalan & Perkhidmatan dan 
Juruperunding yang berdaftar di 
Sabah. 


Pembayaran dividen oleh Badan 
Berkanun Negeri/Syarikat Kerajaan 
Negeri sebanyak RM100 juta pada 

setiap tahun bagi tempoh 2022-2025. 


Meluaskan skop Corporate Social 
Responsibility (CSR) Perbadanan 
Pinjaman Sabah melibatkan 
pembiayaan perusahaan sosial (social 
enterprise) dan usahawan sosial (social 
entrepreneur). 


Memantapkan sistem dan prosedur 
kewangan yang berkuat kuasa di 
semua Kementerian / Jabatan / 

Agensi dengan pelaksanaan Indeks 
Akauntabiliti berdasarkan garis 
panduan Jabatan Audit Negara. 


Membangun dan menggunakan 
Emoluments Budgeting System. 


Melaksanakan sembilan (9) Program 
Latihan Akaun Akruan Sektor Awam 
kepada kakitangan perakaunan 
negeri. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kehadiran Bengkel 


Peratus Kemajuan 


Penerimaan Data Dari Setiap PTJ 


Jumlah Kutipan Hasil Negeri 


Peratus Penurunan Kadar Teguran 
Berbanding Tahun 2020 


Peratus Penyiapan 


Kutipan RM100 Juta 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Sesi Audit Indeks 
Akauntabiliti Yang Dikendalikan + 
Sasaran Bilangan Sesi X 100 


Peratus Penyiapan 


Peratusan Pelaksanaan Program 
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SASARAN 2022 


9 Program Latihan 


PENCAPAIAN 
2022 


7 | ў | | à 1 
KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
Membangun dan menggunakan 
Budgeting Supply and Development Peratus Penyiapan 100% 
System. 
Menyasarkan kadar Non-Performing 
Loans (NPL) Perbadanan Pinjaman В Я 
Sabah selaras dengan kadar industri Beratus Kemajuan 100% 
perbankan iaitu 2% untuk setiap tahun. 


Membangun dan menggunakan Sistem Pareis Parec 100% 
e-Perolehan. 
Menstrukturkan Kod Akaun Kerajaan 
Negeri selari dengan keperluan Peratusan Pembangunan Sistem 100% 
perakaunan akruan. 
Mewujudkan Intelligent State Financial 
A ti t 15ҒА5) - 
and АОИ Ig Sasar E 5) Peratus Pembangunan Sistem 50% 
pendigitalan sepenuhnya Sistem 
Perakaunan dan Kewangan Negeri. 


Membangun dan menggunakan Г 
Peratus Р 100% 
Federal And State Loan System. HENNA 00% 
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KEMENTERIAN KERJA 
RAYA (KKR) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 
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KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Melaksanakan kajian dan reka bentuk 
terperinci sistem pembetungan bagi а 
daerah-daerah di Sabah pada tahun peratus асаав Ше 
2022. 


(1) Cerun Di КМ 0.40, Jalan Kolam 
Minintod, Kota Kinabalu (2) Cerun Di 
KM 1.20, Jalan Cemetary Reserve, 
Menggatal (3) Cerun di km 0.40, 
Peratus Kemajuan Fizikal Jalan Monsok Trusmadi, Tambunan 
(4) Cerun di km 2.15, Jalan 
Penampang Lama, Penampang (5) 
Cerun di km 116, Jalan Kota Belud - 
Kudat (Laluan Persekutuan) Pakej 1 


Membangun dan menggubal Pelan 7 Я 
Anti Rasuah (KKR). Peratus Penyiapan 100% 
Membina dua (2) perumahan Kerajaan 
Negeri di daerah Nabawan dan Peratus Kemajuan Fizikal 98% 
Tongod. 


Membina, menaik taraf dan 
menyiapkan kemudahan di kawasan 
pelabuhan di kawasan Terminal Feri 2 we 
Peratus K Fizikal 9 
Menumbok dan Jeti Awam Karakit DS ша 
dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) 
tahun. 
Menaiktaraf perkhidmatan kereta api 
dengan mengadaptasikan teknologi Peratus Penyiapan 15% 
digital menjelang tahun 2025. 
Menaiktaraf perkhidmatan keretapi 
melalui pembelian aset-aset keretapi Perolehan Setiap Unit 100% 
baharu menjelang tahun 2025. 
Mengambil tindakan terhadap setiap 
aduan dan laporan berkaitan Jumlah Aduan Diselesaikan — Jumlah 100% 
gangguan bekalan air dalam tempoh Aduan Diterima X 100 E 
24 jam. 
Menggunakan Sistem Meter Pra-Bayar 
sebanyak 600 unit meter di kawasan Bilangan Unit Meter Dipasang 625 Unit 
perkampungan di Pulau Gaya. 


Mengurangkan Kadar Kehilangan Air 
Tidak Berhasil (NRW) daripada 59% Kadar Yo NRW 55% Kadar NRW 
kepada 50% menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan kapasiti pengeluaran 

bekalan air kepada 1,940 juta liter Juta Liter Sehari 1,510 MLD 
sehari menjelang tahun 2025. 
Meningkatkan kawasan liputan е за 

bekalan air di luar bandar kepada peratu: Ed а AID Luar 56% 
100% menjelang tahun 2025. 


Menyiapkan 100% Pelan Pendigitalan 
Kementerian Kerja Raya. 


Melaksanakan Projek Pembaikan 
empat (4) cerun jalan negeri dan satu 
(1) cerun jalan persekutuan pada tahun 


2021. 


Peratus Penyiapan 100% 
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| P ! | | P | | | 
KEMENTERIAN KERJA RAYA SABAH (KKR) 
KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Mewujudkan sekurang - kurangnya 
satu (O1) kemudahan bagi tujuan 
dermaga kerajaan (Government 
Kert d t Kepad 
Wharf) di kawasan strategik Tapak/Lokasi Diberikan Kelulusan ег И Cadangan / Sura apes 5 
А Я 5 с : Pejabat Peguam Besar Negeri 
lautan/perairan Sabah untuk operasi Oleh Pihak Kerajaan Negeri / JTU. 
К : E ЖӘЕ. Sabah dan JTU 
ship-to-ship sebagai potensi hasil 
kerajaan dalam tempoh sehingga 
tahun 2024. 


Pelaksanaan Skim Pembetungan di 
Daerah Kota Kinabalu, Tawau, Pihak 
Berkuasa Tempatan dan Bandar- 
Bandar Kecil yang melibatkan Peratus Kemajuan Fizikal 
penggantian, penaiktarafan dan baik 
pulih serta penjajaran paip dan pam 
perkhidmatan pembetungan. 


Projek pembinaan lima (5) buah 
jambatan di Daerah Kota Kinabalu, 7 я С 
Kota Marudu, Nabawan, Keningau dan Peratus Kemajuan Fizikal 59% 
Tambunan. 
Menurunkan purata kadar gangguan CX D : Bil Pengguna Terlibat X 
(SAIDI) yang di alami oleh pengguna Tempoh Masa Gangguan Bekalan 300 Minit 
di Sabah kepada 300 minit pada Elektrik Yang Dialami Pengguna 
tahun 2022. Dalam Setiap Insiden 
Menaiktaraf perkhidmatan keretapi 
melalui penaiktarafan landasan Peratus Kemajuan Fizikal 100% 
menjelang tahun 2025. 


Projek penaiktarafan enam (6) buah 
jambatan di Daerah Tenom, Peratus Kemajuan Fizikal 57% 
Penampang, Pitas, dan Kuala Penyu. 


Memantapkan keupayaan pentadbiran 
(fungsi penguatkuasaan, pemaliman 
dan penundaan) dengan membina 2 Unit Bot Penyiapan 1 Unit Bot 
sebanyak 2 unit bot (pelbagai fungsi) 
dalam tempoh 2021 - 2025. 


Menyasarkan jadual pengoperasian 
perkhidmatan kereta api (berjadual) 
hendaklah beroperasi pada kadar 
tidak kurang daripada 97% pada 
tahun 2022. Sasaran ini akan 
ditingkatkan secara berperingkat 
sehingga mencapai 99% pada tahun 
2025. 


Kadar Operasi Berjadual 


Pembangunan Lebuhraya Pan Borneo 
Sabah. 


Menyasarkan seramai 500,000 orang 
penumpang (ridership) perkhidmatan Jumlah Ridership Penumpang 500,000 Orang 
kereta api pada tahun 2022. 
Melaksanakan tujuh (7) Program 
Keselamatan Jalan Raya (Road Safety Jumlah Program Yang Dilaksanakan 7 Program 
Program) setiap tahun. 
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Peratusan Kemajuan Fizikal 68.33% (15 pakej kerja) 


KEMENTERIAN KERJA RAYA SABAH (KKR) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Pelaksanaan Projek Menaik Taraf 
Jalan raya ke kawasan penempatan 
bandar dan luar bandar di Daerah Peratus Kemajuan Fizikal 
Nabawan, Tuaran, Ranau, Tenom, 
Penampang dan Papar. 


51% (Daerah Tuaran, 46%) 
(Daerah Ranau, 55%) 


Membina empat (4) kuarters 
kakitangan kerajaan di Daerah Lahad 
Datu, Pagalungan, Telupid dan 
Tongod. 


Peratus Kemajuan Fizikal 
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O 


| А 44 
KEMENTERIAN 
PELANCONGAN, 


KEBUDAYAAN DAN ALAM 
SEKITAR (KePKAS) 


Hala Tuju Sabah Maju Jay 
Pelan Pembangunan SMJ | 0: :(2021- 2025) 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan pemberian insentif untuk 
sepuluh (10) laluan penerbangan 
antarabangsa kepada syarikat- 

syarikat penerbangan menjelang tahun 


2025. 


Melaksanakan projek selam skuba 
rangka kapal dan selam skuba bebola 
terumbu di Pulau Mamutik. 


Melaksanakan satu (1) kempen 
penglihatan tinggi (high visibility) bagi 
membantu pemulihan pelancongan di 
peringkat domestik dan ASEAN pada 

setiap tahun. 


Melaksanakan satu program 
pendidikan alam sekitar di kalangan 
guru sekolah rendah dan menengah 
bersama dengan komuniti di Sabah 

melalui pelaksanaan Program EE Race 
pada tahun 2022. 


Melaksanakan Tiga (3) Program 
Pematuhan Kendiri Bagi Meningkatkan 
Tahap Pematuhan Syarat-Syarat Alam 

Sekitar oleh Pemaju Projek di Sabah 
tahun 2022 hingga 2023. 


Melantik 7 orang duta budaya setiap 
tahun bermula pada tahun 2021 bagi 
mempromosikan budaya etnik di 
Sabah melalui platform Facebook. 


Melonjakkan bahan terbitan 
berasaskan kebudayaan etnik Sabah 
(Traditional Knowledge dan Traditional 
Cultural Expression) daripada 93 unit 
kepada 150 unit menjelang tahun 
2023. 


Membangunkan dan menggunakan 
aplikasi “museum edu” yang berfungsi 
sebagai platform tempahan untuk 
aktiviti pembelajaran dan penglibatan 
masyarakat (community engagement) 
pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 

aplikasi mudah alih “Desa Marina” 

untuk digunakan oleh orang awam 
pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 

aplikasi mudah alih “Misteri Penyu 

Mati” untuk digunakan oleh orang 
awam pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
aplikasi Tempahan Fasiliti di Muzium 
Sabah pada tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Laluan Penerbangan 
Antarabangsa 


Pelaksanaan Projek 


Kemajuan Pelaksanaan Kempen 


Program Yang Dijalankan 


Pelaksanaan Program 


Bilangan Lantikan Duta 


Bilangan Terbitan Video Dan Poster 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 
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SASARAN 2022 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 
DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 


DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


INISIATIF SMJ 2022 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem e-Ticketing di Pusat Sejadi 
Taman Hidupan Liar Lok Kawi 
menggantikan kaedah “conventional 


ticketing” dan siap pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Tempahan Penyelidik di 
Pusat Rujukan Muzium pada tahun 
2022. 


Membangunkan Dashboard Monitor 
bagi tujuan pemantauan berpusat 
dalam usaha merekod kemajuan dan 
pencapaian bagi setiap bahagian 
dalam kementerian pada tahun 2022. 


Membangunkan dua (2) produk 
berasaskan sumber asli di Taman 
Perlindungan melalui Program Wild 
Orchid Adoption dan Coral Frame 
Adoption untuk dipasarkan sebagai 
medium pemuliharaan. 


Membina sebuah fasiliti infrastruktur 
kemudahan pelancongan tanah 
lembap Kota Kinabalu dan siap pada 
tahun 2022. 


Menaik taraf perkhidmatan Balai Seni 
Lukis Sabah melalui pembangunan 
aplikasi lawatan alam maya yang 
disasarkan selesai dalam 1 tahun. 


Menaiktaraf kemudahan infrastruktur 
dan menambah infrastuktur di Galeri 
Etnik Kota Belud menjelang tahun 2022 
untuk kemudahan dan tarikan 
pelancong yang datang berkunjung ke 
kawasan tersebut. 


Menambah luas kawasan daratan 
yang dilindungi, Terrestrial Protected 
Area (TPAS) untuk hidupan liar 
daripada 34,412 hektar pada tahun 
2018 sehingga mencapai jumlah 
kawasan seluas 100,000 hektar 
menjelang tahun 2023. 


Menerbitkan 25 bahan rujukan budaya 
etnik Sabah dalam bentuk e-book 
melalui laman sesawang rasmi 
Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah 
menjelang tahun 2025. 


Mengadakan Kempen Konservasi 
Hidupan Liar Menerusi Program Hari 
Hidupan Liar Sedunia, Hari Penyu 
Sedunia Dan Hari Gajah Sedunia 
pada setiap tahun. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Pembangunan Produk Pelancongan 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Penyiapan Aplikasi 


Kemajuan Penyiapan Kertas Kerja 


Keluasan Hektar 


Bilangan Penerbitan 


Bilangan Program 
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PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 


DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


INISIATIF SMJ 2022 


Mengadakan latihan bagi pengerak 
Industri untuk meningkatkan kemahiran 
yang diperakui dalam bidang Business 

Events menyasarkan seramai 200 
peserta menjelang tahun 2025. 


Menganjurkan empat (4) program 
pendidikan alam sekitar secara bersiri 
di bawah jenama Junior Parks Rangers 

Environmental Education Programme 
kepada 400 orang pada tahun 2021. 


Menganjurkan Pertandingan E-Sukan 
berkonsepkan budaya di peringkat 
negeri Sabah secara live streaming 

sebanyak sekali setahun. 


Menganjurkan webinar berkaitan 
pemuliharaan budaya etnik sempena 
Hari Orang Asal Sedunia yang 
diadakan pada bulan Ogos setiap 
tahun. 


Menggunakan aplikasi mudah alih 

“Polis Alam Sekitar (POLAS)” untuk 

digunakan oleh orang awam pada 
tahun 2022. 


Menggunakan Pangkalan Data “Web 
Base” Bagi Pengurusan Operasi 
Penguatkuasaan dan Kes Tangkapan 
Jenayah Hidupan Liar iaitu Sistem 
Pangkalan Data Penguatkuasaan 
(SPDP) dan siap menjelang tahun 
2022. 


Menggunakan satu Sistem 
Pemprosesan Laporan Penilaian Kesan 
Alam Sekitar (Database of 
Environmental Impact Assessment 
System - DEIAS) pada tahun 2022. 


Menggunakan satu Sistem Permohonan 
Pendaftaran dan Pembaharuan Sijil 
Perunding Alam Sekitar (Environmental 
Consultant Registration And Renewal 
System - ECRES) pada tahun 2022. 


Menggunakan sistem atas talian bagi 
permohonan bantuan dana/kewangan 
untuk aktiviti dan program alam sekitar 

pada tahun 2022. 


Menghasilkan Garis Panduan 
Pengurusan Sisa Efluen dan Sisa 
Pepejal dalam Industri Kilang Kelapa 
Sawit di Sabah pada tahun 2023. 


Menyasarkan ketibaan 1.3 juta 
pelancong (domestik dan 
antarabangsa) ke negeri Sabah pada 
tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Peserta 


Penganjuran Program 


Kemajuan Dan Penganjuran Satu 
Pertandingan 


Kemajuan Dan Penganjuran Satu 
Webinar 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Penghasilan Garis Panduan 


Bilangan Pelancong 
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SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 
DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Mewujudkan Portal Informasi Seni 
Bud h Ін lalui 
Naa sana (Eai аа p Kemajuan Penyediaan Kertas Kerja, 
platform sosial media LKNS bagi 
аа Permohonan Peruntukan Dan Proses 100% 
memperhebatkan promosi seni budaya E 2 p 
Қ 5 Pewujudan Platform Media Sosial. 
di Sabah ke peringkat antarabangsa 
menjelang tahun 2022. 
Mewujudkan satu pusat pelancongan 
budaya berkonsepkan Etnobotani iaitu 
penanaman kelapa berasaskan tradisi Kemajuan Penyiapan Kertas Kerja 100% 
etnik Sabah di Sabah menjelang tahun 
2025. 
Mengaplikasikan perkembangan 
teknologi (VR dan Internet of Things) 
untuk pengeluaran bahan promosi Bilangan Online Guided Tour 100% 
terkini dan kandungan digital dan siap 
menjelang tahun 2025. 
Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pemungutan Data Penginapan 5 Я b 
Hotel dan Sistem Inventori Hotel secara Kemajuan Pembangunan Sistem 100% 
dalam talian menjelang tahun 2025. 
Melaksanakan program dokumentasi 
pemetaan budaya di semua zon di Kemajuan Dokumentasi Pemetaan 
і Я A 100% 
negeri Sabah dan siap menjelang Budaya 
tahun 2025. 
Membangunkan dan menggunakan 
dashboard “e-heritage” yang 
berf iseb i platf tuk 
са Sea Dua БЫТ ШЫ Kemajuan Pembangunan Sistem 100% 
mengakses rekod senarai Warisan 
Negeri serta status pewartaan pada 
tahun 2022. 
Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Jualan Bahan Terbitan Kemajuan Pembangunan Sistem 100% 
Muzium pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Pusat Pangkalan Data Pelesenan dan 
Permit yang dikeluarkan oleh Jabatan - 7 о 
абра а Зара ата Kemajuan Pembangunan Sistem 100% 
berperingkat dan siap pada tahun 
2022. 


Menambah 960 data entri 
artifak/spesimen digital koleksi 
warisan budaya dalam Sistem 
SMRICHES (Sabah Museum Repository Kemajuan Data Entri 
of Cultural Heritage Collection System) 
menjadikan koleksi berjumlah 27,006 
data menjelang tahun 2023. 


Menambah bahan koleksi Warisan 
Negeri daripada 2,070,000 menjadi Bahan Koleksi Warisan 100% 
2,147,000 menjelang tahun 2025. 
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INISIATIF SMJ 2022 


Memungut hasil sarang burung di Gua 
Gomantong sekurang-kurangnya 90% 
dari jumlah hasil sebenar pada tahun 


2021. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem e-SOKONG pada tahun 2022. 


Menganjur sekurang-kurangnya 40 
kempen pemasaran dan promosi 
bersendirian atau bersama dengan 
penggiat industri (Promotion and 
Marketing Campaign) menjelang tahun 


2022. 


Mendapatkan pengiktirafan sebagai 
UNESCO Global Geopark ke atas 
Kawasan Kinabalu Geopark 
Kebangsaan (aKUGGp) yang 
berkeluasan 4,750 kilometer persegi 
dan merangkumi keseluruhan Daerah 
Kota Belud, Kota Marudu dan 
sebahagian daripada Ranau pada 
tahun 2021. 


Mendokumentasikan amalan terbaik 
aktiviti pendidikan alam sekitar yang 
dilaksanakan oleh pelbagai organisasi 
di Sabah. Tempoh perancangan dan 
pelaksanaan program ini adalah 
bermula 2021 sehingga 2024. 


Membina sebuah fasiliti pembinaan 
kemudahan pelawat di Gua 
Gomantong pada tahun 2022. 


Pewujudan Akaun Satelit Pelancongan 
(TSA) Negeri Sabah dan siap 
menjelang tahun 2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pembelian Tiket Yuran Masuk di 
semua stesen dan penggunaan 
sepenuhnya sistem secara dalam talian 
di tiga (3) stesen utama iaitu Kompleks 
Taman Kinabalu, Sub Stesen Poring 
dan Sub Stesen Sorinsim. 


Membangun dan menggunakan sistem 
cashless untuk pembelian tiket secara 
debit card dan boost ke premis muzium 
pada tahun 2022. 


Membina Sebuah Fasiliti Pembiakan 
Tembadau di Negeri Sabah di 
kawasan Rezab Hidupan Liar Tabin di 
Lahad Datu pada tahun 2021 dan siap 
menjelang tahun 2023. 


Membangunkan High Altitude Training 
Center di Gunung Kinabalu. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Kutipan Hasil (RM) 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Bilangan Kempen 


Kemajuan Mendapatkan 
Pengiktirafan 


Kemajuan Perancangan Dokumentasi 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Pembangunan Pusat 
Latihan 
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SASARAN 2022 


40 Kempen 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 
DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN PELANGONGAN, KEBUDAYAAN 
DAN ALAM SEKITAR SABAH (KePKASI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Pelan Induk Pembangunan 
Kebudayaan Negeri Sabah (PPKNS) 
2020-2030 disediakan dan diterima 
pakai sebagai rujukan utama Kemajuan Penyiapan Pelan 
pembangunan oleh pihak kerajaan dan 
masyarakat awam menjelang tahun 


2023. 


Menyediakan satu fasiliti yang 
dinamakan sebagai Pusat Pulau 
Konservasi Orangutan di Lot 8, Kemajuan Pembinaan 
Sanktuari Hidupan Liar Hilir 
Kinabatangan menjelang tahun 2025. 
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KEMENTERIAN KERAJAAN 
TEMPATAN DAN 
PERUMAHAN (KKTP) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 


KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN 
DAN PERUMAHAN SABAH (KKTP) 


INISIATIF SMJ 2022 


Keputusan permohonan Lesen Hiburan 
Awam dikeluarkan dalam tempoh satu 
(1) bulan dari tarikh penilaian. 


Keputusan permohonan Lesen Pemaju 
Perumahan dan Permit Iklan dan 
Jualan dikeluarkan dalam tempoh 14 
hari bekerja dari tarikh permohonan 
diterima. 


Melaksanakan Projek Pembinaan 
Mahkamah Anak Negeri di Tamparuli, 
Sook, Paitan dan Pagalungan 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
lima (5) sistem aplikasi bagi kegunaan 
Pihak Berkuasa Tempatan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Mahkamah Anak Negeri 
dan Sistem Modul Perkahwinan Anak 
Negeri. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Maklumat Ketua 
Kampung atau Ketua Daerah atau 
Ketua Anak Negeri. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pembayaran e-banking untuk 
pelanggan-pelanggan Skim Pinjaman 

Rumah Panjang (SPRP) pada tahun 

2022 (LPPB menyediakan akaun maya 
atau “virtual account”). 


Memberi maklum balas kepada semua 
aduan yang diterima dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja. 


Membina 20 unit rumah untuk golongan 
berpendapatan rendah melalui 
program Skim Pinjaman Perumahan 
Untuk Golongan Berpendapatan 
Rendah (SPPUGBR). 


Membina 212 unit rumah untuk 
golongan B40 melalui program Skim 
Pinjaman Rumah Panjang (SPRP) 
sepanjang tempoh 2021-2023. 


Membina 742 unit rumah mampu milik 
di Kinarut South dan Tuaran melalui 
projek usaha sama bersama syarikat 

swasta sepanjang tempoh 2021-2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan 


Peratus Pencapaian 


Peratus Penyiapan Mengikut Fasa 


Pembangunan 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penyiapan 


Pembangunan Sistem 


Peratus Kemajuan 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penyiapan 


Purata Daripada Markah Peratusan 


Sub-Inisiatif. 
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SASARAN 2022 


(1) 502 Unit Rumah Mampu Milik Di 
Kinarut South (2) 162 Unit Rumah 
Mampu Milik (Apartmen Blok A & B) 
Di Tuaran (3) 80 Unit Rumah Mampu 
Milik (Apartment Blok C) Di Tuaran 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN 
DAN PERUMAHAN SABAH (KKTP) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Membina dan menaik taraf 
kemudahan perniagaan yang meliputi 
menaik taraf ruang pasar 
awam/pasar umum/ gerai di bawah 
seliaan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Mengadakan 12 latihan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran 2,048 Ketua-Ketua Adat 
Ble го, eee Bilangan Sesi Latihan 8 Latihan 
Pentadbiran dan Pengurusan Hal Ehwal 
Adat Anak Negeri Sabah serta di 
dalam Bidang Keselamatan. 
Mengadakan Mesyuarat Majlis 
Perancangan Negeri (MPN) empat (4) 
kali setahun yang akan dipengerusikan Bilangan Sesi Mesyuarat 4 Kali 
oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan 
Perumahan. 


Menggunakan aplikasi Development 
Plan e-Submission bagi semua 25 PBT Peratus Penggunaan 20% 
menjelang tahun 2025. 
Pelan bangunan dan sijil menduduki 
dikeluarkan dalam tempoh 30 hari 
Peratus P i 1009 

bekerja dari tarikh permohonan yang ta 00% 
telah lengkap dan memenuhi syarat. 


Pelaksanaan Program PBT Hijau 
dengan mengimplementasi konsep 
pengurusan hijau (green event, green Peratus Kemajuan 4 Program Setahun 
office, digitalization) di 25 Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT). 


(1) Pasar Terbuka Pekan Ranau, 
Majlis Daerah Ranau (2) Pasar 
Kemajuan Fizikal Awam Sementara Putatan (3) Pasar 
Am Beaufort, Majlis Daerah Beaufort 
(4) Pasar Ikan Beluran 


Mewartakan Seksyen 6 dan Seksyen 7 (1) Mewartakan Seksyen 6 Ordinan 
Ordinan Perancangan Bandar dan Perancangan Bandar Dan Desa 
Desa (Sabah Bab 141) untuk semua (Sabah Bab 141) Untuk Semua Draf 

draf pelan tempatan di Sabah Purata Daripada Markah Peratusan Pelan Tempatan Di Sabah (2) 

(Daerah Penampang, Papar, Sipitang, Sub-lnisiatif. Mewartakan Seksyen 7 Ordinan 

Semporna, Tawau, Kota Marudu, Perancangan Bandar Dan Desa 
Nabawan, Kota Belud, Kudat dan (Sabah Bab 141) Untuk Semua Draf 
Lahad Datu). Pelan Tempatan Di Sabah 


Menyiapkan dua (2) Program й (1) Daerah Тепот (Kemabong) 
Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) Purata де чч peratusan (100%) (2) Daerah Kota 
sepanjang tempoh 2021-2024. са j Kinabatangan (Sukau) (100%) 


Melaksanakan projek-projek (1) Pekan Baharu Kalabakan, 
infrastruktur asas untuk mewujudkan Tawau (100%) (2) Pekan Baharu 
empat (4) buah pekan baharu Purata Daripada Markah Peratusan Tongod (100%) (3) Pekan Baharu 
(Kalabakan, Tongod, Merotai dan Sub-lnisiatif. Merotai, Tawau (100%) (4) Pekan 
Sungai Melayu Sebatik) pada tahun Baharu Sungai Melayu Sebatik, 
2022. Tawau (100%) 


Pelan pembangunan yang lengkap 
diluluskan atau keputusan dikeluarkan Peratus Pencapaian 
dalam tempoh 24 jam. 
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KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN 
DAN PERUMAHAN SABAH (KKTP) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Pelaksanaan Program Memperkasa 
Komuniti di 3 Pihak Berkuasa Bilangan PBT 
Tempatan (PBT) pada tahun 2022. 


Melaksanakan pengurangan sisa 
pepejal di 60 premis melalui 
pelaksanaan pengasingan sisa organik. 
(Membekalkan 60 Mesin Food Waste Peratus Kemajuan 12 Mesin 
Composter di kawasan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) menjelang tahun 
2025). Pembekalan 12 mesin setahun. 
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KEMENTERIAN 
PEMBANGUNAN 
PERINDUSTRIAN DAN 
KEUSAHAWANAN (MIDE) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 
DAN KEUSAHAWANAN SABAH (MIDE) 


INISIATIF SMJ 2022 


Kajian Pembangunan Keusahawanan 
Negeri Sabah 2021-2030. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


Menggunakan Dashboard SMJ MID. Peratus Penyiapan 100% 


Menyediakan kertas kerja untuk 
pembangunan tanah lot perindustrian 
seluas 100 ekar di SOGIP pada tahun 
2021 hingga 2023. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem State Government Approval 


(SGA) Online Ver 2.0. 


Peratus Penyiapan 


Membangunkan sebanyak 50% 
Geographic Information System (GIS) 
bagi menyimpan maklumat 
perkilangan dan Usahawan 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 
di negeri Sabah. 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penyiapan Kertas Kerja 100% 


Menyediakan latihan asas bagi 
memulakan perniagaan kepada 350 
orang usahawan/bakal usahawan 
pada setiap tahun. 


350 Orang Usahawan/Bakal 
Usahawan Pada Setiap Tahun 


Bilangan Usahawan/Bakal 
Usahawan 


Menyediakan persekitaran 
perindustrian yang kondusif, lengkap 
dan selamat di Taman Perindustrian 
Kota Kinabalu dengan pelaksanaan 

sebelas (11) projek infrastruktur pada 
tahun 2022. 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-lnisiatif. 


Penyelesaian 11 Projek Infrastruktur 
(100%) 


Menyelaras dan memudahcara 
pelaburan dari luar dan dalam negeri 
dengan menyasarkan suntikan 
pelaburan bernilai RM2.3 Bilion pada 
tahun 2021. 


Nilai Pelaburan (RM) 


Menyiapkan Kajian Pelan 
Pembangunan Induk SOGIP pada 
tahun 2022. 


Peratus Kemajuan Pelantikan 
Juruperunding 


Mewujudkan persekitaran perindustrian 
yang kondusif, lengkap dan selamat 
dengan pelaksanaan lima (5) projek 

infrastruktur di Sipitang Oil & Gas 
Industrial Park (SOGIP) menjelang 
tahun 2025. 


5 Projek Di Bawah Sub-Inisiatif 
(Mewakili 100%) 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-lnisiatif. 


о 


Projek bangunan hotel dua (2) tingkat 
dan bangunan kedai satu (1) tingkat 
termasuk infrastruktur di Pulau Bum- 

Bum, Semporna. 


Peratus Penyiapan Dokumentasi Dan 


5 а о 
СЕНКА Pancing Кое Melantik Konsultasi Mewakili 17% 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Pelaksanaan Program Kempen Belilah 
Barangan Buatan Sabah. 


Menjadikan KKIP Aerospace sebagai 
inisiatif Flagship Hala Tuju Sabah Maju 
Jaya menjelang tahun 2025. 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


= 
w 
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KEMENTERIAN 
PERTANIAN, PERIKANAN 
DAN INDUSTRI MAKANAN 


(MAFFI) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Melaksanakan 20 Program Konservasi 
Ekosistem Perikanan yang melibatkan Peratus Kemajuan 4 Program & 50 Golongan Sasar 
250 kumpulan sasar menjelang 2025. 


Melaksanakan Program Pemberian 
Bantuan Insentif Lepasan Pelatih 
Program Sijil Keusahawanan Pertanian К 
Килы (PSKPB), Pusat Latihan Peratus Kemajuan 150 
Pertanian Bersepadu (PLPB) Putatan 
seramai 20 orang pada tahun 2022. 
Melaksanakan projek pembangunan 
dan pengurusan tanah sawah 
bermasalah secara beep ado yang Keluasan Tanah Yang Diratakan 200 Hektar 
melibatkan perataan sawah 200 ha 
dengan peruntukan RM2.5 juta pada 
tahun 2022. 
Melaksanakan projek pembangunan 
padi secara bersepadu yang 
melibatkan pembangunan dan 
УЙ ана Teknologi tonaman padi Keluasan Sawah Padi 200 Hektar 
secara Lestari padi seluas 200 hektar 
sawah padi dengan peruntukan 
sebanyak RM2 juta bermula tahun 
2022. 
Melatih belia dan beliawanis dalam 
bidang teknologi pemprosesan hiliran 
Maba makanan dibawah Bilangan Peserta 2500 Orang 
program/projek Pengukuhan 
Usahawan Industri Asas Tani seramai 
2500 orang pada tahun 2022. 
Melatih belia-beliawanis dalam 
pertanian secara teori dan amali 
melalui Program Latihan Kursus Asas 
seramai 105 orang pada tahun 2021 
dan Program Kursus Khas seramai 300 Peratus Kemajuan 100% 
orang di PLP (Pusat Latihan Petani) 
Damai, Kota Marudu, PLP Lagud 
Sebrang, Tenom dan PLP Ulu Dusun 
Sandakan pada tahun 2022. 
Melatih belia-beliawanis dalam 
Program Sijil Pertanian di Institut 
Pertanian Sabah (IPS) Timbang Peratus Kemajuan 100% 
Menggaris, Kota Belud seramai 120 
orang pada tahun 2022. 
Melatih belia-beliawanis dalam 
Program Sijil Vokasional Pertanian ( 
Bidang Penyeliaan dan Operasi 
Perladangan Sawit ) di Pusat Latihan Peratus Kemajuan 100% 
Vokasional Pertanian (АУТС), Lahad 
Datu seramai 100 orang pada tahun 
2022. 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


INISIATIF SMJ 2022 


Melengkapkan enam wilayah utama 
dalam Negeri Sabah masing-masing 
dengan sebuah kereta pacuan 4-roda 
baharu bagi memastikan kes 
penguatkuasaan mencapai sasaran 
minimum 150 kes atau aktiviti setiap 
tahun menjelang tahun 2025 bermula 
tahun 2021. 


Memastikan 240 peserta mendapat 
Sijil Kemahiran Malaysia di Pusat 
Latihan Akuakultur KO-NELAYAN 

(KATC) menjelang tahun 2025. 


Memastikan kesemua 16 daerah 
perikanan marin menggunakan senarai 
“listing” menjelang hujung tahun 2022 
dan memantau laporan bulanan pada 

5hb setiap bulan. 


Membaiki dan Menaiktaraf 2 Unit Bilik 
Sejuk, 1 Unit Blasting Room dan 2 Unit 
Plate Freezer di Kompleks Perikanan 
SAFMA, Kota Kinabalu Menjelang 
Tahun 2022. 


Membangunkan 14 orang usahawan 
perikanan berstatus M40 melalui Skim 
Peneraju Usahawan Perikanan 
sehingga tahun 2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pangkalan Data Pekebun Kecil 
Getah Negeri Sabah menjelang tahun 

2024. 


Membangunkan lima (5) buah pejabat 
baharu menjelang tahun 2025 bermula 
tahun 2021. 


Membangunkan lima (5) buah Projek 
Lestari Ternakan Ketam Bakau dalam 
Kolam melalui penglibatan lima (5) 
orang pengusaha bermula tahun 2021 
sehingga tahun 2023. 


Membangunkan Sistem Nelayan Digital 
dan Memberi latihan aplikasi kepada 
70 orang nelayan setiap tahun 
sehingga tahun 2025. 


Memberi pensijilan Skim Amalan 
Pertanian Baik Malaysia (my GAP) 
kepada 10 ladang atau hatcheri yang 
berpotensi Program Pematuhan 
Standard Dan Amalan Akuakultur Baik 
menjelang 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
SASARAN 2022 2022 


12 Kali Pemantauan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Peserta 


Peratus Pencapaian 


Peratus Kemajuan Projek 


Bilangan Penerima 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Bagi Setiap 1 


Р Nara 
LekasilKinabatangan) 1 Lokasi 100% (Kinabatangan) 


2 Orang Peserta/2 Buah Projek 


Bilangan Peserta 


100% Pembangunan Sistem Dan 70 
Orang Nelayan Dilatih 


Peratus Kemajuan & Bilangan 
Nelayan Dilatih 


Peratus Kemajuan Bagi 2 Ladang 
Baharu 
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INISIATIF SMJ 2022 


Memberikan bantuan kepada 10% @ 
120 orang pengusaha rumpai laut 
skala kecil yang layak untuk 
meningkatkan hasil penanam Rumpai 
Laut kepada 5MT/Ha/Yr menjelang 
2025. 


Memberikan bantuan peralatan 
ladang kepada 50 penternak yang 
terpilih dan aktif untuk meningkatkan 
pengairan kolam, kemudahan 
pembiakan ikan, peralatan mesin dan 
peningkatan kemahiran pengeluaran 
untuk tempoh 2021-2025. 


Memberikan latihan pasaran digital 

kepada 80 peserta melalui Elektronik 

Komuniti Usahawan Nelayan (e-Kan) 
sehingga tahun 2025. 


Memberikan latihan upskilling dalam 
bidang perikanan kepada 1,300 
peserta menjelang tahun 2025. 


Memberikan lesen akuakultur kepada 
500 pengusaha akuakultur untuk 
mengurus dan mengawal selia lesen 
akuakultur menjelang 2025. 


Membina dan melabuh tukun tiruan 
bagi memulihkan kawasan terumbu 
karang sebagai habitat ikan yang 

mana akan meningkatkan populasi 
ikan di 30 lokasi yang telah dikenal 


pasti menjelang tahun 2025. 


Membina dan menggunakan sebuah 
Makmal Diagnosa Veterinar yang baru 
di Kinarut, Papar menggantikan 
makmal sedia ada menjelang tahun 
2025 bermula tahun 2021. 


Mempergiatkan Program Motivasi 
sekurang-kurangnya 25 program 
setahun melalui “Road Show” dan 
saluran media untuk memberi 
kesedaran tentang faedah dan potensi 
komoditi tanaman makanan seperti 
nanas, durian, kelapa dan kopi 
bermula tahun 2021. 


Memperkasa Penyampaian 
Perkhidmatan melalui Penerapan dan 
Pelaksanaan Sistem Perkhidmatan 
Pengembangan Baharu (New Extension 
Services System / NESS) kepada 
semua Pegawai Pertanian /Agen 
Pengembangan Kawasan). 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Pengusaha Rumpai Laut 
Yang Menerima Bantuan 


Bilangan Penternak Menerima 
Bantuan 


Bilangan Peserta 


Bilangan Peserta Kursus 


Jumlah Permohonan Lesen / Permit 
Pengusaha Diproses 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Program 


Bilangan Daerah 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


PENCAPAIAN 


SASARAN 2022 2022 


24 Orang Pengusaha 


10 Orang Penternak 


80 Orang Peserta 


Pendaftaran Pengusaha 
Dilaksanakan Di 14 Daerah 


INISIATIF SMJ 2022 


Memperkenalkan Kempen Pertanian 
Bandar (Urban Farming) yang berskala 
kecil dengan menggunakan teknologi 
pertanian moden di kawasan bandar 
bagi tujuan mengurangkan beban sara 
hidup dan mewujudkan interaksi yang 
berkesan dengan penglibatan 1,500 
peserta pada tahun 2022. 


Mempromosikan 50 produk pengusaha 
bimbingan KO-NELAYAN melalui 50 
aktiviti promosi menjelang tahun 2025. 


Memulihkan sumber perikanan sungai- 

sungai di Sabah melalui pewujudan 50 

buah tagal baharu dan 15 buah tagal 
MOU menjelang tahun 2025. 


Menaik taraf kemudahan/ peralatan 
pintu- pintu masuk stesen kuarantin 
haiwan di enam (6) daerah menjelang 
tahun 2025 bermula tahun 2021. 


Menaik taraf Loji Ais Di Kompleks 
Perikanan SAFMA, Kota Kinabalu 
Menjelang 2022. 


Menaiktaraf dan menyelenggara 
kemudahan 7 makmal di Kompleks 
Perikanan Likas setiap tahun bermula 
tahun 2021 sehingga 2025. 


Menaiktaraf Infrastruktur di Skim 
Pengairan Trusan Sapi dengan 
penaiktarafan tali air sepanjang 8km 
dan pembinaan 20 buah jambatan 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf infrastruktur pengairan 
sedia ada di daerah Membakut 
meliputi tali air sepanjang 5km dan 
pembinaan 5 buah jambatan 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf jalan ladang sepanjang 
462km bagi memudahkan pekebun 

getah mengeluarkan hasil pertanian 
bermula tahun 2021 hingga 2025. 


Menaiktaraf Rumah Pam Skim 
Pengairan Trusan Sapi, Beluran, 
Sandakan dengan menaiktaraf 3 buah 
set pam dikuasai enjin diesel sedia 
ada kepada 3 buah set pam selam 
elektrik serta peralatan-peralatan 
berkaitan dan menaiktaraf pintu air 
untuk mengawal mendapan dalam 
pump sump menjelang 2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Peserta 


Bilangan Produk Pengusaha Yang 
Terlibat Dalam Aktiviti Promosi 


Bilangan Tagal Yang Diwujudkan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Projek 
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SASARAN 2022 


300 Orang 


10 Тада! Baharu & 3 Тадак MOU 


7 Makmal 


92 Kilometer 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


INISIATIF SMJ 2022 


Menambahbaik Rangkaian Infrastruktur 
Stesen Hidrologi Dan Amaran Banjir 
Bersistem Telemetri di seluruh negeri 

sabah menjelang tahun 2025. 


Mengeluarkan ayam kampung 
sebanyak 50 MT dalam tempoh tahun 
2021-2025 di bawah Program 
Perladangan Kontrak bagi Projek 
Penternakan Ayam Kampung di 
daerah Papar, Penampang, Tamparuli, 
Tuaran dan Kota Belud. 


Mengeluarkan enam (6) metrik tan 
hasil ternakan ikan marin dalam 
sangkar setiap tahun sehingga tahun 
2025. 


Mengeluarkan lesen perikanan tradisi 
baharu kepada 2,500 orang nelayan 
di 16 buah daerah marin di Sabah 
menjelang tahun 2025. 


Menggalakkan penerokaan sumber 
perikanan laut dalam dan ikan tuna di 
kalangan nelayan dengan memberi 
bantuan insentif peralatan perikanan 
kepada 35 individu atau kumpulan 
nelayan negeri Sabah menjelang tahun 


2025. 


Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 
varieti baharu atau klon tanaman 
makanan dalam tempoh setiap 2 tahun 
bermula tahun 2021. 


Meningkatkan bantuan pembangunan 
asas perkampungan nelayan kepada 
25 buah kampung menjelang tahun 
2025. 


Meningkatkan pengeluaran ikan hiasan 
sebanyak 25% dengan memberi 
tumpuan kepada 2 spesis ikan 
tempatan menjelang tahun 2025. 


Menjalankan 10 latihan keusahawanan 
& melatih 100 orang awam setiap 
tahun bermula tahun 2021. 


Menjalankan 100 pameran bergerak, 
kempen, promosi & penyampaian 
risalah kepada pihak awam dan 
kumpulan sasar di dalam dan luar 

negeri menjelang 2025. 


Menjalankan 34 pameran dan 
menerbitkan 150,000 risalah 
berkenaan kemudahan pengembangan 
ternakan setiap tahun bermula tahun 


2021. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Projek 


Kuantiti Pengeluaran Ayam 
Kampung 


Pengeluaran Ikan Marin Bersaiz 
Pasaran (Kilogram) 


Bilangan Nelayan Mendapat Lesen 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Kampung 


Jumlah Pengeluaran Ikan 


Bilangan Sesi Kursus & Penternak 
Yang Menerima Latihan 


Bilangan Program Promosi Pameran, 
Maklumat Dan Inisiatif Pendapatan 
Nelayan 


Jumlah Pameran & Risalah Yang 
Diterbitkan 
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PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


100% 
5 Buah Kampung 


5% Kenaikan Pengeluaran Ikan 
Hiasan 


MT 
0 


(1) 10 Sesi Latihan Keusahawanan 
(100%) (2) 100 Orang Penternak 
(100%) 


20 Program 


34 Pameran & 150,000 Risalah 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Menjalankan 40 penyelenggaraan dan 
menaiktaraf terhadap 26 buah 
pejabat-pejabat daerah perikanan di 
seluruh sabah menjelang 2025. 


Menjalankan 465 sesi audit 
pengawasan di bawah Program 
Pematuhan Standard Dan Amalan 5 5 Я В й 
Ad Bek азот ово Bilangan Sesi Audit Pengawasan 93 Sesi Audit 
yang telah menerima sijil MyGAP di 
seluruh Sabah menjelang 2025. 
Menjalankan analisis penyakit ikan 
ls Bilangan Analisis Dijalankan 300 Analisis 
tahun 2021 hingga 2025 di seluruh 9 | 
negeri Sabah. 
Menjalankan latihan pembangunan 
nelayan kepada 800 nelayan Bilangan Peserta Latihan 100% 
menjelang tahun 2025. 


Menjalankan Projek Memperkasa 
Industri Ruminan Sabah melibatkan 
10,500 ekor baka ternakan yang ы 2 
memberi manfaat kepada 300 Beratus Kemajuan 22 
penternak menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Menjalankan Projek Pembangunan 
Kawasan Padang Ragut seluas 200 Peratus Kemajuan 100% 
ekar bermula pada tahun 2021. 


Menyasarkan 1000 pemasangan 
sistem iiVMS pada vesel-vesel pukat 
tunda dan pukat jerut di seluruh 
daerah marin Sabah menjelang 2025. 


Bilangan Penyelenggaraan 8 Kali Penyelenggaraan 


Bilangan Pemasangan Sistem iiVMS 200 Pemasangan 


Menyasarkan 250 pengusaha 


kuakult tai 
некі кон дын a Jumlah Pengusaha Mengikuti 


kesed P P tuh 
esedaran Program Pematuhan Taklimat 


Piawaian Dan Amalan Akuakultur Baik 
menjelang 2025. 


Menyasarkan sekurang-kurangnya 3 
nelayan mengikuti program Ladang Peratus Penyiapan Prosedur 100% 
Propagasi Batu Karang pada setiap Tatacara Pelaksanaan Projek 

tahun bermula tahun 2022. 


Mewujudkan 3 kawasan Santuari dan 
Konservasi Marin di Kudat, Kota Belud 
dan Lahad Datu yang melibatkan 60 Peratusan Kemajuan 1 Kawasan & 12 Orang Komuniti 
orang komuniti nelayan pesisir pantai 
menjelang 2025. 


50 Pengusaha 


Mewujudkan pangkalan data 
pengukuhan kebajikan haiwan 
menjelang tahun 2025 bermula pada 
tahun 2022. 


Peratus Kemajuan 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
Pelaksanaan Program Pembangunan 
Tanaman durian Premium seluas 660 
Hektar bermula tahun 2021 sehingga adn онен 
tahun 2025. 
Pemasangan dua loji ais baharu di 
Mini Kompleks Perikanan Sipitang dan Penyediaan Dokumen Urusan 100% 
Mini Kompleks Perikanan Beluran Perolehan 5 
menjelang tahun 2025. 
Pembaikan Sawah-Sawah Padi Tahun 
2021 - Pembinaan Jalan Ladang Ke 
Sawah Padi & Menaiktaraf Tali Air di К D A 
Skim-Skim daerah Tambunan, Kota peratus Kemajuan role k 100% 
Marudu, Penampang, Keningau, 
Sipitang & Membakut. 
Pembinaan Jalan Ladang Pekebun 
Kecil Persendirian Tahun ADA di Peran Kemajuan Projek 100% 
daerah Ranau, Tambunan, Keningau, 
Tenom, Kota Belud dan Kota Marudu. 
Perolehan peralatan dan kelengkapan 
serta logistik untuk kawalan penyakit А 3 
Rabies setiap tahun bermula tahun Beran Kemajuan 000 
2021. 


Rancangan Mencegah Banjir, Sungai 
Kinabutan Kecil, Tawau dengan 

menaiktaraf sistem sungai dan kerja- Peratus Kemajuan Projek 44% 

kerja lain berkaitan menjelang tahun 
2025. 

Rancangan Mencegah Hakisan Pantai 

Kg Tajau Laut, Kudat menjelang tahun Peratus Kemajuan Projek 100% 
2023. 

Rancangan Tebatan Banjir Sungai 
Petagas, Putatan - Kg. Sendil Fasa 2 Peratus Kemajuan Projek 44% 
menjelang tahun 2023. 


Saluran Bandar Kota Kinabalu — 
Menaiktaraf Sistem Perparitan Sungai 
Tebobon, Fasa V Di Kg. Gudon, 
Manggatal, Bandaraya Kota Kinabalu Peratus Kemajuan Projek 32% 
dengan membina sistem perparitan 
dan kerja-kerja lain berkaitan 
menjelang 2025. 
Saluran Bandar Putatan — Menaiktaraf 
Sistem Perparitan Di Kg. Sipanggil, 
Putatan dengan membina sistem Peratus Kemajuan Projek 44% 
perparitan dan kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2025. 
Meningkatkan pendapatan Pekebun 
Kecil Getah melalui Program 
Peningkatan Pendapatan Pekebun P 
Kecil Getah (Aktiviti Ekonomi Jumlah Pekebun Kecil 100% 
Tambahan) sepanjang tempoh 2021- 
2025. 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Meningkatkan pengeluaran telur 
berkualiti bagi tujuan meningkatkan 
pengeluaran benih melalui perolehan 
1,000 ekor induk ikan berpotensi, 
bekerjasama dengan 2 pengusaha Я 
КЕШЕДЕН Bilangan Induk & Pengusaha 100% 
hatcheri baru dan meningkatkan 
keupayaan pengeluaran 15 
pengusaha sedia ada menjelang tahun 
2025. 


Meningkatkan perkhidmatan klinik di 
enam (6) wilayah sebanyak 60% Peratus Kemajuan 20% 
setiap tahun bermula tahun 2021. 
Saluran Bandar-Bandar Kecil Beaufort 
— Menaiktaraf Bun Banjir, Pembinaan 
Stesen Pam dan Komponen Mekanikal Peratus Kemajuan Projek 100% 
dan Elektrikal serta kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2022. 


Meningkatkan pengeluaran hasil 
keropok ikan, keropok ketam, mi ikan, 
mi kuning daripada 48,859kg kepada 

60,000kg melalui kilang 
Pengembangan Perusahaan Industri 
Hiliran Perikanan di Daerah Kudat 

menjelang tahun 2025. 


Jumlah Pengeluaran Produk Kilang 


Hiliran (Kg) 12,000 Kg Pengeluaran 


Memantapkan pengusaha produk 
hiliran perikanan di negeri Sabah 
dengan melatih 400 orang pengusaha 
dan memberi bantuan insentif Bilangan Orang Pengusaha 
peralatan pemprosesan kepada 50 
orang pengusaha menjelang tahun 


2025. 


80 Orang Pengusaha Dilatih & 10 
Orang Pengusaha Diberi Insentif 


Meningkatkan pendapatan nelayan 
tradisional melalui program latihan 
kepada 500 orang nelayan dan Peratus Kemajuan 150 Orang 100% 
pemberian bantuan insentif peralatan Nelayan Tradisional К 
perikanan kepada 250 orang nelayan 
menjelang tahun 2025. 
Mengeluarkan sebanyak 105,000 Liter 
susu kambing segar dalam tempoh 
tahun 2021- 2025 dari Projek Kuantiti Pengeluaran Susu Kambing 20,000 Liter 
Penternakan Kambing Tenusu, Kabang, 
Papar. 
Meningkatkan kecekapan sistem 
li tah pek kecil untuk 
pemes jong lon ра ври Pa Jumlah Pembelian Getah Dari 
meningkatkan Keupayaan Pembelian Bekam а] 100% 
Getah dari pekebun kecil kepada 54 2 А 
ribu tan menjelang tahun 2025. 
Mewujudkan enam (6) Pusat 
Pengumpulan dan Pemasaran Hasil 
Tani pada tahun 2021 di enam (6) 2 а 
lokasi strategik iaitu di Beaufort, Paras Kemajuan 100% 
Keningau, Kota Marudu, Kundasang, 
Telupid dan Lahad Datu. 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Mengeluarkan cendawan sebanyak 
215 MT dalam tempoh tahun 2021 — 
2025 di bawah Program Perladangan 
Kontrak bagi Projek Esneowen ашпа Kuantiti Pengeluaran Cendawan 42 Metrik Tan 
(5) lokasi iaitu Penampang, Ranau 
(Kundasang), Tuaran, Kota Belud 
(Pekan Nabalu) dan Keningau (Puncak 
Kimanis). 
Menganugerahkan persijilan Program 
Kepastian Kualiti kepada 16 ladang 
unggas dan ruminan, 12 premis Peratus Kemajuan 20% 
perusahaan menjelang 2025 bermula 
tahun 2021. 
Rancangan Mencegah Banjir di 
Kawasan Tanjung Batu, Tawau dengan A А 
й 4 А а Peratus Kemajuan Projek 20% 
menaiktaraf sistem perparitan sedia 
ada menjelang 2023. 


Mengeluarkan ayam sebanyak 12,820 
MT dalam tempoh tahun 2021-2025 di 
bawah Program Perladangan Kontrak 
bagi Projek Ternakan Ayam Pedaging Kuantiti Pengeluaran Ayam 2400 MT 
di daerah Beaufort, Membakut, Papar, 
Tamparuli, Tuaran, Kota Belud, 
Tambunan dan Keningau. 


Meningkatkan keluasan bertanam bagi 
tanaman kelapa seluas 2600 hektar 
dan kopi seluas 550 hektar melalui 257 Hektar Tanaman Kelapa, 170 
Keluasan Tanaman Hektar = 
penanaman kawasan baharu atau Hektar Tanaman Kopi 
pemulihan kawasan tanaman sedia 
ada tahun 2021-2025. 


Mengeluarkan buah pomelo sebanyak 
213 MT dalam tempoh tahun 2021 — 
2025 di bawah Program Perladangan ла 2 
Rem ak Bagi Projek e Kuantiti Pengeluaran Buah Pamelo 100% 
yang menanam tanaman pomelo di 
Tenom. 
Menggalakkan penanaman dan 
mengekalkan keluasan bertanam 
Papa pouas 120.000 nedor Keluasan Tanaman 24000 Hektar 
menjelang tahun 2025 melalui 
pemberian Insentif Pembajakan Sawah 
Padi. 


Saluran Bandar Kota Kinabalu - 
Drainage Improvement Works At Kg. Peratus Kemajuan Projek 24% 
Kembirian, Manggatal. 
Saluran Bandar Tawau — Menaiktaraf 
Sistem Perparitan Bandar Tawau, Fasa 
2, Tawau dengan membina sistem Peratus Kemajuan Projek 40% 
perparitan dan kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2025. 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


INISIATIF SMJ 2022 


Menjalankan Projek Integrasi Ternakan 
Di Bawah Kelapa Sawit (PINTAR) 
melibatkan 300 ekor baka ternakan 
yang memberi manfaat kepada 30 
penternak menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Menjalankan kajian terhadap 4 spesis 
terpilih mengenai populasi genetik dan 
populasi dinamik stok perikanan di 
Sabah untuk mendapatkan maklumat 
saintifik serta menyokong Jabatan 
dalam membentuk polisi pelan 
pembangunan pengurusan konservasi 
yang mapan bagi spesis-spesis ikan 
yang dieksploitasi dalam tempoh 


2021-2025. 


Memastikan status bebas 14 penyakit 
haiwan dan zoonotik di negeri Sabah 
pada tahap 70% setiap tahun bermula 
tahun 2021. 


Membangun dan menambah baik lima 
(5) ujian penyakit iaitu Foot & Mouth 
Disease (FMD), Rabies, Avian Influenza 
(AI), Afican Swine Fever (ASF) dan 
Japanese Encephalitis (JE) yang 
berkepentingan menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Menjalankan Program Latihan Pekebun 
Kecil untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan 10,000 pekebun kecil 
dalam semua aspek penanaman getah 
bermula tahun 2021 hingga 2025. 


Memperkasakan pemantauan biotoksin 
marin di seluruh negeri Sabah dengan 
meningkatkan bilangan sampel yang 
dianalisis kepada 1,250 sampel 
kerang-kerangan/ikan dan 5000 
sampel air laut menjelang tahun 2025. 


Menjalankan Projek Ternakan Kambing 
Pedaging melibatkan 500 ekor baka 
ternakan yang memberi manfaat 
kepada 50 penternak menjelang tahun 
2025 bermula tahun 2021. 


Mewujudkan sebuah galeri pameran 
(pusat informasi) perikanan di Taman 
Mini Akuakultur di daerah Tuaran 
menjelang 2025. 


Menghasilkan Manual Program Swiftlet 
Salmonella Control and Eradication 
(SwiftSCEP) untuk industri burung walit 
menjelang tahun 2023 bermula tahun 
2021. 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Peratus Kemajuan 100% 


Е 


_ 


с 
Jumlah Pekebun Kecil Dilatih 10026 


250 Sampel Kerang-Kerangan Dan 


Bilangan Analisis Dijalankan 1000 Sampel Air Laut 


Peratus Kemajuan 
Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 
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INISIATIF SMJ 2022 


Rancangan Tebatan Banjir Sungai 
Kinarut, Lembangan Sungai Kinarut, 
Daerah Papar menjelang tahun 2023. 


Memberikan insentif skim kredit 
kepada 250 nelayan, 40 pengusaha 
akuakultur dan 200 pengusaha hiliran 

menjelang tahun 2025. 


Membangunkan dua (2) buah TKPM 
dan tiga (3) Mini TKPM di dalam 
kawasan tanah Jabatan dalam RMK- 


12 (2021-2025). 


Membina rumah penyembelihan 
haiwan unggas di Daerah Keningau 
menjelang tahun 2023. 


Mewujudkan empat (4) ladang bebas 
penyakit (Brucellosis) di Tawau, Kudat, 
Kundasang dan Beluran menjelang 
tahun 2025 bermula tahun 2021. 


Membina rumah penyembelihan 
haiwan Babi di Daerah Keningau 
menjelang tahun 2023. 


Meningkatkan potensi pengusaha 
akuakultur marin skala kecil sebagai 
penyumbang kepada pengeluaran 
keseluruhan produk aktiviti akuakultur 
marin negeri Sabah melalui 
perlaksanaan program pembangunan 
modal insan dan pemberian insentif 
(465 orang pengusaha & 35 projek 


pelbagai komoditi) menjelang tahun 


2025. 


Menaiktaraf 4 buah stesen pintu-pintu 
air serta peralatan-peralatan 
berkaitan menjelang tahun 2023. 


Saluran Bandar Kota Kinabalu — 
Menaiktaraf Sistem Perparitan Di Kg. 
Sugud, Fasa ІІ, Penampang dengan 
membina sistem perparitan dan kerja- 
kerja lain berkaitan menjelang tahun 


2025. 


Mewujudkan empat (4) peraturan dan 
kod amalan menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Mengeluarkan madu lebah sebanyak 
70 MT dalam tempoh tahun 2021 — 
2025 di bawah Program Perladangan 
Kontrak, Projek Ternakan Lebah Madu 
di daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, 
Kota Belud, Sipitang, Tambunan dan 
Keningau. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Projek 


Bilangan Nelayan, Pengusaha 
Akuakultur Dan Pengusaha Hiliran 
Perikanan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Pengusaha 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan 


Kuantiti Pengeluaran Madu 
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INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


50 Orang Nelayan, 8 Orang 
Pengusaha Akuakultur Dan 40 
Orang Pengusaha Hiliran Perikanan 


93 Orang Pengusaha & 7 Projek 
Pelbagai Komoditi 


KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Melaksanakan Program Peningkatan 
Kapasiti Dan Kecekapan Unit Kapasiti Pemprosesan Dan 
Pemprosesan Lateks bermula tahun Pengeluaran Lateks 
2021 hingga 2025. 


2000 Metrik Tan 


Membina sebuah Pangkalan Utama 
Perikanan di Kota Kinabalu sebagai 
pusat kawalan dan perlindungan 
perikanan yang lengkap dengan 
kemudahan bangunan pejabat, jeti 


Peratus Kemajuan Kajian Kesesuaian Tapak & Tanah 


dan bengkel menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf 3 buah set pam dikuasai 
enjin diesel sedia ada kepada 3 buah 
set рап selam ©з: di An Peratus Kemajuan Projek 28% 
Pengairan Bumboring 2, Keningau 

serta peralatan berkaitan menjelang 
2023. 

Meningkatkan pengeluaran benih ikan 

kerapu hibrid daripada 155,911 benih Р е Саи 

kepada 300,000 benih sehingga tahun Bilangan Benih Ikan Kerapu Hibrid 60,000 Ekor 
2025. 


Menyediakan pasaran kepada 20 
orang pengusaha akuakultur setiap 
tahun sehingga tahun 2025 melalui Bilangan Pengusaha Akuakultur 20 Orang Penternak 
Pusat Pengumpulan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan Akuakultur, Tuaran. 


Mendaftarkan 500 nelayan darat 
baharu di 26 daerah seluruh negeri Jumlah Nelayan Didaftarkan 100 Nelayan 
Sabah menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan kesedaran awam 
terhadap Enakmen Perikanan Darat 
dan Akuakultur dengan memberikan Jumlah Pengusaha Mengikuti Бава аа 
taklimat kepada 250 orang Taklimat EPDA 
pengusaha akuakultur menjelang tahun 
2025. 
Melengkapkan pegawai/anggota 
penguatkuasaan DVS Sabah dengan 
12 pasang baju kalis peluru bagi Peratus Kemajuan 45% 
perlindungan diri dalam tempoh 2 
tahun bermula tahun 2021. 
Menaik taraf Stesen Kuarantin Haiwan 
Kinarut dengan meningkatkan kapasiti 
penampungan haiwan anjing dan 3 
kucing dari 20 ekor anjing/ 18 ekor Be ows Kemajuan 100 
kucing Ке 32 ekor anjing/ 26 ekor 
kucing bermula pada tahun 2022. 
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KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
INDUSTRI MAKANAN SABAH (MAFFI) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Membina Rumah Pam Sokongan Di 
Skim Pengairan Bingkor, Keningau Dan 
Kerja Lain Berkaitan menjelang tahun 
2025. 


Peratus Kemajuan Projek 


Menaiktaraf Infrastruktur Skim 
Pengairan Kota Marudu dengan 
membaik pulih sebuah empangan 
sedia ada di Sg. Bandau, menaiktaraf 
tali air dan membina jalan ladang 
sepanjang ӨКт menjelang tahun 2025. 


Peratus Kemajuan Projek 
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KEMENTERIAN 
PEMBANGUNAN LUAR 
BANDAR (KPLB) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 
LUAR BANDAR SABAH (KPLB) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Melaksanakan 25 projek 
penyelenggaraan Jalan 
Kebun/Pertanian di setiap daerah 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
empat (4) sistem aplikasi KPLBS iaitu 
Sistem Pengurusan JPKK, Sistem Bank 7 5 
Data e-Kasih, Sistem Ketua Isi Rumah beratus Penyiapan 100% 
(KIR) Negeri Sabah dan Sistem e- 
Lesen. 
Memberikan kursus kemahiran 
keusahawanan kepada 1,750 orang 
peserta melalui pengendalian kursus mAn peserta 350 Peserta 
dalam program pembangunan 
ekonomi luar bandar bermula tahun 
2021-2025. 
Memperkasakan 1500 pengerusi 
Jawatankuasa Pembangunan dan 
Keselamatan Kampung (JPKK) dengan Jumlah Peserta 1500 
memberikan latihan berkaitan pada 
tahun semasa. 


Menambahbaik 25 buah bangunan 
keusahawanan bermula tahun 2021 Peratus Penyiapan 5 Buah Bangunan Setahun 
hingga tahun 2025. 


Menyediakan peruntukan sebanyak 
empat (4) buah projek Bekalan Air 
Luar Bandar Alternatif (BALBA) setiap Jumlah AKK Peruntukan 4 Buah Daerah 
к ў Disediakan 
tahun di kawasan terpencil bermula 
tahun 2021-2024. 
Menyediakan peruntukan sebanyak 
empat (4) buah projek Bekalan 
Elektrik Luar Bandar Alternatif (BELBA) Jumlah Waran Beruntukan 4 Projek 
з А 5 Disediakan 
setiap tahun di kawasan terpencil 
bermula tahun 2021-2024. 
Pelaksanaan 1,650 projek kecil 
infrastruktur asas, kemudahan awam, 
program ameniti ekonomi desa dan Bilangan Projek Kecil 1550 Projek 
program keusahawanan desa pada 
tahun 2021. 
2,853 pelantikan Jawatankuasa 
Pembangunan dan Keselamatan Purata Daripada Markah Peratusan 100% 
Kampung (JPKK) dibuat dalam tempoh Sub-Inisiatif. с 
dan masa yang ditetapkan. 
Menyediakan peruntukan sebanyak 
100 buah Rumah Sejahtera Rakyat Jumlah Waran Peruntukan 100% 
Sabah (RSRS) kepada golongan miskin Disediakan 
tegar pada tahun 2021-2025. 


Membina sebanyak 25 buah jalan 
baharu untuk laluan masuk ke 
kebun/pertanian secara berkelompok Peratus Penyiapan 5 Buah Jalan Setahun 
bermula tahun 2021 hingga tahun 
2025. 


Peratus Penyiapan 5 Buah Jalan Setahun 
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4 Triada 

KEMENTERIAN 
PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 
(KPMKR) 


Hala Tuju Sabah Maju Ja 
Pelan Pembangunan SMJ |. 0: :(2021- -2025) 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan dua (2) program 
promosi gaya hidup sihat kepada 
orang awam di seluruh Sabah 
sepanjang tahun. 


Melaksanakan lapan (8) program 

pendidikan pencegahan dadah di 

lapan (8) buah daerah sepanjang 
tahun 2022. 


Melaksanakan lima (5) buah “Kempen 

Sayang Keluarga” kepada golongan 

belia di seluruh Negeri Sabah bermula 
tahun 2022. 


Melaksanakan lima (5) Program 
Kekurangan Zat Makanan di lima (5) 
buah daerah sepanjang tahun. 


Melaksanakan sembilan (9) program 
berkaitan kekeluargaan di sembilan 
(9) buah daerah sepanjang tahun 
2022” 


Melaksanakan sembilan (9) program 
berkaitan kepenggunaan di sembilan 
(9) buah daerah sepanjang tahun 
2022. 


Memberi bantuan guaman dan 
perkhidmatan nasihat undang-undang 
di 17 daerah yang belum dilawati 
melalui klinik guaman bergerak 
baharu. 


Mengadakan lima (5) program 
kolaborasi antara JHEWA dan NGO 
untuk membantu dan membimbing 100 
usahawan ibu tunggal dan wanita B40 
dari pelbagai daerah di Negeri 
Sabah pada tahun 2022. 


Mengadakan tiga (3) program 
kesedaran pekerja sosial di tiga (3) 
daerah. 


Menyediakan perkhidmatan 
peminjaman peralatan sokongan 
kepada 150 orang penerima Bantuan 
Pesakit Kronik & OKU Terlantar (BPT) 
melalui Program Homeward pada 
tahun 2022. 


Mewujudkan dua (2) buah Pusat 
Perkembangan Kanak-Kanak baharu 
setiap tahun di kawasan luar bandar 

yang tidak mempunyai kemudahan 
pendidikan awal seperti pra-sekolah 
pada setiap tahun. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Program Dibuat 


Bilangan Program 


Bilangan Program Dibuat 


Bilangan Program Dibuat 


Bilangan Program 


Bilangan Program 


Bilangan Daerah 


Bilangan Program 


Bilangan Program 


Bilangan Penerima 


Jumlah PPKK Yang Diwujudkan 
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SASARAN 2022 


2 Program (100%) 


8 Program (100%) 


5 Program (100%) 


5 Program (100%) 


9 Program (100%) 


9 Program (100%) 


17 Daerah (100%) 


5 Program (100%) 


3 Program (100%) 


150 Orang 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SABAH (KPMKR) 


PENCAPAIAN 
2022 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 


DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SABAH (KPMKR) 


INISIATIF SMJ 2022 


Pengagihan Ва55 kepada 80% (860 
buah sekolah dari 1075 buah sekolah) 
sekolah rendah seluruh negeri Sabah 
pada sesi persekolahan bermula. 


Membina bangunan Kompleks 
Bersepadu Warga Emas dan OKU 
dalam tempoh 3 tahun dengan 
kelengkapan yang ditetapkan dan 
siap untuk diguna menjelang Januari 
tahun 2025. 


Mendaftarkan seramai 750 orang ahli 
Sukarelawan dalam Sistem Sabah 
Social Time Bank pada tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Bilangan Sekolah Rendah (Luar 
Bandar) Yang Menerima BASS / 
Bilangan Keseluruhan Sekolah 
Rendah X 100 


Kemajuan Penyiapan (Fizikal) 11.65% (100%) 


Bilangan Pendaftaran Ahli 750 Orang 
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| , AU 
KEMENTERIAN SAINS, 


TEKNOLOGI DAN INOVASI 
(KSTI) 


Hala Tuju Sabah Maju Ja 
Pelan Pembangunan SMJ > 0: (2021: 2025) 


KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI 
DAN INOVASI SABAH (NS TI) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Melaksana Perolehan 400 unit 
peralatan ICT yang usang dalam 
tempoh setahun untuk seluruh agensi 


Bilangan Unit ICT 


Kerajaan Negeri Sabah. 


Melaksanakan 105 kursus latihan 
kemahiran dalam pelbagai bidang Bilangan Kursus 
kepada golongan belia. 


Melaksanakan 46 jenis kursus yang 
merangkumi kursus ICT, kursus bahasa Bilangan Kursus 
dan kursus persijilan ICT. 


Melaksanakan acara teknologi 
pertama 'Borneo Tech Summit' di Bilangan 
Sabah pada tahun 2022. 


Melaksanakan Fiesta Sains, Teknologi, 
Kejuruteraan dan Matametik (STEM). 


Melaksanakan Jelajah Astronomi. Bilangan Pelaksanaan 


Melaksanakan Karnival Sains Sabah 
pada tahun 2022. 


Bilangan Pelaksanaan 


Penglibatan Orang 


Melaksanakan pertandingan 'Pitch 


Borneo" pada tahun 2022. Bilangan 


Melaksanakan program kemahiran 
berimpak tinggi selaras dengan 
permintaan industri untuk belia Sabah 
dengan sasaran 90% pelatih Sabah Peratusan Progres 
Skills & Technology Centre mendapat 
pekerjaan selepas menamatkan 
pengajian. 


Melaksanakan program pembangunan 
bakat STEM Roboneo pada tahun Bilangan 
2022. 


Membangunkan Sandbox Centre di 


KSTI pada tahun 2022. Beraturan Kemajuan 


Memberi Latihan kepada 450 pekerja 
sedia ada dalam pelbagai industri di 


№ 


Negeri Sabah melalui Latihan Korporat Bilangan Pekerja 


untuk tahun 2021. 


Menaik taraf kapasiti jalur lebar 
dengan kelajuan minima 30Mbps 
sehingga 800Mbps di setiap lokasi 
rangkaian Sabah.Net mengikut Bilangan Lokasi 110 Lokasi 
keperluan lokasi dan teknologi sedia 
ada yang berjumlah 749 lokasi 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf makmal sains di sekolah Bil Sekolah 15 
menengah di seluruh sabah. 999и a 
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KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI 
DAN INOVASI SABAH (KSTI) 


Menubuhkan Sudut Sains, Teknologi 
dan Inovasi (STI) di sekolah rendah di 
seluruh Sabah. 


Menyasarkan 100,000 penggunaan 
kemudahan digital di seluruh 
cawangan perpustakaan negeri. 


Menyasarkan 2,500 program gerakan 
membaca di seluruh negeri Sabah. 


Menyasarkan 3,000,000 penggunaan 
perpustakaan di seluruh negeri Sabah. 


Merancang pembangunan Sistem 
Latihan Kemahiran Bersepadu Negeri 
Sabah (SiLK) yang bakal dilancarkan 

pada tahun 2023. 


Penambahan 222 lokasi baru dengan 
rangkaian Sabah.Net kepada 749 
jumlah lokasi keseluruhan di seluruh 
Sabah termasuk Pejabat Kerajaan 
Negeri Sabah dan agensi-agensi di 

bawahnya pada tahun 2021. 


Melaksanakan penaiktarafan 
infrastruktur rangkaian kawasan 
setempat dan pemasangan rangkaian 
tanpa wayar (Wireless LAN) secara 
berperingkat di semua pejabat daerah 
di negeri Sabah menjelang tahun 
2025. 


Membekalkan 6,000 unit tablet / 
laptop / mikrokomputer untuk semua 
kakitangan kerajaan negeri yang 
layak secara sewa guna dengan 
menyasarkan pembekalan 1,200 unit 
pada setiap tahun menjelang tahun 


2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


SASARAN 2022 


Bilangan Sekolah 


Bilangan Penggunaan 


Bilangan Program 


Bilangan Penggunaan 


Peratusan Kemajuan Penyiapan 
Sistem 


Bilangan Lokasi 


222 Lokasi 
1200 


Bilangan Pejabat Daerah Dan 
Pejabat Daerah Kecil 


Bilangan Unit ICT 
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PENCAPAIAN 


KEMENTERIAN BELIA DAN 
SUKAN SABAH (KBSS) 


Hala Tuju Sabah Maju Jaya — 
Pelan Pembangunan SMJ 1.0:(2021-2025) 
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KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN SABAH (KBSS) 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan 25 aktiviti kemahiran 
dengan penglibatan seramai 750 
belia di luar bandar pada tahun 2022. 


Melaksanakan Felo SMJ melibatkan 
seramai 100 orang belia lepasan 
ijazah menjelang tahun 2025. 


Menganjurkan Sukan Bawah 12 Tahun 
di peringkat antarabangsa (South East 
Asia, BIMP-EAGA, Borneo Games) 
pada tahun 2023. 


Meningkatkan penglibatan 1,000 belia 
dengan mengikuti Program Pengarus 
Perdana Belia Negeri Sabah dengan 
kerjasama agensi yang dilantik pada 

tahun 2022. 


Menyasarkan 1,000,000 pengguna 

kemudahan sukan di bawah seliaan 

Lembaga Sukan Negeri Sabah pada 
tahun 2022. 


Mewujudkan perniagaan yang baharu 
iaitu membekal rumput Padang Bola 
Sepak jenis Cow Grass dan 
menyelenggara Padang Bola Sepak di 
Kompleks-kompleks Sukan di negeri 
Sabah pada tahun 2023. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem pendaftaran secara atas talian 
(online) untuk penyertaan Sukan Sabah 

(Saga Games) pada tahun 2023. 


Menganjurkan Sukan Sabah (SAGA 
Games) yang melibatkan sebanyak 
10,000 ribu orang dan 25 jenis sukan 
menjelang tahun 2023. 


Mewujudkan Kompleks Sukan Tongod 
untuk kegunaan para atlet dan 
masyarakat setempat di daerah 
Tongod menjelang Tahun 2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Belia 


Bilangan Belia 


Penyediaan Kertas Kerja 


Bilangan Belia 


Bilangan Pengguna 


Penyediaan Kertas Kerja 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Penganjuran Sukan SAGA 


Kemajuan Pembinaan 
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SASARAN 2022 


1 Juta Pengguna 


PENCAPAIAN 
2022 


3 


LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH 
MAJU JAYA (2022) 


: ELEMEN-ELEMEN UTAMA (TERAS) 


BAHAGIAN 


LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH MAJU JAYA (2022) 


: ELEMEN-ELEMEN UTAMA (TERAS) 


3 


BAHAGIAN 


PURATA PENCAPAIAN 
KESELURUHAN BAGI 
ELEMEN TERAS SMJ: 


92.47% 


(291 INISIATIF) 


92.56% 


(67 Inisiatif) 


6 : Sektor Pertanian 


96.25% 


(9 Inisiatif) 6 : Sektor Perindustrian 


88.32% 


6 : Sektor Pelancongan (19 Inisiatif) 


95 3626 : Modal Insan & Kesejahteraan 
(101 Inisiatif) Rakyat 


: Jaringan Infrastruktur & 89.88% 
Kelestarian Hijau (95 Inisiatif) 
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LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH MAJU JAYA (2022) 


: ELEMEN-ELEMEN UTAMA (TERAS) 


BAHAGIAN 


PENCAPAIAN INISIATIF O, 
(MENGIKUT ELEMEN UTAMA (TERAS) S.M.J.) 92.47 % 


BILANGAN INISIATIF | 291 | 


SEKTOR PERTANIAN 


52 15 0 67 


SEKTOR PERINDUSTRIAN 8 1 


0 9 
SEKTOR PELANCONGAN 15 2 2 19 
MODAL INSAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 88 10 3 101 
JARINGAN INFRASTRUKTUR DAN KELESTARIAN HIJAU 71 16 8 95 


JUMLAH 


JUMLAH 
KESELURUHAN 
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SEKTOR UTAMA FOKUS 
PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR 
PERTANIAN 


77 


PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR TANAMAN) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
Melaksanakan Pembangunan Tanah 
Projek Sosioekonomi seluas 2,529 
hektar dan Tanam Semula Sawit seluas Peratusan Kemajuan 100% 
6,311 hektar di seluruh Sabah 
menjelang tahun 2025. 
Melaksanakan projek pembangunan 
dan pengurusan tanah sawah 
bermasalah secara bersepadu yang К 
melibatkan perataan sawah 200 ha Keluasan Tanah Yang Diratakan 200 Hektar 
dengan peruntukan RM2.5 juta pada 
tahun 2022. 
Melaksanakan projek pembangunan 
padi secara bersepadu yang 
melibatkan pembangunan dan 
Pancha 1819018198) tanaman padi Keluasan Sawah Padi 200 Hektar 
secara Lestari padi seluas 200 hektar 
sawah padi dengan peruntukan 
sebanyak RM2 juta bermula tahun 
2022. 
Melatih belia dan beliawanis dalam 
bidang teknologi pemprosesan hiliran 
tanaman makanan ceme Bilangan Peserta 2500 Orang 
program/projek Pengukuhan 
Usahawan Industri Asas Tani seramai 
2500 orang pada tahun 2022. 


Memperkasa Penyampaian 
Perkhidmatan melalui Penerapan dan 
Pelaksanaan Sistem Perkhidmatan 
Pengembangan Baharu (New Extension Bilangan Daerah 25 
Services System / NESS) kepada 
semua Pegawai Pertanian /Agen 
Pengembangan Kawasan). 
Memperkenalkan Kempen Pertanian 
Bandar (Urban Farming) yang berskala 
kecil dengan menggunakan teknologi 
pertanian moden di kawasan bandar К 
КОЛ Bilangan Peserta 300 Orang 
bagi tujuan mengurangkan beban sara 
hidup dan mewujudkan interaksi yang 
berkesan dengan penglibatan 1,500 
peserta pada tahun 2022. 


Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 
varieti baharu atau klon tanaman 
Peratus K i 1009 
makanan dalam tempoh setiap 2 tahun ee A kta ERAS 
bermula tahun 2021. 
Pelaksanaan Program Pembangunan 
Tanaman durian Premium seluas 660 
Kel T 216 Hekt 
Hektar bermula tahun 2021 sehingga хара са 
tahun 2025. 


Meningkatkan pendapatan Pekebun 
Kecil Getah melalui Program 
Peningkatan Pendapatan Pekebun б 5 
Kecil Getah (Aktiviti Ekonomi moh eka bun Ke 160% 
Tambahan) sepanjang tempoh 2021- 
2025. 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR TANAMAN) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Mewujudkan enam (6) Pusat 
Pengumpulan dan Pemasaran Hasil 
Tani pada tahun 2021 di enam (6) А б 
lokasi strategik iaitu di Beaufort, Peng Kemajuan O 
Keningau, Kota Marudu, Kundasang, 
Telupid dan Lahad Datu. 
Mengeluarkan cendawan sebanyak 
215 MT dalam tempoh tahun 2021 — 
2025 di bawah Program Perladangan 
Kontrak bagi Projek салалап di limo Kuantiti Pengeluaran Cendawan 42 Metrik Tan 
(5) lokasi iaitu Penampang, Ranau 
(Kundasang), Tuaran, Kota Belud 
(Pekan Nabalu) dan Keningau (Puncak 
Kimanis). 


Meningkatkan keluasan bertanam bagi 
tanaman kelapa seluas 2600 hektar 
dan kopi seluas 550 hektar melalui 257 Hektar Tanaman Kelapa, 170 
Keluasan Tanaman Hektar 5 
penanaman kawasan baharu atau Hektar Tanaman Kopi 
pemulihan kawasan tanaman sedia 
ada tahun 2021-2025. 


Mengeluarkan buah pomelo sebanyak 
213 MT dalam tempoh tahun 2021 — 
2025 di bawah Program Perladangan e © 
Kontrak bagi Projek Buah buahan Kuantiti Pengeluaran Buah Pamelo 100% 
yang menanam tanaman pomelo di 
Tenom. 


Menggalakkan penanaman dan 
mengekalkan keluasan bertanam 
sawan padi ы hektar Keluasan Tanaman 24000 Hektar 
menjelang tahun 2025 melalui 
pemberian Insentif Pembajakan Sawah 
Padi. 
Membangunkan dua (2) buah ТКРМ 
dan tiga (3) Mini TKPM di dalam Я 5 
kawasan tanah Jabatan dalam RMK- Peratus Kemajuan ПОР 
12(2021-2025). 
Membina Tiga (3) Unit Pusat 
Pengumpulan Produk di Sandakan, Sebanyak 3 Unit Pusat Pengumpulan 100% 
Lahad Datu dan Keningau Menjelang Produk Siap Dibina А 
Tahun 2023. 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR TERNAKAN) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Membangunkan lima (5) buah pejabat 
baharu menjelang tahun 2025 bermula 
tahun 2021. 


Peratus Kemajuan Bagi Setiap 1 


е Agere 
КО КОСО 1 Lokasi 100% (Kinabatangan) 


Mengeluarkan ayam kampung 
sebanyak 50 MT dalam tempoh tahun 
2021-2025 di bawah Program 
Perladangan Kontrak bagi Projek 
Penternakan Ayam Kampung di 
daerah Papar, Penampang, Tamparuli, 
Tuaran dan Kota Belud. 


Kuantiti Pengeluaran Ayam 
Kampung 


Menjalankan 34 pameran dan 
menerbitkan 150,000 risalah 
berkenaan kemudahan pengembangan 
ternakan setiap tahun bermula tahun 


2021. 


Menjalankan Projek Memperkasa 
Industri Ruminan Sabah melibatkan 
10,500 ekor baka ternakan yang A б 
memberi manfaat kepada 300 Rerata Kemajuan 20% 
penternak menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Menjalankan Projek Pembangunan 
Kawasan Padang Ragut seluas 200 Peratus Kemajuan 0% 
ekar bermula pada tahun 2021. 


Jumlah Pameran & Risalah Yang 


Diterbitkan 34 Pameran & 150,000 Risalah 


10 
Perolehan peralatan dan kelengkapan 
serta logistik untuk kawalan penyakit й а 
Rabies setiap tahun bermula tahun peratus Kemajuan 100 
2021. 
Meningkatkan perkhidmatan klinik di 
enam (6) wilayah sebanyak 60% Peratus Kemajuan 20% 
setiap tahun bermula tahun 2021. 


Mengeluarkan sebanyak 105,000 Liter 
susu kambing segar dalam tempoh 

tahun 2021- 2025 dari Projek Kuantiti Pengeluaran Susu Kambing 20,000 Liter 

Penternakan Kambing Tenusu, Kabang, 
Papar. 
Menganugerahkan persijilan Program 
Kepastian Kualiti kepada 16 ladang 

unggas dan ruminan, 12 premis Peratus Kemajuan 20% 

perusahaan menjelang 2025 bermula 
tahun 2021. 


Mengeluarkan ayam sebanyak 12,820 
MT dalam tempoh tahun 2021-2025 di 
bawah Program Perladangan Kontrak 
bagi Projek Ternakan Ayam Pedaging Kuantiti Pengeluaran Ayam 2400 MT 
di daerah Beaufort, Membakut, Papar, 
Tamparuli, Tuaran, Kota Belud, 
Tambunan dan Keningau. 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 


SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR TERNAKAN) 


INISIATIF SMJ 2022 


Menjalankan Projek Integrasi Ternakan 
Di Bawah Kelapa Sawit (PINTAR) 
melibatkan 300 ekor baka ternakan 
yang memberi manfaat kepada 30 
penternak menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Memastikan status bebas 14 penyakit 
haiwan dan zoonotik di negeri Sabah 
pada tahap 70% setiap tahun bermula 
tahun 2021. 


Membangun dan menambah baik lima 
(5) ujian penyakit iaitu Foot & Mouth 
Disease (FMD), Rabies, Avian Influenza 
(AI), Afican Swine Fever (ASF) dan 
Japanese Encephalitis (JE) yang 
berkepentingan menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Menjalankan Projek Ternakan Kambing 
Pedaging melibatkan 500 ekor baka 
ternakan yang memberi manfaat 
kepada 50 penternak menjelang tahun 
2025 bermula tahun 2021. 


Membina rumah penyembelihan 
haiwan unggas di Daerah Keningau 
menjelang tahun 2023. 


Mewujudkan empat (4) ladang bebas 
penyakit (Brucellosis) di Tawau, Kudat, 
Kundasang dan Beluran menjelang 
tahun 2025 bermula tahun 2021. 


Membina rumah penyembelihan 
haiwan Babi di Daerah Keningau 
menjelang tahun 2023. 


Mengeluarkan madu lebah sebanyak 
70 MT dalam tempoh tahun 2021 — 


2025 di bawah Program Perladangan 
Kontrak, Projek Ternakan Lebah Madu 
di daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, 
Kota Belud, Sipitang, Tambunan dan 
Keningau. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Kuantiti Pengeluaran Madu 
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SASARAN 2022 


11 MT 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR PERIKANAN) 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan 20 Program Konservasi 
Ekosistem Perikanan yang melibatkan 
250 kumpulan sasar menjelang 2025. 


Memastikan kesemua 16 daerah 
perikanan marin menggunakan senarai 
“listing” menjelang hujung tahun 2022 
dan memantau laporan bulanan pada 

5hb setiap bulan. 


Membangunkan lima (5) buah Projek 
Lestari Ternakan Ketam Bakau dalam 
Kolam melalui penglibatan lima (5) 
orang pengusaha bermula tahun 2021 
sehingga tahun 2023. 


Memberi pensijilan Skim Amalan 
Pertanian Baik Malaysia (my GAP) 
kepada 10 ladang atau hatcheri yang 
berpotensi Program Pematuhan 
Standard Dan Amalan Akuakultur Baik 
menjelang 2025. 


Memberikan bantuan kepada 10% (0) 
120 orang pengusaha rumpai laut 
skala kecil yang layak untuk 
meningkatkan hasil penanam Rumpai 
Laut kepada 5МТ/На/Үг menjelang 
2025. 


Memberikan bantuan peralatan 
ladang kepada 50 penternak yang 
terpilih dan aktif untuk meningkatkan 
pengairan kolam, kemudahan 
pembiakan ikan, peralatan mesin dan 
peningkatan kemahiran pengeluaran 
untuk tempoh 2021-2025. 


Memberikan lesen akuakultur kepada 
500 pengusaha akuakultur untuk 
mengurus dan mengawal selia lesen 
akuakultur menjelang 2025. 


Membina dan melabuh tukun tiruan 
bagi memulihkan kawasan terumbu 
karang sebagai habitat ikan yang 
mana akan meningkatkan populasi 
ikan di 30 lokasi yang telah dikenal 
pasti menjelang tahun 2025. 


Mempromosikan 50 produk pengusaha 
bimbingan KO-NELAYAN melalui 50 
aktiviti promosi menjelang tahun 2025. 


Memulihkan sumber perikanan sungai- 

sungai di Sabah melalui pewujudan 50 

buah tagal baharu dan 15 buah tagal 
MOU menjelang tahun 2025. 


Mengeluarkan enam (6) metrik tan 
hasil ternakan ikan marin dalam 
sangkar setiap tahun sehingga tahun 
2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan 


Peratus Pencapaian 


Bilangan Peserta 


Peratus Kemajuan Bagi 2 Ladang 
Baharu 


Bilangan Pengusaha Rumpai Laut 
Yang Menerima Bantuan 


Bilangan Penternak Menerima 
Bantuan 


Jumlah Permohonan Lesen / Permit 
Pengusaha Diproses 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Produk Pengusaha Yang 
Terlibat Dalam Aktiviti Promosi 


Bilangan Tagal Yang Diwujudkan 


Pengeluaran Ikan Marin Bersaiz 
Pasaran (Kilogram) 
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PENCAPAIAN 


SASARAN 2022 2022 


4 Program & 50 Golongan Sasar 


12 Kali Pemantauan 


2 Orang Peserta/2 Buah Projek 


2 Ladang 


24 Orang Pengusaha 


10 Orang Penternak 


Pendaftaran Pengusaha 
Dilaksanakan Di 14 Daerah 


10 Tagal Baharu & 3 Tagak MOU 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR PERIKANAN) 


INISIATIF SMJ 2022 


Mengeluarkan lesen perikanan tradisi 
baharu kepada 2,500 orang nelayan 
di 16 buah daerah marin di Sabah 
menjelang tahun 2025. 


Menggalakkan penerokaan sumber 
perikanan laut dalam dan ikan tuna di 
kalangan nelayan dengan memberi 
bantuan insentif peralatan perikanan 
kepada 35 individu atau kumpulan 
nelayan negeri Sabah menjelang tahun 


2025. 


Meningkatkan pengeluaran ikan hiasan 
sebanyak 25% dengan memberi 
tumpuan kepada 2 spesis ikan 
tempatan menjelang tahun 2025. 


Menjalankan 40 penyelenggaraan dan 
menaiktaraf terhadap 26 buah 
pejabat-pejabat daerah perikanan di 
seluruh sabah menjelang 2025. 


Menjalankan 465 sesi audit 
pengawasan di bawah Program 
Pematuhan Standard Dan Amalan 
Akuakultur Baik di ladang-ladang 
yang telah menerima sijil MyGAP di 
seluruh Sabah menjelang 2025. 


Menjalankan analisis penyakit ikan 


sebanyak 1,500 analisis sepanjang 
tahun 2021 hingga 2025 di seluruh 
negeri Sabah. 


Menyasarkan 1000 pemasangan 
sistem iiVMS pada vesel-vesel pukat 
tunda dan pukat jerut di seluruh 
daerah marin Sabah menjelang 2025. 


Menyasarkan 250 pengusaha 
akuakultur menyertai program 
kesedaran Program Pematuhan 
Piawaian Dan Amalan Akuakultur Baik 
menjelang 2025. 


Menyasarkan sekurang-kurangnya 3 

nelayan mengikuti program Ladang 

Propagasi Batu Karang pada setiap 
tahun bermula tahun 2022. 


Mewujudkan 3 kawasan Santuari dan 
Konservasi Marin di Kudat, Kota Belud 
dan Lahad Datu yang melibatkan 60 
orang komuniti nelayan pesisir pantai 
menjelang 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
(KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Bilangan Nelayan Mendapat Lesen 500 Nelayan 


Peratus Kemajuan 100% 


5% Kenaikan Pengeluaran Ikan 


Jumlah P | Ik 
umlah Pengeluaran Ikan Hiasan 


Bilangan Penyelenggaraan 8 Kali Penyelenggaraan 


Bilangan Sesi Audit Pengawasan 93 Sesi Audit 
Bilangan Analisis Dijalankan 300 Analisis 


Bilangan Pemasangan Sistem iiVMS 200 Pemasangan 


Jumlah pengusaha Mengikuti 50 PengYsaha 
Taklimat 

Peratus Penyiapan Prosedur а 

Tatacara Pelaksanaan Projek ШЕ 


Peratusan Kemajuan 1 Kawasan & 12 Orang Komuniti 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR PERIKANAN) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Meningkatkan pengeluaran telur 
berkualiti bagi tujuan meningkatkan 
pengeluaran benih melalui perolehan 
1,000 ekor induk ikan berpotensi, 
bekerjasama dengan 2 pengusaha Я 
terpilih mewujudkan 10 pengusaha Bilangan Induk & Pengusaha 100% 
hatcheri baru dan meningkatkan 
keupayaan pengeluaran 15 
pengusaha sedia ada menjelang tahun 
2025. 


Memantapkan pengusaha produk 
hiliran perikanan di negeri Sabah 
dengan melatih 400 orang pengusaha 
dan memberi bantuan insentif 
peralatan pemprosesan kepada 50 
orang pengusaha menjelang tahun 
2025. 


Meningkatkan pendapatan nelayan 
tradisional melalui program latihan 
kepada 500 orang nelayan dan Peratus Kemajuan 150 Orang 100% 
pemberian bantuan insentif peralatan Nelayan Tradisional 
perikanan kepada 250 orang nelayan 
menjelang tahun 2025. 


Menjalankan kajian terhadap 4 spesis 
terpilih mengenai populasi genetik dan 
populasi dinamik stok perikanan di 
Sabah untuk mendapatkan maklumat 
saintifik serta manyar) Jangan Peral ийа 
dalam membentuk polisi pelan 
pembangunan pengurusan konservasi 
yang mapan bagi spesis-spesis ikan 
yang dieksploitasi dalam tempoh 
2021-2025. 


Silangan Orang pengusaha 80 Orang Pengusaha Dilatih & 10 
е 9 ЧУ; Orang Pengusaha Diberi Insentif 


3 Kajian 


Memperkasakan pemantauan biotoksin 
marin di seluruh negeri Sabah dengan 
meningkatkan bilangan sampel yang а пасее 250 Sampel Kerang-Kerangan Dan 
Bil Analisis Dijalank 
dianalisis kepada 1,250 sampel rai id 1000 Sampel Air Laut 
kerang-kerangan/ikan dan 5000 
sampel air laut menjelang tahun 2025. 


Mewujudkan sebuah galeri pameran 
(pusat informasi) perikanan di Taman A 
Peratus K 
Mini Akuakultur di daerah Tuaran ASUME CL 
menjelang 2025. 


Meningkatkan potensi pengusaha 
akuakultur marin skala kecil sebagai 

penyumbang kepada pengeluaran 
keseluruhan produk aktiviti akuakultur 

marin negeri Sabah melalui А 93 Orang Pengusaha & 7 Projek 
Bilangan Pengusaha а йн 

perlaksanaan program pembangunan Pelbagai Komoditi 

modal insan dan pemberian insentif 

(465 orang pengusaha & 35 projek 

pelbagai komoditi) menjelang tahun 

2025. 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERTANIAN (SUBSEKTOR PERIKANAN) 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Membina sebuah Pangkalan Utama 
Perikanan di Kota Kinabalu sebagai 
pusat kawalan dan perlindungan 
perikanan yang lengkap dengan 
kemudahan bangunan pejabat, jeti 
dan bengkel menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan pengeluaran benih ikan 

kerapu hibrid daripada 155,911 benih x » СС 

kepada 300,000 benth sehinggartahun Bilangan Benih Ikan Kerapu Hibrid 60,000 Ekor 
2025. 


Peratus Kemajuan Kajian Kesesuaian Tapak & Tanah 


Menyediakan pasaran kepada 20 
orang pengusaha akuakultur setiap 
tahun sehingga tahun 2025 melalui Bilangan Pengusaha Akuakultur 20 Orang Penternak 
Pusat Pengumpulan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan Akuakultur, Tuaran. 


Mendaftarkan 500 nelayan darat 
baharu di 26 daerah seluruh negeri Jumlah Nelayan Didaftarkan 100 Nelayan 
Sabah menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan kesedaran awam 
terhadap Enakmen Perikanan Darat 
dan Akuakultur dengan memberikan Jumlah Pengusaha Mengikuti SO1Pengusaha 
taklimat kepada 250 orang Taklimat EPDA 
pengusaha akuakultur menjelang tahun 
2025. 
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SEKTOR UTAMA FOKUS 
PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR 
PERINDUSTRIAN 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF ? 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERINDUSTRIAN 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PERINDUSTRIAN 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
Kajian Pembangunan Keusahawanan Purata Daripada Markah Peratusan 100% 
Negeri Sabah 2021-2030. Sub-Inisiatif. й 


Menjalankan dua (2) kajian ekonomi 
iaitu Collaborative Approach to 
o Economic Zones Sa Purata Daripada Markah Peratusan 
Development and Cooperation in Sub-Inisiatif 100% 
BIMP-EAGA dan Review and Ma nan 
Assessment on BIMP-EAGA Economic 
Corridors. 
Menyediakan kertas kerja untuk 
pembangunan tanah lot perindustrian E A 5 
seluas 100 ekar di SOGIP pada tahun Peratus Penyiapan Kertas Kerja 100% 
2021 hingga 2023. 


Menyelaras dan memudahcara 
pelaburan dari luar dan dalam negeri 
dengan menyasarkan suntikan Nilai Pelaburan (RM) 100% 
pelaburan bernilai RM2.3 Bilion pada 
tahun 2021. 
Menyiapkan Kajian Pelan А ў 
сана Induk SOGIP pada peratus Kemajuan Pelantikan 100% 
tahun 2022. Juruperunding 


Projek bangunan hotel dua (2) tingkat 
dan bangunan kedai satu (1) tingkat Peratus Penyiapan Dokumentasi Dan 


Melantik Konsultasi Mewakili 179 
termasuk infrastruktur di Pulau Bum- Pelantikan Perunding / Kontraktor Saniki Konsultasi Ae wak 15% 


Bum, Semporna. 


Meningkatkan pengeluaran hasil 
keropok ikan, keropok ketam, mi ikan, 
mi kuning daripada 48,859kg kepada 

60,000kg melalui kilang 
Pengembangan Perusahaan Industri 
Hiliran Perikanan di Daerah Kudat 

menjelang tahun 2025. 


Jumlah Pengeluaran Produk Kilang 


Hiliran (Kg) 12,000 Kg Pengeluaran 


Pelaksanaan Program Kempen Belilah Purata Daripada Markah Peratusan 
Barangan Buatan Sabah. Sub-Inisiatif. 


Melaksanakan Program Peningkatan 
Kapasiti Dan Kecekapan Unit Kapasiti Pemprosesan Dan 
Pemprosesan Lateks bermula tahun Pengeluaran Lateks 
2021 hingga 2025. 


2000 Metrik Tan 
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SEKTOR UTAMA FOKUS 
PERTUMBUHAN EKONOMI: 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PELANGONGAN 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 
SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PELANCONGAN 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan pemberian insentif untuk 
sepuluh (10) laluan penerbangan 
antarabangsa kepada syarikat- 

syarikat penerbangan menjelang tahun 


2025. 


Melaksanakan projek selam skuba 
rangka kapal dan selam skuba bebola 
terumbu di Pulau Mamutik. 


Melaksanakan satu (1) kempen 
penglihatan tinggi (high visibility) bagi 
membantu pemulihan pelancongan di 
peringkat domestik dan ASEAN pada 

setiap tahun. 


Melantik 7 orang duta budaya setiap 
tahun bermula pada tahun 2021 bagi 
mempromosikan budaya etnik di 
Sabah melalui platform Facebook. 


Membangunkan dua (2) produk 
berasaskan sumber asli di Taman 
Perlindungan melalui Program Wild 
Orchid Adoption dan Coral Frame 
Adoption untuk dipasarkan sebagai 
medium pemuliharaan. 


Membina sebuah fasiliti infrastruktur 
kemudahan pelancongan tanah 
lembap Kota Kinabalu dan siap pada 
tahun 2022. 


Menaiktaraf kemudahan infrastruktur 
dan menambah infrastuktur di Galeri 
Etnik Kota Belud menjelang tahun 2022 
untuk kemudahan dan tarikan 
pelancong yang datang berkunjung ke 
kawasan tersebut. 


Menganjurkan empat (4) program 
pendidikan alam sekitar secara bersiri 
di bawah jenama Junior Parks Rangers 

Environmental Education Programme 
kepada 400 orang pada tahun 2021. 


Menyasarkan ketibaan 1.3 juta 
pelancong (domestik dan 
antarabangsa) ke negeri Sabah pada 
tahun 2022. 


Mewujudkan satu pusat pelancongan 
budaya berkonsepkan Etnobotani iaitu 
penanaman kelapa berasaskan tradisi 
etnik Sabah di Sabah menjelang tahun 

2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Laluan Penerbangan 
Antarabangsa 


Pelaksanaan Projek 


Kemajuan Pelaksanaan Kempen 


Bilangan Lantikan Duta 


Pembangunan Produk Pelancongan 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Penyiapan Kertas Kerja 


Penganjuran Program 


Bilangan Pelancong 


Kemajuan Penyiapan Kertas Kerja 
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SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 1) 


SEKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI: 


SEKTOR PELANGONGAN 


INISIATIF SMJ 2022 


Pengumpulan maklumat-maklumat 
sejarah di Sabah. 

Fasa 1: Pengumpulan maklumat 
Sejarah Sembulan Bulat Sebulan. 
Fasa 2: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Tuaran sepintas lalu. 
Fasa 3: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Persatuan Rumpun 
Bajau Samah di Tuaran. 

Fasa 4: Pengumpulan maklumat 
tentang Sejarah Mempakul. 


Mengaplikasikan perkembangan 
teknologi (VR dan Internet of Things) 
untuk pengeluaran bahan promosi 
terkini dan kandungan digital dan siap 
menjelang tahun 2025. 


Melaksanakan program dokumentasi 
pemetaan budaya di semua zon di 
negeri Sabah dan siap menjelang 

tahun 2025. 


Menambah bahan koleksi Warisan 
Negeri daripada 2,070,000 menjadi 
2,147,000 menjelang tahun 2025. 


Menganjur sekurang-kurangnya 40 
kempen pemasaran dan promosi 
bersendirian atau bersama dengan 
penggiat industri (Promotion and 
Marketing Campaign) menjelang tahun 


2022. 


Mendapatkan pengiktirafan sebagai 
UNESCO Global Geopark ke atas 
Kawasan Kinabalu Geopark 
Kebangsaan (aKUGGp) yang 
berkeluasan 4,750 kilometer persegi 
dan merangkumi keseluruhan Daerah 
Kota Belud, Kota Marudu dan 
sebahagian daripada Ranau pada 
tahun 2021. 


Membina sebuah fasiliti pembinaan 
kemudahan pelawat di Gua 
Gomantong pada tahun 2022. 


Membina Sebuah Fasiliti Pembiakan 
Tembadau di Negeri Sabah di 
kawasan Rezab Hidupan Liar Tabin di 
Lahad Datu pada tahun 2021 dan siap 
menjelang tahun 2023. 


Menyediakan satu fasiliti yang 
dinamakan sebagai Pusat Pulau 
Konservasi Orangutan di Lot 8, 
Sanktuari Hidupan Liar Hilir 
Kinabatangan menjelang tahun 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Aktiviti Perolehan Maklumat Dari 
Tiga (3) Daerah / 4 Fasa 


Bilangan Online Guided Tour 


Kemajuan Dokumentasi Pemetaan 
Budaya 


Bahan Koleksi Warisan 


Bilangan Kempen 


Kemajuan Mendapatkan 
Pengiktirafan 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Pembinaan 


Kemajuan Pembinaan 
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SASARAN 2022 


PENCAPAIAN 
2022 


MODAL INSAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT: 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


MODAL INSAN 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 
90% kadar kebolehpasaran graduan 
enam (6) bulan selepas tamat Peratusan Bilangan Pelajar 100% 
pengajian. 
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan 
Sabah (AKSA) kepada 200 penerima Bilangan Penerima 15 Penerima 
pada tahun 2022. 


Melaksanakan 10 program kesedaran 
awam/ latihan kemahiran/CPD/Up- 
skilling/seminar yang selaras dengan У 
Bil P 1009 
inisiatif kerajaan untuk menjadikan IEA а 00% 
Sabah sebagai negeri berunsurkan 
‘Smart and Green’ dalam Tahun 2022. 
Melaksanakan 105 kursus latihan 
kemahiran dalam pelbagai bidang Bilangan Kursus 100% 
kepada golongan belia. 
Melaksanakan 25 aktiviti kemahiran 
dengan penglibatan seramai 750 Bilangan Belia 100% 
belia di luar bandar pada tahun 2022. 


Melaksanakan 46 jenis kursus yang 
merangkumi kursus ICT, kursus bahasa Bilangan Kursus 
dan kursus persijilan ICT. 


Melaksanakan acara teknologi 
pertama 'Borneo Tech Summit' di Bilangan 
Sabah pada tahun 2022. 


Melaksanakan aktiviti Pendidikan Alam 

Sekitar sebanyak 12 kali setahun untuk 

lima (5) kawasan Konservasi di bawah Peratusan Bilangan Aktiviti 
jagaan CEMD dan Kelab Pencinta 
Alam Sabah (SNC) Kota Kinabalu. 


Melaksanakan Communication 
Education and Public Awareness (CEPA) 
yang berkesan agar rakyat Sabah 
datang bersama-sama memelihara 
biodiversiti dan melestarikan 
penggunaan sumber alam. 


Peratusan Bilangan Program 


Melaksanakan Felo SMJ melibatkan 
seramai 100 orang belia lepasan Bilangan Belia 
ijazah menjelang tahun 2025. 


Melaksanakan Fiesta Sains, Teknologi, 
Kejuruteraan dan Matametik (STEM). 


Melaksanakan Karnival Sains Sabah 
pada tahun 2022. 


Melaksanakan pertandingan 'Pitch 
Borneo" pada tahun 2022. 


Melaksanakan Program Bantuan Ihsan 
Komputer (BAIK) jasa kepada 220 Bilangan Penerima 560 Pelajar 
pelajar miskin tegar yang layak di 
negeri Sabah pada tahun 2022. 
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Bilangan 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 


MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


MODAL INSAN 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan Program Bantuan Tunai 
Khas Peperiksaan (BAKTI) untuk 
memberikan bantuan tunai sebanyak 
RM200 kepada 40,000 pelajar calon 
peperiksaan SPM / STPM / STAM dari 
keluarga berpendapatan isi rumah 
RM5000 ke bawah pada tahun 2022. 


Melaksanakan Program High 
Performance Talent untuk mencari 
pelapis pegawai muda pada tahun 


2021. 


Melaksanakan program kemahiran 
berimpak tinggi selaras dengan 
permintaan industri untuk belia Sabah 
dengan sasaran 90% pelatih Sabah 
Skills & Technology Centre mendapat 
pekerjaan selepas menamatkan 
pengajian. 


Melaksanakan program pembangunan 
bakat STEM Roboneo pada tahun 
2022. 


Melaksanakan Program Pemberian 
Bantuan Insentif Lepasan Pelatih 
Program Sijil Keusahawanan Pertanian 
Bersepadu (PSKPB), Pusat Latihan 
Pertanian Bersepadu (PLPB) Putatan 
seramai 20 orang pada tahun 2022. 


Melatih belia-beliawanis dalam 
pertanian secara teori dan amali 
melalui Program Latihan Kursus Asas 
seramai 105 orang pada tahun 2021 
dan Program Kursus Khas seramai 300 
orang di PLP (Pusat Latihan Petani) 
Damai, Kota Marudu, PLP Lagud 
Sebrang, Tenom dan PLP Ulu Dusun 
Sandakan pada tahun 2022. 


Melatih belia-beliawanis dalam 
Program Sijil Pertanian di Institut 
Pertanian Sabah (IPS) Timbang 
Menggaris, Kota Belud seramai 120 
orang pada tahun 2022. 


Melatih belia-beliawanis dalam 
Program Sijil Vokasional Pertanian ( 
Bidang Penyeliaan dan Operasi 
Perladangan Sawit ) di Pusat Latihan 
Vokasional Pertanian (AVTC), Lahad 
Datu seramai 100 orang pada tahun 


2022. 


Memastikan 240 peserta mendapat 
Sijil Kemahiran Malaysia di Pusat 
Latihan Akuakultur KO-NELAYAN 

(KATC) menjelang tahun 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Jumlah Penerima 


Peratus Pelaksanaan Program 


Peratusan Progres 


Bilangan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Peserta 
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SASARAN 2022 


40000 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Memberi Latihan kepada 450 pekerja 
sedia ada dalam pelbagai industri di E А © 
Negeri Sabah melalui Latihan Korporat Bilangan Pekerja а 
untuk tahun 2021. 
Memberikan kursus kemahiran 
keusahawanan kepada 1,750 orang 
peserta melalui pengendalian kursus Kena Perang 350 Peserta 
dalam program pembangunan 
ekonomi luar bandar bermula tahun 
2021-2025. 


Memberikan latihan pasaran digital 

kepada 80 peserta melalui Elektronik 

Komuniti Usahawan Nelayan (e-Kan) 
sehingga tahun 2025. 


Memberikan latihan praktikal kepada 
30 graduan mengenai konservasi hutan 
d lind | kitar di 
Балі Laa ата | йна Peratusan Bilangan Graduan 100% 
semua kawasan konservasi dan 
rehabilitasi (INFAPRO & INIKEA) pada 
tahun 2022. 
Memberikan latihan upskilling dalam 
bidang perikanan kepada 1,300 Bilangan Peserta Kursus 100% 
peserta menjelang tahun 2025. 
Menaja seramai 2,106 pelajar 
diploma, sarjana muda dan sarjana Bilangan Pelajar 100% 
bagi tahun 2022. 
Menaja seramai 306 pelajar daripada 
| B40 dan luar band tuk 
чө окы a ж. aa п аы Bilangan Pelajar 100% 
mengikuti pengajian kemahiran dan 
diploma bagi tahun 2022. 
Mencapai 70% daripada graduan 
University College Sabah Foundation 
F t i kerj b 
Ues Kelapa пер, kerja/sam Ма? Peratusan Bilangan Pelajar 100% 
belajar /bekerja sendiri selepas enam 
(6) bulan dari tarikh akhir graduasi 
untuk Tahun 2022. 
Mengadakan lapan (8) siri kursus 
pemantapan kepada 338 orang ч 55 45 
Bil K K 
pendaftar (Jurunikah) pada tahun largan араар Pa Kura 
2022. 
Mengadakan latihan bagi pengerak 
Industri untuk meningkatkan kemahiran 
yang diperakui dalam bidang Business Bilangan Peserta 40 Peserta 
Events menyasarkan seramai 200 
peserta menjelang tahun 2025. 


Mengadakan lima (5) program 
kolaborasi antara JHEWA dan NGO 
untuk membantu dan membimbing 100 
usahawan ibu tunggal dan wanita B40 
dari pelbagai daerah di Negeri 
Sabah pada tahun 2022. 


Bilangan Peserta 80 Orang Peserta 


Bilangan Program 5 Program (100%) 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Menganjurkan Pertandingan E-Sukan 
berkonsepkan budaya di peringkat Kemajuan Dan Penganjuran Satu 
У f а * 100% 
negeri Sabah secara live streaming Pertandingan 
sebanyak sekali setahun. 
Menganjurkan Sukan Bawah 12 Tahun 
di peringkat antarabangsa (South East Я б 
Р d Kertas K 1009 
Asia, BIMP-EAGA, Borneo Games) E 52 
pada tahun 2023. 
Menganjurkan webinar berkaitan 
pemuliharaan budaya etnik sempena P A 
K Dan P t 
Hari Orang Asal Sedunia yang тап чү Tan Saty 100% 
diadakan pada bulan Ogos setiap Ё 
таһип. 
Meningkatkan kompetensi Imam 
melalui penganjuran Program 
Kompetensi kepada Imam Daerah, Bilangan Daerah 15 Daerah 
Imam Kariah dan Imam Rawatib di 15 
daerah. 
Meningkatkan penglibatan 1,000 belia 
dengan mengikuti Program Pengarus 
Perdana Belia Negeri Sabah dengan Bilangan Belia 100% 
kerjasama agensi yang dilantik pada 
tahun 2022. 


Menjalankan 10 latihan keusahawanan 
& melatih 100 orang awam setiap 
tahun bermula tahun 2021. 


Ww 
о 


оз 
N 


wo 


w 
so 


(1) 10 Sesi Latihan Keusahawanan 
(100%) (2) 100 Orang Penternak 
(100%) 


Bilangan Sesi Kursus & Penternak 
Yang Menerima Latihan 


Menjalankan latihan pembangunan 
nelayan kepada 800 nelayan Bilangan Peserta Latihan 
menjelang tahun 2025. 


Menyasarkan 100,000 penggunaan 
kemudahan digital di seluruh Bilangan Penggunaan 
cawangan perpustakaan negeri. 


о 


Menyasarkan 2,500 program gerakan 


Bil P 
membaca di seluruh negeri Sabah. зец влет 


Menyasarkan 3,000,000 penggunaan 


Bil P 
perpustakaan di seluruh negeri Sabah. La aan 


Menyasarkan 405 kemasukan pelajar 
baharu ke Kolej Teknikal Yayasan Peratusan Bilangan Pelajar 
Sabah pada tahun 2022. 


ы 


Menyasarkan 70% pulangan 
pendapatan semula daripada dana 
berjumlah RM460,000.00 yang 
diperuntukkan kepada 24 orang 
usahawan kraf tangan dalam tempoh 
masa 12 bulan. 


ы 
N 


Peratusan Pulangan Pendapatan 


Menyasarkan penyertaan lima (5) 
orang daripada pelatih (14 orang 
pada tahun 2020) akan menjadi 
pengusaha/usahawan dalam bidang 
rekaan digital tekstil menjelang tahun 


2025. 


ы 
со 


Peratusan Bilangan Pelatih 


d 
@ 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 


MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


MODAL INSAN 


INISIATIF SMJ 2022 


Menyediakan bantuan 
kewangan/geran tahunan sejumlah 
RM2000 kepada Persatuan Ibu Bapa 
Dan Guru (PIBG) di 1500 sekolah 
seluruh Sabah pada tahun 2022. 


Menyediakan Bantuan Tunai 
Pendaftaran IPT (BUDI) secara one-off 
sebanyak RM2,000 kepada 5,000 
pelajar yang mendaftar ke IPT kali 
pertama pada tahun 2022. 


Menyediakan latihan asas bagi 
memulakan perniagaan kepada 350 
orang usahawan/bakal usahawan 
pada setiap tahun. 


Menyediakan peluang pendidikan 
tadika yang berkualiti dengan yuran 
yang berpatutan untuk 80 orang murid 
di Kota Kinabalu dan 150 orang murid 
di luar bandar dalam setahun. 


Menyediakan peluang untuk sekurang- 
kurang 20 orang murid sekolah rendah 
(7 -12 tahun) setahun untuk mendapat 
bimbingan dalam semua mata 
pelajaran teras serta jagaan ( 
termasuk aktiviti kokurikulum) sebelum 
dan selepas sesi persekolahan di Pusat 
Transisi Bahagian Perkembangan 
Kanak-Kanak. 


Pelaksanaan Talent Development 
Programme (TDP) untuk 10 orang 
pegawai Kumpulan Pengurusan dan 
Profesional (PNP) Gred 41 / 44 / 48. 


Tabung Simpanan Pendidikan Anak 
Sabah (BISTARI) sebanyak RM100 
kepada 2,500 bayi yang lahir pada 
tahun 2022. 


Bantuan Ihsan Sekolah Sabah (BISBAH) 
(peralatan sekolah) untuk 1500 
sekolah pada tahun 2022. 


Menaja seramai 1,244 orang pelajar 
pada tahun 2022. 


Mencapai kemasukan mahasiswa/i 
baharu sebanyak 300 mahasiswa/i 
tempatan dan 20 mahasiswa/i 
antarabangsa untuk University College 
Sabah Foundation (UCSF) dalam Tahun 
2022. 


Meningkatkan agihan bantuan zakat 
kepada RM100 juta untuk tahun 2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Bilangan Sekolah Yang Menerima 
Bantuan 


Peratus Permohonan Yang Diproses 


Bilangan Usahawan/Bakal 
Usahawan 


Peratus Bilangan Murid 


Peratus Bilangan Murid 


Peratus Pelaksanaan Program 
Bilangan Pemohon Yang Diluluskan 


Permohonan 


Bilangan Sekolah Yang Menerima 
Bantuan 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Peratusan Bilangan Pelajar 


Jumlah Agihan Zakat (RM) 
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SASARAN 2022 


1500 Sekolah 
4750 Pelajar 


350 Orang Usahawan/Bakal 
Usahawan Pada Setiap Tahun 


2,500 Bayi 


1500 Sekolah 


00% 


RM100 Juta 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Menjalankan Program Latihan Pekebun 
Kecil untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan 10,000 pekebun kecil Jumlah Pekebun Kecil Dilatih 100% 
dalam semua aspek penanaman getah 
bermula tahun 2021 hingga 2025. 
Menjadikan KKIP Aerospace sebagai В 
Purata D da Markah Perat 
inisiatif Flagship Hala Tuju Sabah Maju Қа Pa a Жу ООШ 100% 
Б Sub-lnisiatif. 
Jaya menjelang tahun 2025. 


Mendokumentasikan amalan terbaik 
aktiviti pendidikan alam sekitar yang 
dilaksanakan Oleh pelbagai organisasi Kemajuan Perancangan Dokumentasi 100% 
di Sabah. Tempoh perancangan dan 
pelaksanaan program ini adalah 
bermula 2021 sehingga 2024. 


Menganjurkan Sukan Sabah (SAGA 

Games) yang melibatkan sebanyak р с 

10,000 ribu orang dan 25 jenis sukan Penganjuran sukan SAGA mee 
menjelang tahun 2023. 


Menyediakan peluang perkhidmatan 
asuhan dan jagaan berkualiti, selamat 
dan kondusif dengan yuran yang 
berpatutan untuk 100 orang kanak- Peratus Bilangan Murid 
kanak taska dalam setahun di Taska 
Ria dan Taska Sadong Jaya kota 
Kinabalu. 


Membangunkan High Altitude Training Kemajuan Pembangunan Pusat 100% 
Center di Gunung Kinabalu. Latihan р 
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MODAL INSAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 


MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KESEJAHTERAAN RAKYAT 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan dua (2) program 
promosi gaya hidup sihat kepada 
orang awam di seluruh Sabah 
sepanjang tahun. 


Melaksanakan lapan (8) program 

pendidikan pencegahan dadah di 

lapan (8) buah daerah sepanjang 
tahun 2022. 


Melaksanakan lima (5) buah “Kempen 

Sayang Keluarga” kepada golongan 

belia di seluruh Negeri Sabah bermula 
tahun 2022. 


Melaksanakan lima (5) Program 
Kekurangan Zat Makanan di lima (5) 
buah daerah sepanjang tahun. 


Melaksanakan Projek Bersepadu 
Pembangunan Ekonomi Kampung 
(PROSPEK) kepada 1,022 Benefisiari 
di kawasan projek sosioekonomi Geran 
Komunal Tongod menjelang tahun 


2025. 


Melaksanakan projek pembangunan 
Taman Awam 1,Tanjung Aru. 


Melaksanakan sembilan (9) program 
berkaitan kekeluargaan di sembilan 
(9) buah daerah sepanjang tahun 
2022. 


Melaksanakan sembilan (9) program 
berkaitan kepenggunaan di sembilan 
(9) buah daerah sepanjang tahun 
2022. 


Melaksanakan Tiga (3) Program 
Pematuhan Kendiri Bagi Meningkatkan 
Tahap Pematuhan Syarat-Syarat Alam 

Sekitar oleh Pemaju Projek di Sabah 
tahun 2022 hingga 2023. 


Memberi bantuan guaman dan 
perkhidmatan nasihat undang-undang 
di 17 daerah yang belum dilawati 
melalui klinik guaman bergerak 
baharu. 


Membina 20 unit rumah untuk golongan 
berpendapatan rendah melalui 
program Skim Pinjaman Perumahan 
Untuk Golongan Berpendapatan 
Rendah (SPPUGBR). 


Membina 212 unit rumah untuk 


golongan B40 melalui program Skim 
Pinjaman Rumah Panjang (SPRP) 
sepanjang tempoh 2021-2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 


(KESELURUHAN) SASARAN 2022 


Bilangan Program Dibuat 2 Program (100%) 


8 Program (100%) 


Bilangan Program 


Bilangan Program Dibuat 5 Program (100%) 


Bilangan Program Dibuat 5 Program (100%) 


Peratusan Bilangan Benefisiari 


Peratus Pelaksanaan Projek 


Bilangan Program 9 Program (100%) 


Bilangan Program 9 Program (100%) 


Pelaksanaan Program 
17 Daerah (100%) 


Bilangan Daerah 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penyiapan 
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PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


(1) 502 Unit Rumah Mampu Milik Di 
Kinarut South (2) 162 Unit Rumah 
Mampu Milik (Apartmen Blok A & B) 
Di Tuaran (3) 80 Unit Rumah Mampu 
Milik (Apartment Blok C) Di Tuaran 


Membina 742 unit rumah mampu milik 
di Kinarut South dan Tuaran melalui Purata Daripada Markah Peratusan 
projek usaha sama bersama syarikat Sub-lnisiatif. 

swasta sepanjang tempoh 2021-2023. 


Membina dan menaik taraf 


А А (1) Pasar Terbuka Pekan Ranau, 
kemudahan perniagaan yang meliputi 


Majlis Daerah Ranau (2) Pasar 
Kemajuan Fizikal Awam Sementara Putatan (3) Pasar 
Am Beaufort, Majlis Daerah Beaufort 
(4) Pasar Ikan Beluran 


menaik taraf ruang pasar 
awam/pasar umum/ gerai di bawah 
seliaan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Mempergiatkan Program Motivasi 
sekurang-kurangnya 25 program 
setahun melalui “Road Show” dan 
saluran media untuk memberi 
kesedaran tentang faedah dan potensi 
komoditi tanaman makanan seperti 


Bilangan Program 


nanas, durian, kelapa dan kopi 
bermula tahun 2021. 


Memproses 40,000 permohonan tanah 
di seluruh Pejabat Tanah Daerah Jumlah Permohonan Tanah Diproses 
dalam tahun 2022. 


Mengadakan tiga (3) program 
kesedaran pekerja sosial di tiga (3) Bilangan Program 3 Program (100%) 


daerah. 


Mengagihkan bantuan baja sawit 
kepad kebun kecil SLDB di 
Spaga Re 5 po аа Я Peratusan Kawasan Pengagihan 100% 
kawasan projek sosioekonomi seluas 
6,524 hektar menjelang tahun 2022. 
Mengemukakan pelan dan draf warta 
75 Tapak Simpanan Perkampungan ke 2 
Pejabat Hasil Bumi untuk proses Jumlah Tapak Perkampungan уе 
pewartaan bagi tahun 2022. 
Mengukur keluasan 15,000 hektar 
Tanah Anak Negeri baharu bagi tahun Jumlah Keluasan Tanah Diukur 15,000 Hektar 
2022. 


Menyasarkan 1,000,000 pengguna 

kemudahan sukan di bawah seliaan 

Lembaga Sukan Negeri Sabah pada 
tahun 2022. 


Menyediakan 12,000 geran deraf Те i 
bagi tahun 2022. Jumlah Deraf Geran Disediakan 100% 


Menyediakan perkhidmatan 
peminjaman peralatan sokongan 
kepada 150 orang penerima Bantuan 
Bil P i 1 
Pesakit Kronik & OKU Terlantar (BPT) D au Оооо 
melalui Program Homeward pada 
tahun 2022. 
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Bilangan Pengguna 1 Juta Pengguna 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 


MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KESEJAHTERAAN RAKYAT 


INISIATIF SMJ 2022 


Menyelaras Tiga (3) Fasa dan 
Melengkapkan Dokumen "Title Survey" 
Proses Pengeluaran Geran Tanah 
Kepada 299 Peserta Ladang Dalit, 
Keningau Menjelang Tahun 2024. 


Mewujudkan dua (2) buah Pusat 
Perkembangan Kanak-Kanak baharu 
setiap tahun di kawasan luar bandar 

yang tidak mempunyai kemudahan 
pendidikan awal seperti pra-sekolah 
pada setiap tahun. 


Mewujudkan perniagaan yang baharu 
iaitu membekal rumput Padang Bola 
Sepak jenis Cow Grass dan 
menyelenggara Padang Bola Sepak di 
Kompleks-kompleks Sukan di negeri 
Sabah pada tahun 2023. 


Mengeluarkan 3,000 Surat Tawaran 
Pengambilan Tanah kepada Pemilik 
Tanah bagi tahun 2021. 


Pengagihan BaSS kepada 80% (860 
buah sekolah dari 1075 buah sekolah) 
sekolah rendah seluruh negeri Sabah 
pada sesi persekolahan bermula. 


Melaksanakan Projek Perumahan 
Rakyat Termiskin (PPRT) dengan 
membaik pulih 500 rumah dan 
membina baharu 50 rumah 
Peneroka/Pekebun Kecil SLDB 
menjelang tahun 2025. 


Membina bangunan Kompleks 
Bersepadu Warga Emas dan OKU 
dalam tempoh 3 tahun dengan 
kelengkapan yang ditetapkan dan 
siap untuk diguna menjelang Januari 
tahun 2025. 


Melaksanakan satu (1) Projek Perintis 
Perhutanantani (Agroforestry) yang 
melibatkan penduduk kampung 
dengan kerjasama Pelesen Sustainable 
Forest Management Licence Agreement 
(SFMLA). 


40% premis makanan mendapat Gred 
A dan 60% premis makanan 
mendapat Gred B di Central Business 
District (CBD) Kota Kinabalu. 


Menyiapkan dua (2) Program 
Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) 
sepanjang tempoh 2021-2024. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


1. LOA Kepada Juru Ukur (10%) 2. 
Memantau Kerja Pengukuran Di 
Lapangan (60%) 3. Penyediaan 
Deraf "Title Survey" (20%) 4. 
Penerimaan Deraf "Title Survey" 

(10%) 5. Memajukan Deraf "Title 

Survey" Ke JTU Daerah (Fasa Ke-3) 


Jumlah PPKK Yang Diwujudkan 


Penyediaan Kertas Kerja 


Jumlah Surat Tawaran Yang 
Dikeluarkan 


Bilangan Sekolah Rendah (Luar 
Bandar) Yang Menerima BASS / 
Bilangan Keseluruhan Sekolah 
Rendah X 100 


Peratusan Kemajuan 


Kemajuan Penyiapan (Fizikal) 


Peratusan Bilangan Projek 


Memberikan Gred Premis Makanan 


Purata Daripada Markah Peratusan 


Sub-Inisiatif. 
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SASARAN 2022 


11.65% (100%) 


(1) Daerah Tenom (Kemabong) 
(100%) (2) Daerah Kota 
Kinabatangan (Sukau) (100%) 


PENCAPAIAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 2) 
MODAL INSAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT: 


KESEJAHTERAAN RAKYAT 


Melaksanakan tujuh (7) Program 
Keselamatan Jalan Raya (Road Safety | Jumlah Program Yang Dilaksanakan 
Program) setiap tahun. 


Menyediakan peruntukan sebanyak 
100 buah Rumah Sejahtera Rakyat Jumlah Waran Peruntukan 
Sabah (RSRS) kepada golongan miskin Disediakan 
tegar pada tahun 2021-2025. 


Pelaksanaan Program Memperkasa 
Komuniti di 3 Pihak Berkuasa Bilangan PBT 
Tempatan (PBT) pada tahun 2022. 


107 


7 Program 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 
DAN KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN 
INFRASTRUKTUR 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & 
KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN 
INFRASTRUKTUR 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksana Perolehan 400 unit 
peralatan ICT yang usang dalam 
tempoh setahun untuk seluruh agensi 
Kerajaan Negeri Sabah. 


Melaksanakan 25 projek 
penyelenggaraan Jalan 
Kebun/Pertanian di setiap daerah 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Melaksanakan kajian dan reka bentuk 
terperinci sistem pembetungan bagi 
daerah-daerah di Sabah pada tahun 
2022. 


Melaksanakan pelan konsep dua (2) 
Projek Pembangunan Saliran dan 
Tebatan Banjir Kilat di kawasan 

Bandaraya Kota Kinabalu (timeframe: 


2021-2025). 


Melaksanakan pemasangan 40 unit 
lampu solar di perhentian bas di 
kawasan Bandaraya Kota Kinabalu 
menjelang tahun 2025. 


Melaksanakan Projek Pembaikan 
empat (4) cerun jalan negeri dan satu 
(1) cerun jalan persekutuan pada tahun 
2021. 


Melaksanakan Projek Pembinaan 
Mahkamah Anak Negeri di Tamparuli, 
Sook, Paitan dan Pagalungan 
sepanjang tempoh 2021-2025. 


Membaiki dan Menaiktaraf 2 Unit Bilik 
Sejuk, 1 Unit Blasting Room dan 2 Unit 
Plate Freezer di Kompleks Perikanan 
SAFMA, Kota Kinabalu Menjelang 
Tahun 2022. 


Membangunkan Sandbox Centre di 
KSTI pada tahun 2022. 


Membina baharu sebanyak 48 unit 
dan membaik pulih 260 unit rumah 
buruh di ladang projek sosioekonomi 
SLDB menjelang tahun 2023. 


Membina dua (2) perumahan Kerajaan 
Negeri di daerah Nabawan dan 
Tongod. 


Membina perangkap Rubbish Boom 
Trap di Sungai Darau menjelang tahun 


2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


PENCAPAIAN 
2022 


SASARAN 2022 


Bilangan Unit ICT 


Peratus Penyiapan 5 Buah Jalan Setahun 


Peratus Pelaksanaan 


Peratus Penyiapan Pelan Konsep 


Pemasangan Unit Lampu Solar 


(1) Cerun Di KM 0.40, Jalan Kolam 
Minintod, Kota Kinabalu (2) Cerun Di 
KM 1.20, Jalan Cemetary Reserve, 
Menggatal (3) Cerun di km 0.40, 
Jalan Monsok Trusmadi, Tambunan 
(4) Cerun di km 2.15, Jalan 
Penampang Lama, Penampang (5) 
Cerun di km 116, Jalan Kota Belud - 
Kudat (Laluan Persekutuan) Pakej 1 


Peratus Kemajuan Fizikal 


Peratus Penyiapan Mengikut Fasa 
Pembangunan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kemajuan Unit Rumah 


Peratus Kemajuan Fizikal 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 


JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 


INISIATIF SMJ 2022 


Membina, menaik taraf dan 
menyiapkan kemudahan di kawasan 
pelabuhan di kawasan Terminal Feri 

Menumbok dan Jeti Awam Karakit 
dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) 
tahun. 


Menaik taraf kapasiti jalur lebar 
dengan kelajuan minima 30Mbps 
sehingga 800Mbps di setiap lokasi 
rangkaian Sabah.Net mengikut 
keperluan lokasi dan teknologi sedia 
ada yang berjumlah 749 lokasi 
menjelang tahun 2025. 


Menaik taraf kemudahan/ peralatan 
pintu- pintu masuk stesen kuarantin 
haiwan di enam (6) daerah menjelang 
tahun 2025 bermula tahun 2021. 


Menaik taraf Loji Ais Di Kompleks 
Perikanan SAFMA, Kota Kinabalu 
Menjelang 2022. 


Menaik taraf sistem elektrikal di Pasar 
Besar Kota Kinabalu menjelang tahun 


2025. 


Menaiktaraf dan menyelenggara 
kemudahan 7 makmal di Kompleks 
Perikanan Likas setiap tahun bermula 
tahun 2021 sehingga 2025. 


Menaiktaraf Infrastruktur di Skim 
Pengairan Trusan Sapi dengan 
penaiktarafan tali air sepanjang 8km 
dan pembinaan 20 buah jambatan 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf infrastruktur pengairan 
sedia ada di daerah Membakut 
meliputi tali air sepanjang 5km dan 
pembinaan 5 buah jambatan 
menjelang tahun 2025. 


Menaiktaraf Jalan Ladang kepada 
Jalan Pembatuan sepanjang 418 
kilometer di Kawasan Projek 
Sosioekonomi menjelang Tahun 2023. 


Menaiktaraf jalan ladang sepanjang 
462km bagi memudahkan pekebun 

getah mengeluarkan hasil pertanian 
bermula tahun 2021 hingga 2025. 


Menaiktaraf makmal sains di sekolah 
menengah di seluruh sabah. 


Menaiktaraf perkhidmatan keretapi 
melalui pembelian aset-aset keretapi 
baharu menjelang tahun 2025. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Fizikal 


Bilangan Lokasi 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratusan Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Sekolah 


Perolehan Setiap Unit 
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SASARAN 2022 


110 Lokasi 


7 Makmal 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 
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INISIATIF SMJ 2022 


Menaiktaraf Rumah Pam Skim 
Pengairan Trusan Sapi, Beluran, 


Sandakan dengan menaiktaraf 3 buah 


set pam dikuasai enjin diesel sedia 
ada kepada 3 buah set pam selam 
elektrik serta peralatan-peralatan 
berkaitan dan menaiktaraf pintu air 
untuk mengawal mendapan dalam 
pump sump menjelang 2023. 


Menambahbaik 25 buah bangunan 
keusahawanan bermula tahun 2021 
hingga tahun 2025. 


Menambahbaik Rangkaian Infrastruktur 


Stesen Hidrologi Dan Amaran Banjir 
Bersistem Telemetri di seluruh negeri 
sabah menjelang tahun 2025. 


Menggunakan Sistem Meter Pra-Bayar 


sebanyak 600 unit meter di kawasan 
perkampungan di Pulau Gaya. 


Mengurangkan Kadar Kehilangan Air 
Tidak Berhasil (NRW) daripada 59% 
kepada 50% menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan bantuan pembangunan 


asas perkampungan nelayan kepada 
25 buah kampung menjelang tahun 


2025. 


Meningkatkan kapasiti pengeluaran 
bekalan air kepada 1,940 juta liter 
sehari menjelang tahun 2025. 


Meningkatkan kawasan liputan 
bekalan air di luar bandar kepada 
100% menjelang tahun 2025. 


Menubuhkan Sudut Sains, Teknologi 
dan Inovasi (STI) di sekolah rendah di 
seluruh Sabah. 


Menyediakan persekitaran 
perindustrian yang kondusif, lengkap 
dan selamat di Taman Perindustrian 
Kota Kinabalu dengan pelaksanaan 


sebelas (11) projek infrastruktur pada 


tahun 2022. 


Menyediakan peruntukan sebanyak 
empat (4) buah projek Bekalan Air 
Luar Bandar Alternatif (BALBA) setiap 
tahun di kawasan terpencil bermula 
tahun 2021-2024. 


Menyediakan peruntukan sebanyak 
empat (4) buah projek Bekalan 


Elektrik Luar Bandar Alternatif (BELBA) 


setiap tahun di kawasan terpencil 
bermula tahun 2021-2024. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Penyiapan 


Peratus Kemajuan Projek 


Bilangan Unit Meter Dipasang 


Kadar Yo NRW 


Bilangan Kampung 


Juta Liter Sehari 


Peratus Liputan Bekalan Air Di Luar 
Bandar 


Bilangan Sekolah 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Jumlah Waran Peruntukan 
Disediakan 


Jumlah Waran Peruntukan 
Disediakan 
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SASARAN 2022 


5 Buah Bangunan Setahun 


625 Unit 


55% Kadar NRW 


Penyelesaian 11 Projek Infrastruktur 


(100%) 


4 Buah Daerah 
4 Projek 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 


JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 


INISIATIF SMJ 2022 


Mewujudkan persekitaran perindustrian 
yang kondusif, lengkap dan selamat 
dengan pelaksanaan lima (5) projek 

infrastruktur di Sipitang Oil & Gas 
Industrial Park (SOGIP) menjelang 
tahun 2025. 


Mewujudkan sekurang - kurangnya 
satu (O1) kemudahan bagi tujuan 
dermaga kerajaan (Government 

Wharf) di kawasan strategik 
lautan/perairan Sabah untuk operasi 
ship-to-ship sebagai potensi hasil 
kerajaan dalam tempoh sehingga 
tahun 2024. 


Pelaksanaan 1,650 projek kecil 
infrastruktur asas, kemudahan awam, 
program ameniti ekonomi desa dan 
program keusahawanan desa pada 
tahun 2021. 


Pelaksanaan projek pembinaan 
Dataran Sepanggar untuk membantu 
rakyat kerana akan menyediakan 
ruang niaga terutamanya peniaga 
kecil di Sepanggar serta menjadi 
kawasan tumpuan pengunjung 
menjelang tahun 2025. 


Pelaksanaan Skim Pembetungan di 
Daerah Kota Kinabalu, Tawau, Pihak 
Berkuasa Tempatan dan Bandar- 
Bandar Kecil yang melibatkan 
penggantian, penaiktarafan dan baik 
pulih serta penjajaran paip dan pam 
perkhidmatan pembetungan. 


Pemasangan dua loji ais baharu di 
Mini Kompleks Perikanan Sipitang dan 
Mini Kompleks Perikanan Beluran 
menjelang tahun 2025. 


Pembaikan Sawah-Sawah Padi Tahun 
2021 - Pembinaan Jalan Ladang Ke 
Sawah Padi & Menaiktaraf Tali Air di 
Skim-Skim daerah Tambunan, Kota 
Marudu, Penampang, Keningau, 
Sipitang & Membakut. 


Pembinaan Jalan Ladang Pekebun 
Kecil Persendirian Tahun 2021 di 
daerah Ranau, Tambunan, Keningau, 
Tenom, Kota Belud dan Kota Marudu. 


Penambahan 222 lokasi baru dengan 
rangkaian Sabah.Net kepada 749 
jumlah lokasi keseluruhan di seluruh 
Sabah termasuk Pejabat Kerajaan 
Negeri Sabah dan agensi-agensi di 

bawahnya pada tahun 2021. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Tapak/Lokasi Diberikan Kelulusan 
Oleh Pihak Kerajaan Negeri / JTU. 


Bilangan Projek Kecil 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 
Projek 


Peratus Kemajuan Fizikal 


Penyediaan Dokumen Urusan 
Perolehan 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Bilangan Lokasi 
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SASARAN 2022 


5 Projek Di Bawah Sub-Inisiatif 
(Mewakili 100%) 


Kertas Cadangan / Surat Kepada 
Pejabat Peguam Besar Negeri 
Sabah dan JTU 


1550 Projek 


222 Lokasi 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Projek pembinaan lima (5) buah 
jambatan di Daerah Kota Kinabalu, Ў Е 
Peratus К Fizikal 9 
Kota Marudu, Nabawan, Keningau dan Kaka P 59% 
Tambunan. 
Rancangan Mencegah Banjir, Sungai 
Kinabutan Kecil, Tawau dengan 
menaiktaraf sistem sungai dan kerja- Peratus Kemajuan Projek 44% 
kerja lain berkaitan menjelang tahun 
2025. 
Rancangan Mencegah Hakisan Pantai 
Kg Tajau Laut, Kudat menjelang tahun Peratus Kemajuan Projek 100% 
2023. 
Rancangan Tebatan Banjir Sungai 
Petagas, Putatan - Kg. Sendil Fasa 2 Peratus Kemajuan Projek 44% 
menjelang tahun 2023. 


Saluran Bandar Kota Kinabalu — 
Menaiktaraf Sistem Perparitan Sungai 
Tebobon, Fasa V Di Kg. Gudon, 
Manggatal, Bandaraya Kota Kinabalu Peratus Kemajuan Projek 32% 
dengan membina sistem perparitan 
dan kerja-kerja lain berkaitan 
menjelang 2025. 
Saluran Bandar Putatan — Menaiktaraf 
Sistem Perparitan Di Kg. Sipanggil, 
Putatan dengan membina sistem Peratus Kemajuan Projek 44% 
perparitan dan kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2025. 
Menurunkan purata kadar gangguan CX D : Bil Pengguna Terlibat X 
(SAIDI) yang di alami oleh pengguna Tempoh Masa Gangguan Bekalan 300 Minit 
di Sabah kepada 300 minit pada Elektrik Yang Dialami Pengguna 
tahun 2022. Dalam Setiap Insiden 
Saluran Bandar-Bandar Kecil Beaufort 
— Menaiktaraf Bun Banjir, Pembinaan 
Stesen Pam dan Komponen Mekanikal Peratus Kemajuan Projek 100% 
dan Elektrikal serta kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2022. 
Menaiktaraf perkhidmatan keretapi 
melalui penaiktarafan landasan Peratus Kemajuan Fizikal 100% 
menjelang tahun 2025. 
Rancangan Mencegah Banjir di 
Kawasan Tanjung Batu, Tawau dengan а Й 
Н к А x Peratus Kemajuan Projek 20% 
menaiktaraf sistem perparitan sedia 
ada menjelang 2023. 
Saluran Bandar Kota Kinabalu - 
Drainage Improvement Works At Kg. Peratus Kemajuan Projek 24% 
Kembirian, Manggatal. 
Saluran Bandar Tawau — Menaiktaraf 
Sistem Perparitan Bandar Tawau, Fasa 
2, Tawau dengan membina sistem Peratus Kemajuan Projek 40% 
perparitan dan kerja-kerja lain 
berkaitan menjelang tahun 2025. 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 


JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


JARINGAN INFRASTRUKTUR 


INISIATIF SMJ 2022 


Projek penaiktarafan enam (6) buah 
jambatan di Daerah Tenom, 
Penampang, Pitas, dan Kuala Penyu. 


Melaksanakan penaiktarafan 
infrastruktur rangkaian kawasan 
setempat dan pemasangan rangkaian 
tanpa wayar (Wireless LAN) secara 
berperingkat di semua pejabat daerah 
di negeri Sabah menjelang tahun 


2025. 


Pembangunan Lebuhraya Pan Borneo 
Sabah. 


Menaiktaraf Jalan Perhubungan Utama 
sepanjang 22.8 kilometer melibatkan 
komponen Jalan Berturap (R2), Jalan 

Pembatuan, Jalan Konkrit dan 
Pembinaan 1 unit Jambatan di 
Kabintaluan Tenom menjelang tahun 
2024. 


Menyasarkan seramai 500,000 orang 
penumpang (ridership) perkhidmatan 
kereta api pada tahun 2022. 


Rancangan Tebatan Banjir Sungai 
Kinarut, Lembangan Sungai Kinarut, 
Daerah Papar menjelang tahun 2023. 


Menaiktaraf 4 buah stesen pintu-pintu 
air serta peralatan-peralatan 
berkaitan menjelang tahun 2023. 


Saluran Bandar Kota Kinabalu — 
Menaiktaraf Sistem Perparitan Di Kg. 
Sugud, Fasa ІІ, Penampang dengan 
membina sistem perparitan dan kerja- 
kerja lain berkaitan menjelang tahun 


2025. 


Membekalkan 6,000 unit tablet / 
laptop / mikrokomputer untuk semua 
kakitangan kerajaan negeri yang 
layak secara sewa guna dengan 
menyasarkan pembekalan 1,200 unit 
pada setiap tahun menjelang tahun 


2025. 


Menaiktaraf 3 buah set pam dikuasai 
enjin diesel sedia ada kepada 3 buah 
set pam selam elektrik di Skim 
Pengairan Bumboring 2, Keningau 
serta peralatan berkaitan menjelang 


2023. 


67 


Melaksanakan projek-projek 
infrastruktur asas untuk mewujudkan 
empat (4) buah pekan baharu 
(Kalabakan, Tongod, Merotai dan 
Sungai Melayu Sebatik) pada tahun 
2022. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratus Kemajuan Fizikal 


Bilangan Pejabat Daerah Dan 
Pejabat Daerah Kecil 


Peratusan Kemajuan Fizikal 


Peratusan Kemajuan 


Jumlah Ridership Penumpang 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Peratus Kemajuan Projek 


Bilangan Unit ICT 


Peratus Kemajuan Projek 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 
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SASARAN 2022 


68.33% (15 pakej kerja) 


500,000 Orang 


(1) Pekan Baharu Kalabakan, 
Tawau (100%) (2) Pekan Baharu 
Tongod (100%) (3) Pekan Baharu 
Merotai, Tawau (100%) (4) Pekan 

Baharu Sungai Melayu Sebatik, 
Tawau (100%) 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


KAEDAH PENGUKURAN PENCAPAIAN 
INISIATIF SMJ 2022 (KESELURUHAN) SASARAN 2022 2022 


Pelaksanaan Projek Menaik Taraf 
Jalan raya ke kawasan penempatan 
1% (D hT 469 
bandar dan luar bandar di Daerah Peratus Kemajuan Fizikal ЭГ Darah aran 300) 
(Daerah Ranau, 55%) 
Nabawan, Tuaran, Ranau, Tenom, 


Penampang dan Papar. 


Menaik taraf Stesen Kuarantin Haiwan 
Kinarut dengan meningkatkan kapasiti 
penampungan haiwan anjing dan 
kucing dari 20 ekor anjing/ 18 ekor 
kucing ke 32 ekor anjing/ 26 ekor 
kucing bermula pada tahun 2022. 


Peratus Kemajuan 


Membina Rumah Pam Sokongan Di 
Skim Pengairan Bingkor, Keningau Dan 
Kerja Lain Berkaitan menjelang tahun 


2025. 


Peratus Kemajuan Projek 


Mewujudkan Kompleks Sukan Tongod 
untuk kegunaan para atlet dan 
masyarakat setempat di daerah 
Tongod menjelang Tahun 2023. 


Kemajuan Pembinaan 


Menaiktaraf Infrastruktur Skim 
Pengairan Kota Marudu dengan 
membaik pulih sebuah empangan 
sedia ada di Sg. Bandau, menaiktaraf 
tali air dan membina jalan ladang 
sepanjang 6km menjelang tahun 2025. 


Peratus Kemajuan Projek 


Membina sebanyak 25 buah jalan 
baharu untuk laluan masuk ke 
kebun/pertanian secara berkelompok Peratus Penyiapan 
bermula tahun 2021 hingga tahun 
2025. 


5 Buah Jalan Setahun 


Menaik taraf Kompleks JKR Telupid. Peratus Kemajuan Fizikal 


Membina empat (4) kuarters 
kakit keraj di D h Lahad 
ада каар ан wate 919 Peratus Kemajuan Fizikal 16% 
Datu, Pagalungan, Telupid dan 
Tongod. 
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JARINGAN INFRASTRUKTUR 
DAN KELESTARIAN HIJAU: 


KELESTARIAN 
HIJAU 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & 
KELESTARIAN HIJAU: 


KELESTARIAN 
HIJAU 
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TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 


JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


KELESTARIAN HIJAU 


INISIATIF SMJ 2022 


Melaksanakan aktiviti rondaan 
kawasan sebanyak 180 aktiviti setiap 
tahun bagi keseluruhan lima (5) 
kawasan konservasi & dua (2) 
kawasan rehabilitasi untuk 
mengurangkan / mencegah insiden 
pencerobohan dan pemburuan haram. 


Melaksanakan satu program 
pendidikan alam sekitar di kalangan 
guru sekolah rendah dan menengah 
bersama dengan komuniti di Sabah 

melalui pelaksanaan Program EE Race 
pada tahun 2022. 


Melaksanakan tiga (3) aktiviti atau 
projek penyelidikan UCSF yang 
berunsurkan inisiatif hijau, etnik dan 
pengajian sosial dalam Tahun 2022. 


Membawa sekurang-kurangnya lima 
(5) produk inovasi berasaskan 
teknologi hijau menyertai International 
Greentech & Eco Products Exhibition & 
Conference Malaysia (IGEM) setiap 
tahun. 


Memulihkan lebih kurang 450,000 
hektar kawasan hutan terosot 
(Degraded Forest) di seluruh Sabah 
menjelang tahun 2030 dengan 
melaksanakan rawatan Sivikultur seluas 
5,000 hektar untuk tahun 2022. 


Menambah luas kawasan daratan 
yang dilindungi, Terrestrial Protected 
Area (TPAS) untuk hidupan liar 
daripada 34,412 hektar pada tahun 
2018 sehingga mencapai jumlah 
kawasan seluas 100,000 hektar 
menjelang tahun 2023. 


Menetapkan sasaran 7,300 orang 
pelawat setahun untuk keseluruhan lima 
(5) kawasan konservasi dan dua (2) 
kawasan rehabilitasi (INFARPRO & 
INIKEA). 


Mengadakan Kempen Konservasi 
Hidupan Liar Menerusi Program Hari 
Hidupan Liar Sedunia, Hari Penyu 
Sedunia Dan Hari Gajah Sedunia 
pada setiap tahun. 


Menghasilkan Garis Panduan 
Pengurusan Sisa Efluen dan Sisa 
Pepejal dalam Industri Kilang Kelapa 
Sawit di Sabah pada tahun 2023. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Bilangan Aktiviti 


Program Yang Dijalankan 


Bilangan Program 


Produk Inovasi Berasaskan Teknologi 
Hijau Menyertai International 
Greentech & Eco Products Exhibition 
& Conference Malaysia (IGEM) 


Peratusan Keluasan Kawasan Hutan 
Terosot 


Keluasan Hektar 


Peratusan Bilangan Pelawat 


Bilangan Program 


Penghasilan Garis Panduan 
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SASARAN 2022 


100.0% 


PENCAPAIAN 
2022 


TERAS (ELEMEN UTAMA 3) 
JARINGAN INFRASTRUKTUR & KELESTARIAN HIJAU: 


KELESTARIAN HIJAU 
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INISIATIF SMJ 2022 


Menyasarkan 400,000 hektar ladang 
hutan di seluruh Sabah menjelang 
tahun 2035 bagi tujuan bekalan kayu 
secara mampan dengan 
membangunkan seluas 6,000 hektar 
pada tahun 2022. 


Menyediakan Pelan Konsep bagi 
Taman Botani Sabah (timeframe: 


2021-2025). 


Melaksanakan lima (5) Program 
Kesedaran Awam mengenai jenayah 
perhutanan untuk menangani persepsi 

negatif masyarakat. 


Mengenal pasti keluasan Totally 
Protected Area (TPA) seluas 2.2 Juta 
Hektar (30%) daripada keluasan 
tanah negeri Sabah menjelang tahun 
2025 dengan mewartakan 10,000 
Hektar kawasan TPA pada tahun 
2022. 


Pelaksanaan Program PBT Hijau 
dengan mengimplementasi konsep 
pengurusan hijau (green event, green 
office, digitalization) di 25 Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT). 


Memulihkan 1,000 hektar kawasan 
hutan terosot (Degraded Forest) di 
seluruh Sabah dengan melaksanakan 
tanaman mengaya untuk tahun 2022. 


Melaksanakan penyelenggaraan 
ladang hutan mengikut jadual yang 
telah ditetapkan iaitu sekurang- 
kurangnya 6 pusingan setahun untuk 
1,500 hektar ladang Kayu Acacia 
Mangium di kawasan Wilayah Utara 
dan 8 pusingan setahun untuk 2,000 
hektar ladang Hutan Lateks Balak 
Getah di kawasan Wilayah Barat. 


Melaksanakan Projek Pembangunan 
Landskap di 5 buah pekan utama dan 
1 buah kawasan lagun menjelang 


2025. 


Mencalonkan pewartaan landskap 
Kinabatangan seluas 259,021 ha 
sebagai Biosphere Reserve di bawah 
program Man and Biosphere, UNESCO 
dan dokumen pencalonan dihantar ke 
ibu pejabat program Man and 
Biosphere, UNESCO pada tahun 2024. 


Melaksanakan pengurangan sisa 
pepejal di 60 premis melalui 


pelaksanaan pengasingan sisa organik. 


(Membekalkan 60 Mesin Food Waste 
Composter di kawasan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) menjelang tahun 
2025). Pembekalan 12 mesin setahun. 


KAEDAH PENGUKURAN 
(KESELURUHAN) 


Peratusan Keluasan Ladang Hutan 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratusan Bilangan Program 


Peratusan Kemajuan Proses 


Peratus Kemajuan 


Peratusan Keluasan Kawasan Hutan 
Terosot 


Semua Pusingan Penyelenggaraan 
Dapat Disiapkan, laitu & Pusingan 
Setahun Untuk 1,500 Hektar Ladang 
Acacia Mangium Dan 8 Pusingan 
Setahun Untuk 2,000 Hektar Ladang 
Lateks Balak Getah 


Peratus Kemajuan Pelaksanaan 


Peratusan Kemajuan 


Peratus Kemajuan 
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SASARAN 2022 


4 Program Setahun 


PENCAPAIAN 
2022 


4 


LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH 
MAJU JAYA (2022) 


: PEMBOLEH DAYA 


BAHAGIAN 


LAPORAN PENCAPAIAN 
INISIATIF HALA TUJU SABAH MAJU JAYA (2022) 


: PEMBOLEH DAYA 


BAHAGIAN 


2022 


92.33% 


(199 INISIATIF) 


PURATA PENCAPAIAN 
KESELURUHAN BAGI 
INISIATIF PEMBOLEH DAYA: 


99.03% PD 1 : Kemampanan Fiskal 


(10 Inisiatif) 


O 
РЇЇ 2 : Kemudahan Kewangan 92.27 Yo 


(5 Inisiatif) 


92.41% 


(55 Inisiatif) 


PH 3 :Keberkesanan Dan Kecekapan 
Penyampaian 


Pn 1 :Кесетегіапдап Tadbir 89.40% 


Urus Yang Berintegriti (25 Inisiatif) 


88.52% 


(104 Inisiatif) 


PD 5 :Kerajaan Digital Yang Berteraskan 
Teknologi dan Inovasi 
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LAPORAN PENCAPAIAN 


BAHAGIAN 


: PEMBOLEH DAYA 


PENCAPAIAN INISIATIF о 
(MENGIKUT ELEMEN PEMBOLEH DAYA (PD)) 92.33 lo 


PD 1: KEMAMPANAN FISKAL 10 


PD 2: KEMUDAHAN KEWANGAN 3 


PD 3 : KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN PENYAMPAIAN 45 


PD 4 : KECEMERLANGAN TADBIR URUS YANG 
BERINTEGRITI 21 


PD 5 : KERAJAAN DIGITAL YANG BERTERASKAN 
TEKNOLOGI DAN INOVASI 79 


16 


JUMLAH 


INISIATIF HALA TUJU SABAH MAJU JAYA (2022) 


55 


25 


104 
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JUMLAH 
KESELURUHAN 


РЕМВОТЕН DAYA 1: 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


PEMBOLEH DAYA 1: 
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PEMBOLEH DAYA 1: 


Kutipan hasil hutan sejumlah 145 Juta 
pada tahun 2022. 


Memastikan pembayaran balik 
pinjaman baharu oleh Badan Berkanun 
Negeri/Syarikat Kerajaan Negeri 
sebanyak RM7.5 juta pada setiap 
tahun sehingga tahun 2025. 


Memastikan prestasi kewangan dan 
pengurusan tahunan Perbadanan 
Pinjaman Sabah berkekalan pada 
tahap RAM Rating AA1/P1 melalui 
pengawalan dan pengurangan kos 
dana. 


Mencapai pungutan hasil sebanyak 
RM250 juta dalam tahun 2022. 


Mengkaji semula Perjanjian Sukuk 
(sukuk covenant) pada tahun 2021. 


Menyasarkan kutipan hasil negeri tidak 
kurang dari RM3.8 bilion pada tahun 
2021. 


Menyasarkan kutipan zakat RM104 
juta pada tahun 2022. 


Menyasarkan pertambahan kutipan 
dana Kumpulan Wang Amanah 
Baitulmal (KWAB) sebanyak 
ЕМ1,000,000.00 setiap tahun bermula 
tahun 2021. 


Pembayaran dividen oleh Badan 
Berkanun Negeri/Syarikat Kerajaan 
Negeri sebanyak RM100 juta pada 

setiap tahun bagi tempoh 2022-2025. 


Memungut hasil sarang burung di Gua 

Gomantong sekurang-kurangnya 90% 

dari jumlah hasil sebenar pada tahun 
2021. 


Peratusan Kutipan Hasil Hutan 


Jumlah Bayaran Balik Pinjaman 


Tahap RAM Rating AA1/P1 


Jumlah Pungutan Hasil Dicapai 


Peratus Kemajuan 


Jumlah Kutipan Hasil Negeri 


Jumlah Kutipan Zakat (RM) 


Jumlah Kutipan Dana KWAB (RM) 


Kutipan RM100 Juta 


Kutipan Hasil (RM) 
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RM7.5 Juta 
100% 


RM3.8 Bilion 


RM104 Juta 


RM100 Juta 


PD2 


PEMBOLEH DAYA 2: 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


PEMBOLEH DAYA 2: 
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PEMBOLEH DAYA 2: 


Membangunkan 14 orang usahawan 
perikanan berstatus M40 melalui Skim 
Peneraju Usahawan Perikanan 
sehingga tahun 2025. 


Bilangan Penerima 


Menyediakan bantuan keusahawanan 
kepada 400 orang Pekebun Kecil 
meliputi bidang pertanian (tanaman 
kontan), penternakan dan ekonomi 
desa di kawasan projek sosioekonomi 
SLDB menjelang tahun 2025. 


Peratusan Bilangan Pekebun 


Meluaskan skop Corporate Social 
Responsibility (CSR) Perbadanan 
Pinjaman Sabah melibatkan 
pembiayaan perusahaan sosial (social 
enterprise) dan usahawan sosial (social 
entrepreneur). 


Peratus Kemajuan 


Memberikan insentif skim kredit 
kepada 250 nelayan, 40 pengusaha 
akuakultur dan 200 pengusaha hiliran 

menjelang tahun 2025. 


Bilangan Nelayan, Pengusaha 50 Orang Nelayan, 8 Orang 
Akuakultur Dan Pengusaha Hiliran Pengusaha Akuakultur Dan 40 
Perikanan Orang Pengusaha Hiliran Perikanan 


Melaksanakan sembilan (9) Program 
Latihan Akaun Akruan Sektor Awam 
kepada kakitangan perakaunan 
negeri. 


Peratusan Pelaksanaan Program 9 Program Latihan 
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PEMBOLEH DAYA 3: 


KEBERKESANAN DAN 
KECEKAPAN 
PENYAMPAIAN 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 


PEMBOLEH DAYA 3: 


131 


PEMBOLEH DAYA 3: 


10 pegawai kerajaan awam negeri 
Sabah menyertai latihan/kursus 
anjuran pihak Rakan Pembangunan 
dan Asian Development Bank setiap 
tahun. 


10 produk inovasi setahun meliputi 
kawasan Zon Kota Kinabalu, Zon 
Kudat, Zon Sandakan, Zon Pedalaman 
Bawah dan Zon Pedalaman Atas 
menjelang tahun 2023 dan 2 produk 
inovasi Berjaya diaplikasikan dalam 
penyampaian perkhidmatan setiap 
tahun. 


Keputusan permohonan Lesen Hiburan 
Awam dikeluarkan dalam tempoh satu 
(1) bulan dari tarikh penilaian. 


Keputusan permohonan Lesen Pemaju 
Perumahan dan Permit Iklan dan 
Jualan dikeluarkan dalam tempoh 14 
hari bekerja dari tarikh permohonan 
diterima. 


Melaksanakan 30 kursus Latihan Dalam 
Perkhidmatan secara dalam talian 
kepada Pegawai Awam Negeri Gred 
41 dan ke atas. 


Melaksanakan Audit Indeks 
Kegembiraan Organisasi Berprestasi 
Tinggi (I-KOBT) terhadap 45 agensi 

(50%) di bawah Kerajaan Negeri 
Sabah pada setiap tahun. 


Melaksanakan dua (2) kursus/latihan 
mengenai 5K di lima (5) agensi di 
bawah Kerajaan Negeri Sabah. 


Melaksanakan kursus Amalan Baik 
Peraturan (GRP) kepada Pegawai 
Awam Negeri Gred 41 dan ke atas. 


Melaksanakan Pelan Strategik Sumber 
Manusia pada tahun 2021. 


Melaksanakan perkhidmatan 
kaunseling kepada anggota 
perkhidmatan awam negeri pada 
setiap tahun. 


Melaksanakan Program-Program 
Cintakan Tanah Air. 


Melaksanakan tujuh (7) siri Program 
Outreach Perdana secara tele sidang 
melalui aplikasi zoom yang boleh 
menampung 500 penyertaan mulai 
tahun 2022. 


10 Pegawai Kerajaan Awam Negeri 
Sabah 


Jumlah Produk Inovasi 


Peratus Kemajuan 


Peratus Pencapaian 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 


Peratus Pelaksanaan 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 


Peratus Pelaksanaan Kursus 


Peratus Kemajuan 


Perkhidmatan Kaunseling Kepada 
Anggota Perkhidmatan Awam 
Negeri 


Jumlah Program Yang Dilaksanakan 


Bilangan Program Yang Dijalankan 
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PEMBOLEH DAYA 3: 
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Melengkapkan enam wilayah utama 
dalam Negeri Sabah masing-masing 
dengan sebuah kereta pacuan 4-roda 
baharu bagi memastikan kes 
penguatkuasaan mencapai sasaran 
minimum 150 kes atau aktiviti setiap 
tahun menjelang tahun 2025 bermula 
tahun 2021. 


Melonjakkan bahan terbitan 
berasaskan kebudayaan etnik Sabah 
(Traditional Knowledge dan Traditional 
Cultural Expression) daripada 93 unit 
kepada 150 unit menjelang tahun 
2023. 


Memberi maklum balas kepada semua 
aduan yang diterima dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja. 


Membina dan menggunakan sebuah 


Makmal Diagnosa Veterinar yang baru 


di Kinarut, Papar menggantikan 
makmal sedia ada menjelang tahun 
2025 bermula tahun 2021. 


Memperkasa sekurang-kurangnya dua 
(2) strategi pemasaran yang 
melibatkan idea baru, inovasi dan 
kreativiti serta menggunakan media 
sosial yang sedia ada selaras dengan 
transformasi digital Perbadanan 
Pinjaman Sabah. 


Memperkasakan 1500 pengerusi 
Jawatankuasa Pembangunan dan 
Keselamatan Kampung (JPKK) dengan 
memberikan latihan berkaitan pada 
tahun semasa. 


Mendaftarkan urusniaga tanah bagi 


Single Dealing (Geran Pajakan) dalam 


tempoh 5 hari bekerja. 


Menentukan perkhidmatan 
Perbadanan Pinjaman Sabah yang 
berterusan dengan mengekalkan 
prestasi dan keberkesanan khidmat 
pemulihan perkhidmatan (disaster 


recovery) Perbadanan Pinjaman Sabah 


yang sedia ada. 


Menerbitkan 25 bahan rujukan budaya 


etnik Sabah dalam bentuk e-book 
melalui laman sesawang rasmi 
Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah 
menjelang tahun 2025. 


Mengadakan 1 aktiviti Pendidikan 
menjelang 2022: Simposium Sejarah 
Sembulan. (Membuat kajian dan 
persiapan Simposium Sejarah 
Sembulan). 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Terbitan Video Dan Poster 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Jumlah Peserta 


Jumlah Urusniaga Tanah Bagi Single 
Dealing (Geran Pajakan) Yang 
Didaftarkan Dalam Tempoh 5 Hari 
Bekerja 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Penerbitan 


Jumlah Aktiviti Yang Dilaksanakan 
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PEMBOLEH DAYA 3: 


Mengadakan 12 latihan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran 2,048 Ketua-Ketua Adat 
(Ketua-ketua Daerah, Ketua Kampung 
dan Ketua Anak Negeri) dalam 
Pentadbiran dan Pengurusan Hal Ehwal 
Adat Anak Negeri Sabah serta di 
dalam Bidang Keselamatan. 


Mengadakan 25 Program Libat Urus 
bersama Masyarakat Setempat Bagi 
Memudahkan Penyaluran dan 
Penyampaian Maklumat Berkesan. 


Mengadakan 3 pameran. 
Pameran Sabah Maju Jaya. 
Pameran Sejarah Sembulan. 

4 kali pameran di Walkway Arkib 
Negeri Sabah. 


Mengadakan Hari Bertemu pelanggan 
(HBP) 4 kali dalam tahun 2022 di 
seluruh Semenanjung Malaysia. 


Mengadakan Mesyuarat Majlis 
Perancangan Negeri (MPN) empat (4) 
kali setahun yang akan dipengerusikan 
oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan 

Perumahan. 


Mengambil tindakan terhadap setiap 
aduan dan laporan berkaitan 
gangguan bekalan air dalam tempoh 
24 jam. 


Mengeluarkan kelulusan permohonan 

Tanah Anak Negeri/Native Title (NT) 

dalam tempoh 24 bulan bermula dari 
tarikh permohonan dibuat. 


Mengemukakan warta pengambilan 
tanah ke Jabatan Peguam Besar 
Negeri dalam tempoh dua (2) bulan. 


Menjalankan 100 pameran bergerak, 
kempen, promosi & penyampaian 
risalah kepada pihak awam dan 
kumpulan sasar di dalam dan luar 

negeri menjelang 2025. 


Menjalankan dua (2) siri peperiksaan 
guna sama bagi 82 Skim Perkhidmatan 
secara atas talian. 


Menjalankan Program 5K yang 
melibatkan 200 penyertaan Penjawat 
Awam Negeri secara dalam talian. 


Menyediakan 10 Kursus Latihan Dalam 
Perkhidmatan (Fizikal) Dalam Negara 
sepanjang tahun. 


Bilangan Sesi Latihan 8 Latihan 


Jumlah Program Yang Dilaksanakan 


Jumlah Pameran Yang Dilaksanakan 


Jumlah Pelaksanaan Program 


Bilangan Sesi Mesyuarat 


Jumlah Aduan Diselesaikan — Jumlah 
Aduan Diterima X 100 


Pematuhan Pengeluaran Kelulusan 
Permohonan Dalam Tempoh 24 
Bulan 


Pematuhan Mengemukakan Warta 
Dalam Tempoh Dua (2) Bulan 


Bilangan Program Promosi Pameran, 
Maklumat Dan Inisiatif Pendapatan 
Nelayan 


20 Program 


2 Siri Peperiksaan Bagi 82 Skim 
Perkhidmatan 


Bilangan Peperiksaan Skim 
Perkhidmatan 


Bilangan Penyertaan 500 Penyertaan 


Bilangan Kursus Yang Dijalankan 10 Kursus 
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Menyediakan geran draf kawasan 
tanah hak adat yang diukur melalui 
Program Pengukuran PANTAS dalam 
tempoh 12 bulan bermula dari tarikh 

pengukuran di lapangan dibuat. 


Mewujudkan Portal Informasi Seni 
Budaya Sabah (eCulture) melalui 
platform sosial media LKNS bagi 
memperhebatkan promosi seni budaya 
di Sabah ke peringkat antarabangsa 
menjelang tahun 2022. 


Pelan bangunan dan sijil menduduki 
dikeluarkan dalam tempoh 30 hari 
bekerja dari tarikh permohonan yang 
telah lengkap dan memenuhi syarat. 


Penganugerahan Penarafan lima (5) 
Bintang (Star Rating) KPI SM2 kepada 
semua agensi pada setiap tahun. 


Meningkatkan kecekapan sistem 
pembelian getah pekebun kecil untuk 
meningkatkan Keupayaan Pembelian 
Getah dari pekebun kecil kepada 54 

ribu tan menjelang tahun 2025. 


Menyasarkan 10,000 pegawai dan 
anggota kementerian, jabatan, 
pejabat daerah dan agensi Kerajaan 
Negeri menyertai kursus berasaskan 
kompetensi dan keperluan tugas hakiki 
yang dianjurkan INSAN setiap tahun. 


Memproses dan menyediakan 
perakuan kelulusan permohonan ke 
Jabatan Peguam Besar Negeri tukar 
syarat geran tanah dalam masa 90 
hari bekerja daripada tarikh 
penerimaan permohonan yang 
lengkap dan teratur dibuat. 


2,853 pelantikan Jawatankuasa 
Pembangunan dan Keselamatan 
Kampung (JPKK) dibuat dalam tempoh 
dan masa yang ditetapkan. 


Menambah 960 data entri 
artifak/spesimen digital koleksi 
warisan budaya dalam Sistem 

SMRICHES (Sabah Museum Repository 

of Cultural Heritage Collection System) 

menjadikan koleksi berjumlah 27,006 
data menjelang tahun 2023. 


Memantapkan keupayaan pentadbiran 
(fungsi penguatkuasaan, pemaliman 
dan penundaan) dengan membina 
sebanyak 2 unit bot (pelbagai fungsi) 
dalam tempoh 2021 - 2025. 


Pematuhan Penyediaan Geran Draf 
Dalam Tempoh 12 Bulan 


Kemajuan Penyediaan Kertas Kerja, 
Permohonan Peruntukan Dan Proses 
Pewujudan Platform Media Sosial. 


Peratus Pencapaian 


Peratus Pelaksanaan 


Jumlah Pembelian Getah Dari 
Pekebun Kecil 


Bilangan Penjawat Awam 


Pematuhan Proses Dan Penyediaan 
Kelulusan Dalam Tempoh 90 Hari 
Bekerja 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Kemajuan Data Entri 


2 Unit Bot 
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10,000 Orang 


Penyiapan 1 Unit Bot 
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Mewajibkan semua penjawat awam 
GRED N40 ke bawah mendapat 
latihan luaran atau dalaman sekurang- 
kurangnya 40 jam atau 5 hari latihan 
setahun bagi setiap kakitangan. 


Menyasarkan jadual pengoperasian 
perkhidmatan kereta api (berjadual) 
hendaklah beroperasi pada kadar 
tidak kurang daripada 97% pada 
tahun 2022. Sasaran ini akan 
ditingkatkan secara berperingkat 
sehingga mencapai 99% pada tahun 
2025. 


Menghasilkan Manual Program Swiftlet 
Salmonella Control and Eradication 
(SwiftSCEP) untuk industri burung walit 
menjelang tahun 2023 bermula tahun 
2021. 


Menyasarkan kadar Non-Performing 
Loans (NPL) Perbadanan Pinjaman 
Sabah selaras dengan kadar industri 
perbankan iaitu 2% untuk setiap tahun. 


Mewujudkan empat (4) peraturan dan 
kod amalan menjelang tahun 2025 
bermula tahun 2021. 


Mewartakan Seksyen 6 dan Seksyen 7 
Ordinan Perancangan Bandar dan 
Desa (Sabah Bab 141) untuk semua 

draf pelan tempatan di Sabah 

(Daerah Penampang, Papar, Sipitang, 

бетрогпа, Tawau, Kota Marudu, 
Nabawan, Kota Belud, Kudat dan 
Lahad Datu). 


Melaksanakan program Outreach dan 
Kesedaran mengenai ABS dan PIC ke 
26 daerah Negeri Sabah sehingga 
tahun 2022. 


Menstrukturkan Kod Akaun Kerajaan 
Negeri selari dengan keperluan 
perakaunan akruan. 


Melengkapkan pegawai /anggota 
penguatkuasaan DVS Sabah dengan 
12 pasang baju kalis peluru bagi 
perlindungan diri dalam tempoh 2 
tahun bermula tahun 2021. 


Pelan pembangunan yang lengkap 
diluluskan atau keputusan dikeluarkan 
dalam tempoh 24 jam. 


Pelan Induk Pembangunan 
Kebudayaan Negeri Sabah (PPKNS) 
2020-2030 disediakan dan diterima 

pakai sebagai rujukan utama 
pembangunan oleh pihak kerajaan dan 
masyarakat awam menjelang tahun 


2023. 


Bilangan Penjawat Awam 


Kadar Operasi Berjadual 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Peratusan Bilangan Daerah 


Peratusan Pembangunan Sistem 


Peratus Kemajuan 


Peratus Pencapaian 


Kemajuan Penyiapan Pelan 
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(1) Mewartakan Seksyen 6 Ordinan 
Perancangan Bandar Dan Desa 
(Sabah Bab 141) Untuk Semua Draf 
Pelan Tempatan Di Sabah (2) 
Mewartakan Seksyen 7 Ordinan 
Perancangan Bandar Dan Desa 
(Sabah Bab 141) Untuk Semua Draf 
Pelan Tempatan Di Sabah 


Х 
Қ 
\ = 


PEMBOLEH DAYA 4: 


KECEMERLANGAN 
TADBIR URUS YANG 
BERINTEGIITI 


137 


PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 
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KECEMERLANGAN TADBIR URUS YANG BERINTEGRITI 


Melaksanakan inisiatif untuk 
memastikan semua undang-undang 
negeri Sabah adalah yang terkini, 
tepat dan selari dengan keperluan 

semasa. 


Melaksanakan Pelan Operasi Latihan 
(POL) bermula tahun 2021. 


Melaksanakan pengemaskinian dan 
pembaharuan undang-undang negeri 
Sabah supaya ia sejajar dengan 
undang-undang persekutuan yang 
sentiasa selari dengan keperluan 
semasa. 


Melaksanakan tiga (3) Persidangan 
Pengurus Sumber Manusia untuk 128 
Pegawai Sumber Manusia Kementerian 
dan Jabatan pada setiap tahun. 


Melaporkan kemajuan inisiatif Hala 
Tuju Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) pada 
setiap bulan. 


Membangun dan menggubal Pelan 
Anti Rasuah (KKR). 


Membangun dan menggubal Pelan 
Anti Rasuah (MOF). 


Memperkemaskan 
struktur /mengukuhkan perjawatan 
sekurang-kurangnya sepuluh (10) 
agensi Kerajaan Negeri pada tahun 
2022. 


Mengadakan Hari Integriti Negeri 
Sabah dengan menyasarkan 
penyertaan 500 anggota 
perkhidmatan awam negeri Sabah 
pada setiap tahun. 


Mengadakan Jelajah You-INS di 
peringkat Kementerian, Jabatan dan 
Agensi dengan menyasarkan 
pelaksanaan sepuluh (10) siri jelajah 
setiap tahun. 


ah 


Menganjurkan satu (1) kursus / bengkel 
kepada Ahli Lembaga Pengarah dan 
kakitangan pengurusan utama Badan- 

Bandan Berkanun dan Syarikat 
Kerajaan Negeri pada setiap tahun. 


Mengumpul data aset, liabiliti dan 
ekuiti di sekurang-kurangnya 100 
Kementerian/Jabatan/Pejabat 
Daerah. 


№ 


Menjalankan bancian penduduk setiap 
dua (2) kali setahun di lima (5) buah 
Skim Penempatan Orang Asing. 


= 
о 


Bilangan Rang Undang-Undang Dan 
Pindaan Undang-Undang Yang 
Diluluskan Oleh Dewan Undangan 
Negeri Sabah Pada Tahun Semasa 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Rang Undang-Undang Dan 
Pindaan Undang-Undang Yang 
Diluluskan Oleh Dewan Undangan 
Negeri Sabah Pada Tahun Semasa 


Bilangan Persidangan Yang 
Dijalankan 


Laporan Kemajuan Inisiatif Hala Tuju 
Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) 


Peratus Penyiapan 


Peratus Kemajuan 


Bilangan Agensi Yang Diselesaikan 


Jumlah Peserta 


Jumlah Jelajah Yang Dilaksanakan 


Peratus Kehadiran Bengkel 


Penerimaan Data Dari Setiap PTJ 


Bancian Penduduk 
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12 Rang Undang-Undang 


0 
0 


500 Orang 


10 Siri Jelajah 
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ы 


Menyasarkan penurunan kadar 
teguran di bawah 5% ke atas baucar- 
baucar kerajaan. 


Menyediakan sebuah Buku Garis 
Panduan Tadbir Urus Agensi Awam 
Negeri Sabah yang komprehensif. 


Merangka Pelan Strategik Lembaga 
2022-2026 (PSL 2022-2026) pada 
tahun 2022. 


Menerbitkan 4 terbitan (Laporan 
Tahunan Arkib Negeri Sabah 2014 — 
2020), Dairi A.R. Dunlop, Biografi Tun 

Sakaran) dan Sejarah Sembulan. 


Memantapkan sistem dan prosedur 
kewangan yang berkuat kuasa di 
semua Kementerian / Jabatan / 

Agensi dengan pelaksanaan Indeks 
Akauntabiliti berdasarkan garis 
panduan Jabatan Audit Negara. 


Mensijilkan satu (1) Projek Sustainable 
Forest Management (SFM) Dengan 
Keluasan 1,452 Hektar di bawah 
International Union For Conservation Of 
Nature (IUCN) Green List. 


Menyediakan laporan tahunan Hala 
Tuju Sabah Maju Jaya (Pelan 
Pembangunan 2021-2025) pada 
setiap penghujung tahun. 


Pelaksanaan lesen akses dan eksport 
akademik sumber biologi Sabah oleh 
Pusat Biodiversiti Sabah. 


Penguatkuasaan peraturan berserta 
garis panduan perlu dilaksanakan 
selari dengan Enakmen Biodiversiti 

Sabah 2000/2017. 


Mengumpul dan mendokumentasi 
maklumat / data yang melibatkan 
pengetahuan tradisi TEK (terutama 

sekali dalam kajian ethnobotani) di 8 
komuniti tempatan dan natif di Negeri 
Sabah sehingga tahun 2025. 


Kajian dan semakan semula SBS 2012 
- 2022 mengikut Terma Rujukan yang 
disediakan dan kajian tersebut harus 

selesai pada 2022. 


Membuat kajian dasar bioteknologi 
Sabah untuk menghasilkan Sabah 
Biotechnology Strategic Plan. 


Peratus Penurunan Kadar Teguran 
Berbanding Tahun 2020 


Peratus Kemajuan Penyiapan Buku 


Peratus Kemajuan Proses 


Jumlah Terbitan 


Bilangan Sesi Audit Indeks 
Akauntabiliti Yang Dikendalikan + 
Sasaran Bilangan Sesi X 100 


Peratusan Kemajuan Proses 


Peratus Kemajuan Penyiapan 
Laporan 


Peratusan Kemajuan 


Peratusan Kemajuan Proses 


Peratusan Bilangan Komuniti Dan 
Natif 


Peratusan Kemajuan Kajian 


Peratusan Kemajuan Kajian 
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BERTERASKAN 
TEKNOLOGI DAN INOVASI 
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PENGAPAIAN 
INISIATIF 
TAHUNAN 
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Melancarkan sistem Pendaftaran 
Rakyat Sabah di Semenanjung 
Malaysia pada tahun 2022 dan akan 
dirasmikan oleh Ketua Menteri atau 
wakilnya. 


Memastikan 100% laporan insiden 
dalam Sabah Pay telah diambil 
tindakan dan dimaklumkan kepada 
pihak yang bertanggungjawab oleh 
Unit Sabah Pay dalam tempoh masa 3 
hari. 


Memastikan Aplikasi Sabah Pay 
digunapakai oleh 200,000 pengguna 
menjelang tahun 2022. 


Memastikan sekurang-kurangnya 
15,000 transaksi dalam Aplikasi 
Sabah Pay dilakukan antara 
pengguna-pengguna dan agensi- 
agensi Kerajaan Negeri Sabah 
menjelang tahun 2022. 


Memasukan senarai tajuk penerbitan 
dalam sistem pengurusan arkib negeri 
dengan sasaran 15,000 bagi tahun 
2022. 


Membangun dan menggunakan Sistem 
Cukai Jualan Negeri (eCJN). 


Membangun dan menggunakan Sistem 
e-Anggaran Hasil. 


Membangun dan menggunakan Sistem 
Pengurusan Arkib Negeri pada tahun 
2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
aplikasi “museum edu” yang berfungsi 
sebagai platform tempahan untuk 
aktiviti pembelajaran dan penglibatan 
masyarakat (community engagement) 
pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 

aplikasi mudah alih “Desa Marina” 

untuk digunakan oleh orang awam 
pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 

aplikasi mudah alih “Misteri Penyu 

Mati” untuk digunakan oleh orang 
awam pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
aplikasi Tempahan Fasiliti di Muzium 
Sabah pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
empat (4) sistem aplikasi KPLBS iaitu 
Sistem Pengurusan JPKK, Sistem Bank 
Data e-Kasih, Sistem Ketua Isi Rumah 

(KIR) Negeri Sabah dan Sistem e- 
Lesen. 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Purata Insiden Diambil 
Tindakan 


Bilangan Pengguna 


Jumlah Transaksi 


Bilangan Tajuk Penerbitan 


Peratus Penyiapan 
Peratus Penyiapan 


Purata Daripada Markah Peratusan 
Sub-Inisiatif. 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 


Peratus Penyiapan 
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Membangunkan dan menggunakan 
lima (5) sistem aplikasi bagi kegunaan Peratus Penyiapan 
Pihak Berkuasa Tempatan. 


ы 


Membangunkan dan menggunakan 
Portal BKNS bagi memudahkan proses 
pembayaran elaun BKNS pelajar dan 
telah dikemaskini mengikut keperluan 

semasa bagi tahun 2022. 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


а 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Aduan Kesalahan Jenayah 
Syariah (Modul Tangkapan dan 
Penguatkuasaan). 


о 


Peratus Penyiapan Sistem 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem e-Kenderaan. 


N 


Peratus Penyiapan 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem e-Ticketing di Pusat Sejadi 
Taman Hidupan Liar Lok Kawi Kemajuan Pembangunan Sistem 
menggantikan kaedah “conventional 
ticketing” dan siap pada tahun 2022. 


= 
со 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Informasi dan Pemantauan 
Kawasan Konservasi (CAIMS) bagi tiga 
(3) jenis kelas hutan simpan yang 
dilindungi sepenuhnya pada tahun 
2021 dan menggunakan Sistem 
Informasi dan Pemantauan Kawasan 
Konservasi (CAIMS) pada tahun 2022. 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Inventori Aksesori Pakaian Peratus Kemajuan Sistem 
Istiadat (SIPIR). 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Mahkamah Anak Negeri 
dan Sistem Modul Perkahwinan Anak 
Negeri. 


= 


Peratus Penyiapan 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Maklumat Ketua 
Kampung atau Ketua Daerah atau 
Ketua Anak Negeri. 


22 


Peratus Penyiapan 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Tempahan Penyelidik di 
Pusat Rujukan Muzium pada tahun 
2022. 


(4) 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pangkalan Data Pekebun Kecil 
Getah Negeri Sabah menjelang tahun 

2024. 


ы 


Peratus Kemajuan 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pembayaran e-banking untuk 
pelanggan-pelanggan Skim Pinjaman 
Rumah Panjang (SPRP) pada tahun 
2022 (LPPB menyediakan akaun maya 
atau “virtual account”). 


N 
о 


Pembangunan Sistem 
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Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pengurusan Fail Dan 
Pengesanan Dokumen Atau Surat. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem State Government Approval 
(SGA) Online Ver 2.0. 


Membangunkan dan menggunakan 
tiga (3) sistem atas talian pada tahun 
2021 dan 3 Sistem atas talian pada 
tahun 2022. 1. e-Land Enquiry (Web 
Processing System) 2. Online 
calibration application (For Andus site) 
3.Online Land Acquisition Plan (E- 
lacplan) For Valuation Section, Lands 
And Surveys Department, Sabah. 


Membangunkan Dashboard Monitor 
bagi tujuan pemantauan berpusat 
dalam usaha merekod kemajuan dan 
pencapaian bagi setiap bahagian 
dalam kementerian pada tahun 2022. 


Membangunkan sebanyak 50% 
Geographic Information System (GIS) 
bagi menyimpan maklumat 
perkilangan dan Usahawan 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 
di negeri Sabah. 


Membangunkan sistem e-Matriks bagi 
Pegawai Perkhidmatan Gunasama 
Pentadbiran (N) Negeri. 


Membangunkan Sistem Nelayan Digital 
dan Memberi latihan aplikasi kepada 
70 orang nelayan setiap tahun 
sehingga tahun 2025. 


Membangunkan sistem permohonan & 
pemprosesan peruntukan 
pembangunan (D Vote) JKM untuk 
Bahagian Pengurusan Kewangan (BPK) 
menjelang tahun 2022. 


Membangunkan sistem permohonan 
dan pemprosesan lesen perniagaan 
untuk Pejabat Daerah di bawah 
Flagship Pendigitalan Pejabat Daerah. 


Membangunkan Sistem Permohonan 
menyertai International Greentech & 
Eco Products Exhibition & Conference 
Malaysia (IGEM) dan Pemantauan 
Data Inisiatif Teknologi Hijau Kerajaan 
Negeri Sabah. 


Menaik taraf perkhidmatan Balai Seni 
Lukis Sabah melalui pembangunan 
aplikasi lawatan alam maya yang 
disasarkan selesai dalam 1 tahun. 


Menaik taraf Sistem Pengurniaan 
Darjah Kebesaran (e-Kurnia). 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Penyiapan 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Peratus Penyiapan 


Peratus Pembangunan Sistem 


100% Pembangunan Sistem Dan 70 
Orang Nelayan Dilatih 


Peratus Kemajuan & Bilangan 
Nelayan Dilatih 


Prestasi Kemajuan 


Bilangan Daerah 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Kemajuan Penyiapan Aplikasi 


Peratus Kemajuan Sistem 


145 


PEMBOLEH DAYA 5 


wo 
со 


© 


ы 
o 


ы 


№ 


ы 


ы 


ы 
о 


ы 
со 


ы 
ые) 


Menaik taraf Sistem State Projects 
Information System (SPINS) ke versi 
2.0. 


Menaiktaraf perkhidmatan kereta api 
dengan mengadaptasikan teknologi 
digital menjelang tahun 2025. 


Menambah baik Pengurusan Sistem 
Rekod Arkib ke Versi 2. 


Menambah baik Sistem e-PUKONSA 

melalui penggunaan Digital Payment 

Gateway dan Sijil Identiti Dan Sistem 
Penandatangan Digital. 


Menggunakan aplikasi Development 
Plan e-Submission bagi semua 25 PBT 
menjelang tahun 2025. 


Menggunakan aplikasi mudah alih 

“Polis Alam Sekitar (POLAS)” untuk 

digunakan oleh orang awam pada 
tahun 2022. 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Penyiapan 


Aktiviti Khidmat Nasihat Yang Siap 
Dilaksanakan Kepada Jabatan 
Kerajaan. 


Peratus Penyiapan 


Peratus Penggunaan 


Kemajuan Pembangunan Aplikasi 


Menggunakan Dashboard SMJ MID. Peratus Penyiapan 100% 


Menggunakan Pangkalan Data “Web 
Base” Bagi Pengurusan Operasi 
Penguatkuasaan dan Kes Tangkapan 
Jenayah Hidupan Liar iaitu Sistem 
Pangkalan Data Penguatkuasaan 
(SPDP) dan siap menjelang tahun 
2022. 


Menggunakan satu Sistem 
Pemprosesan Laporan Penilaian Kesan 
Alam Sekitar (Database of 
Environmental Impact Assessment 
System - DEIAS) pada tahun 2022. 


Menggunakan satu Sistem Permohonan 
Pendaftaran dan Pembaharuan Sijil 
Perunding Alam Sekitar (Environmental 
Consultant Registration And Renewal 
System - ECRES) pada tahun 2022. 


Menggunakan sistem atas talian bagi 
permohonan bantuan dana/kewangan 
untuk aktiviti dan program alam sekitar 

pada tahun 2022. 


Menyasarkan 50,000 Rakyat Sabah 
yang berada di seluruh Semenanjung 
Malaysia didaftarkan dalam Sistem 
Pendaftaran Rakyat Sabah menjelang 
tahun 2025. 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


50,000 Rakyat Sabah Yang Berada 
Di Seluruh Semenanjung Malaysia 
Didaftarkan Dalam Sistem 
Pendaftaran Rakyat Sabah 
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Menyasarkan pemprosesan 
permohonan tanah orang awam yang 
secara puratanya boleh mencapai 
sebanyak 300 setiap tahun dan 
memudahkan proses penyemakan 
status permohonan tanah melalui 
pembangunan Sistem e-BUMi bermula 
tahun 2022 sehingga 2025. 


Menyediakan aplikasi permohonan Sijil 
PUKONSA atas talian (e-PUKONSA) 
untuk Kontraktor Kerja, Kontraktor 
Bekalan & Perkhidmatan dan 
Juruperunding yang berdaftar di 
Sabah. 


Menyediakan pelantar E-Pembelajaran 
dalam talian Sabah ELITE Percipio 
kepada 1500 Pegawai Awam Negeri 
Gred 41 dan ke atas. 


Menyiapkan 100% Pelan Pendigitalan 
Kementerian Kerja Raya. 


Merancang pembangunan Sistem 
Latihan Kemahiran Bersepadu Negeri 
Sabah (SiLK) yang bakal dilancarkan 

pada tahun 2023. 


Merangka dan membangunkan satu (1) 
sistem kelulusan untuk menambahbaik 
dan mempermudahkan proses 
kelulusan pembiayaan rawatan 
perubatan bagi pegawai dan pesara 
bagi Perkhidmatan Awam Negeri 
Sabah serta ahli keluarga yang 
berkelayakan. 


Mewujudkan pangkalan data 
pengukuhan kebajikan haiwan 
menjelang tahun 2025 bermula pada 
tahun 2022. 


Mewujudkan sistem pengurusan data 
setinggan yang lebih sistematik dan 
selamat. 


Pelaksanaan pendigitalan sekurang- 
kurangnya dua puluh empat (24) buku 
Laws of North Borneo, Enakmen, 
Ordinan dan Undang-Undang lama 
secara berperingkat setiap tahun. 


Pendigitalan lima (5) jenis surat khabar 
tempatan dari tahun 1883-1973. 


Pendigitalan Pentadbiran Data Sumber 
Hutan Negeri Sabah. 


Penggunaan sistem Sabah Biodiversity 
Access and Export Online Application 
System (SaBAES) untuk permohonan 
lesen akses dan eksport akademik 
sepenuhnya secara atas talian. 


Peratusan Bilangan Permohonan 
Tanah 


Peratus Penyiapan 


Bilangan Pegawai Yan 
© E € 1500 Pegawai Awam Negeri Gred 
Menggunakan Pelantar E- 
і 41 ke atas 
Pembelajaran 


Peratus Penyiapan 
Peratusan Kemajuan Penyiapan 


Sistem 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Kemajuan 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Bilangan Buku Laws Of North Borneo 
Dan Yang Lain-Lain Yang Diimbas 
(Scanning) 


Bilangan Surat Khabar 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Peratusan Kemajuan 
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PEMBOLEH DAYA 5 


Pengoperasian sistem Pendaftaran 
Rakyat Sabah di Semenanjung 
Malaysia pada tahun 2022 
sepenuhnya. 


Sistem E-Perkahwinan iaitu fasa 
pertama: membangunkan dan 
menggunakan sistem permohonan & 
kebenaran Kahwin Semasa. Sistem ini 
secara atas talian untuk kegunaan 
orang awam. 


o 
о 


Menaiktaraf sistem Job Online. 


Menaiktaraf Sistem e-Zakat pada 
tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pemungutan Data Penginapan 
Hotel dan Sistem Inventori Hotel secara 
dalam talian menjelang tahun 2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem profiling pendidikan negeri 
Sabah bagi menyimpan maklumat 
setiap IPTA/IPTS dan sekolah-sekolah 
yang terdapat di negeri Sabah. 


Membangun dan menggunakan 
Emoluments Budgeting System. 


Membangunkan dan menggunakan 
dashboard “e-heritage” yang 
berfungsi sebagai platform untuk 
mengakses rekod senarai Warisan 
Negeri serta status pewartaan pada 
tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Modul Jualan Bahan Terbitan 
Muzium pada tahun 2022. 


2 


Membangunkan dan menggunakan 
Pusat Pangkalan Data Pelesenan dan 
Permit yang dikeluarkan oleh Jabatan 

Hidupan Liar Sabah secara 
berperingkat dan siap pada tahun 
2022. 


N 


Membangunkan Sistem e-Bayaran 
Permit Pelawat ke Kawasan Rekreasi 
Berasaskan Alam Semula Jadi di 
Kawasan Hutan Simpan pada tahun 
2021 dan 2022. 


N 
о 


Membangunkan dan menggunakan 
Dashboard Sabah Maju Jaya pada 
tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
INSAN Integrated Training System 
(INSAN-ITS). 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Penyiapan Sistem 


1. Peratus Kemajuan Naik Taraf 
Sistem 


Peratus Penyiapan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Peratus Pembangunan Sistem 


Peratus Penyiapan 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Peratusan Kemajuan Sistem 


Prestasi Kemajuan 


Peratus Pembangunan Sistem 


148 


64 Sistem Pengurusan Bencana. Peratus Kemajuan Sistem 100% 


PEMBOLEH DAYA 5 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem e-SOKONG pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem pendaftaran secara atas talian 
(online) untuk penyertaan Sukan Sabah 

(Saga Games) pada tahun 2023. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Tempahan Dewan oleh syarikat 
pembekal (GoNet) menjelang tahun 
2025. 


Mewujudkan dan Membangunkan E- 
LESEN bagi memudahcara pelanggan 
DBKK untuk memohon semua jenis 
lesen(trading license) secara atas talian 
menjelang 2025. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permohonan Penduduk Tetap. 


Mengumpul dan merekod maklumat / 
data terdahulu sehingga kini mengenai 
spesies hidupan liar di Sabah untuk 
dimasukkan ke dalam sistem Sabah 
Biodiversity Intergrated Information 
System (SaBIIS) dalam bentuk peta 
serta menerbitkan maklumat berkaitan 
spesies berkenaan. 


Bangunkan akaun/portal repository 
yang dapat diakses oleh semua 
dengan kerjasama Jabatan 
Perkhidmatan Komputer Negeri dan 
Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah 
pada akhir tahun 2022. 


Kajian Membangunkan dan 
menggunakan Sistem Penyampaian 
Pengemaskinian dan Penilaian Dasar- 
Dasar Kerajaan pada tahun 2022. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pas Kerja (Umum, Oil & Gas 
dan Ekspatriat). 


Sistem e-Kemasukan Tingkatan Satu 
iaitu membangunkan dan 
menggunakan sistem e-Kemasukan 
pelajar Tingkatan Satu. 


Membangun dan menggunakan 
Budgeting Supply and Development 
System. 


Mendaftarkan seramai 750 orang ahli 
Sukarelawan dalam Sistem Sabah 
Social Time Bank pada tahun 2022. 


Membangunkan Sistem “Facility 
booking & Reservation’ Yayasan 
Sabah menjelang 2025. 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratusan Kemajuan 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Penyiapan Sistem 


Peratus Penyiapan 


Bilangan Pendaftaran Ahli 


Peratusan Kemajuan 
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PEMBOLEH DAYA 5 


Menambahbaik sistem e-Tempahan 
akan ke versi-2 dengan kerjasama 
Jabatan Perkhidmatan Komputer 
Negeri pada akhir tahun 2022. 


Pewujudan Akaun Satelit Pelancongan 
(TSA) Negeri Sabah dan siap 
menjelang tahun 2025. 


Membangun dan menggunakan Sistem 
e-Perolehan. 


Membangun Satu Sistem Saluran 
Maklumat sebagai Medium 
Penyampaian Maklumat /Aduan antara 
Jabatan dengan Masyarakat dan 
sebaliknya. 


© 
№ 


Membangunkan dan menggunakan 
sistem pelaporan Unit Pemimpin 
Pembangunan Masyarakat (UPPM). 


о 
w 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Pembelian Tiket Yuran Masuk di 
semua stesen dan penggunaan 
sepenuhnya sistem secara dalam talian 
di tiga (3) stesen utama iaitu Kompleks 
Taman Kinabalu, Sub Stesen Poring 
dan Sub Stesen Sorinsim. 


Mewujudkan Intelligent State Financial 
and Accounting System (iSFAS) - 
pendigitalan sepenuhnya Sistem 

Perakaunan dan Kewangan Negeri. 


so 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permohonan Tempahan 
(Bahagian Pemuliharaan) dalam talian. 


Membangun dan menggunakan sistem 
cashless untuk pembelian tiket secara 
debit card dan boost ke premis muzium 
pada tahun 2022. 


о 
N 


Menambah modul baharu sistem E- 
SPANS. 


Menambah modul penyampaian 
keputusan mesyuarat dijana daripada 
sistem E-SPANS. 


Membangunkan satu (1) aplikasi khas 
yang dikenali sebagai Sabah e-Law 
bertujuan untuk menyediakan akses 
tanpa terhad bagi sumber undang- 
undang yang terdapat di negeri 
Sabah menjelang tahun 2025. 


Peratus Kemajuan Sistem 


Kemajuan Penyiapan Sistem 


Peratus Penyiapan 


1. Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 2. Peratus Kemajuan 
Penggunaan Sistem 


1. Peratus Kemajuan Pembangunan 
Sistem 2. Peratus Kemajuan 
Penggunaan Sistem 


Pembangunan Sistem 


Peratus Pembangunan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Kemajuan Pembangunan Sistem 


Jumlah Modul Baharu Dalam Sistem 
E-SPANS 


1. Peratus Kemajuan Penambahan 
Modul Penyampaian Keputusan 
Mesyuarat 


1. Penyediaan Kertas Kerja Aplikasi 
Digital Sabah E-Law 
2. Permohonan Kelulusan Kewangan 
3. Penyediaan Kontrak Lantikan 
JPKN Sebagai Jurutera Perisian 
Sabah E-Law 
4. Proses Penyiapan Aplikasi Digital 
Sabah E-Law 
5. Pelancaran Rasmi Aplikasi Digital 
Sabah E-Law. 
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Membangun dan menggunakan 
Federal And State Loan System. 


Membangun dan menggunakan Sistem 
Kutipan Awam. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Permit Hiburan. 


Membangunkan dan menggunakan 
Sistem Maklumat Komuniti Pala'u. 


Peratus Penyiapan 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 


Peratus Kemajuan Sistem 
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PENGHARGAAN 


PENGHARGAAN KHAS 


Sekretariat Sabah Maju Jaya 
mengucapkan penghargaan 
dan terima kasih kepada YAB Ketua 
Menteri, YB Setiausaha Kerajaan 
Negeri, Ketua Pengarah Perkhidmatan 
Awam Negeri dan semua Setiausaha 
Tetap, Ketua Jabatan dan Penyelaras 
Inisiatif (Focal Person) di 
Kementerian/ Jabatan/ Agensi 
masing-masing di atas komitmen 
dan kerjasama dalam menjayakan 
Hala Tuju Sabah Maju Jaya 
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JABATAN / AGENSI 
KERAJAAN NEGERI 


JABATAN KETUA MENTERI 


KEMENTERIAN PERTANIAN PERIKANAN 
DAN INDUSTRI MAKANAN 


KEMENTERIAN KERJA RAYA 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 
LUAR BANDAR 


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 


KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN 
DAN ALAM SEKITAR 
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KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN 
DAN PERUMAHAN 


KEMENTERIAN KEWANGAN 


KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI 
DAN INOVASI 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 
DAN KEUSAHAWANAN 


Sekalung penghargaan dan terima kasih juga 
diucapkan kepada semua pihak yang terlibat 
secara langsung dan tidak langsung atas 


a bakti sepanjang menjayakan 
la Tuju Sabah Maju Jaya 


) ROSMADI BIN DATU SULAI, JP 
SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


RAMLEE BIN KARIAH 
TIMBALAN KETUA SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


ROSNIH BINTI OTHMAN 
PENGARAH SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


SEKRETARIAT SABAH MAJU JAYA 


CHUNG CHING YIAN 
MOHD HISHAM BIN UJANG 
MOHD IZZAT BIN AHMAD 
NUR SHAMIMI KHALISAH BINTI JAMIL 
NUR SYAHIRRA NATHASA BINTI STEPHEN 
MOHD IZWAN IZZUDDIN BIN RAMLAN 
JOSEPH IVOR BACHEE 
OREYNIE ARLINA YEOP BINLI MD ARLING 
EVY CHARLYN MASIUL 
NUR SYAOIRAH BINTI MANSOR 
MUHAMMAD AFIG BIN AWANG MUHAIDIN 
AZLAN BIN ASNIN 
IZAMRI BIN ROSMAN 
MOHD FIRDAUS BIN SARIMAN 


BAHAGIAN PRESTASI AGENSI AWAM 


DR. ZULASRI BIN PITTING 
CLARICE ADRIAN 
SOMIIN BINTI SUALIN 
AIMAN AKMAL BIN MOHAMAD @ MUHAMMAD 
DANIEL ARIZIO CASIANUS BANSIN 
MIZA HANIRA BINTI ABD KARIM 
SHIRLEY JOSEPH 
HANISH SHAMSIAH TALIP 
NOOR ATHIRAH FARAHAIN HASENI 
GARINO PANCHIDO GANKAI 


MOHD FIKRI BIN MAHMUDA 
MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH SALLEH 
BECKY BERTHILDA YUSAK 
CHELSIE FEELEY BACHEE 
NA'IMAH BINTI AHMAD 
NURUL ADILAH BINTI AHMAD RASYID 
ALORENSO SAMPALADON 
SITI SHAERA BINTI SALLEH 
SANDRA ANN JERRY 
AG MOHD HAZMAN BIN HASSAN 
MOHD AIZAT BIN AZLAN 
CHRISTY BETTY JOHN 
NURAZLINA BINTI MATMALI 
HISYAM BIN HAZARIL 


BAHAGIAN GOVERNAN DAN KORPORAT 


MASAWI BIN SALLEH 
MAZNAH BINTI MOHD MAUN 
MOHD GAZALI BIN SUHAILI 


SYARIFAH NURUL AIN ATIKA PUTRI HAMNIS BINTI SYED ABDUL HAMID 


NUR AZIRAH BINTI MOHAMMAD AZWAN 
NURUL SHARIFAH SAKINAH BINTI HEXTASAN 
MOHD NASHRUL BIN IBRAHIM 
DAYANG HANIA BINTI RAFEI 
RADZIF BIN ISMAIL 
MOHD ARIB ABD MASAH 
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SABAH MAJU JAYA 


Sabah Maju Jaya yang merupakan slogan Jata Negeri sejak sekian lama telah 
diangkat sebagai nama pelan pembangunan Negeri Sabah bagi tahun 2021-2025, untuk 
membawa citra inklusiviti, pemilikan bersama dan kebertanggungjawaban setiap 
anak Sabah untuk menjayakan agenda pembangunan negeri. Hala Tuju Sabah Maju 
Jaya berfungsi sebagai panduan hala tuju dasar dan program kerajaan, seterusnya 
memandu arah pelaksanaan secara terancang dan strategik, untuk mencapai sasaran 
dan matiamat yang bertepatan dengan keperluan шш у а 


